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RUNDER 
TISCH 


Zusammenfassung der Empfehlung 
des RUNDEN TISCHES, 9. Februar 2010 


Der RUNDE TISCH „Gewässerschutz Werra/ 
Weser und Kaliproduktion“ weist mit seinem 
Namen auf die beiden Seiten der Thematik 
hin: Die Gewinnung eines wertvollen Rohstoffs 
verbunden mit Arbeitsplätzen und Wertschöp- 
fung einerseits und hohe Umweltbelastungen 
andererseits. Das Werratal an der hessischt- 
hüringischen Landesgrenze ist seit über hun- 
dert J ahren ein Zentrum der Kaligewinnung in 
Deutschland. Die kontinuierliche Weiterent- 
wicklung der Produktionstechnologien brachte 
zwar bisher eine deutliche Verringerung der 
Umweltbelastungen. Dennoch bleiben die mit 
der Kaligewinnung verbundene Versalzung von 
Werra und Weser sowie die Versenkung von 
Salzabwasser in den Untergrund ein Problem - 
für die Natur, für die Anlieger und für die Ge- 
wässernutzer. Aufgrund der breiten Unzufrie- 
denheit mit dem Zustand von Werra und Weser 
und den rechtlichen Anforderungen zum Schutz 
des Grundwassers und der Oberflächengewäs- 
ser, insbesondere der Europäischen Wasser- 
rahmenrichtlinie, besteht Handlungsbedarf: be- 
stimmte Schutzziele sollten kurzfristig, andere 
in verbindlichen Schritten spätestens bis 2027 
erreichtwerden. 











Die Landtage von Hessen und Thüringen haben 
deshalb im J ahr 2007 die Gründung des RUNDEN 
TISCHES „Gewässerschutz Werra/ Weser und 
Kaliproduktion“ beschlossen: „Die Einrichtung 
des RUNDEN TISCHES verfolgt das Ziel, die Dis- 
kussion über die Verbesserung der Gewässer- 
qualität von Werra und Weser und die Perspekti- 
ven nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns auf 
eine konsolidierte sachliche Grundlage zu stel- 
len, Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen und 
tragfähige Lösungsvorschläge zu entwickeln. 
(Zitat aus der Einsetzungserklärung). 
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Seit März 2008 arbeiten am RUNDEN TISCH 
Vertreterinnen und Vertreter von Anrainerkom- 
munen, Umwelt- und Fischereiverbänden, Bür- 
gerinitiativen, Gewerkschaften, Industrie- und 
Handelskammer gemeinsam mit dem Unterneh 
men K+S AG’ und den Bundesländern Thüringen, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Bremen sowie dem Bundesumweltminis 
terium an solchen Lösungen. Unter Leitung von 
Prof. Dr. Hans Brinckmann und unter wissen 
schaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Dietrich 
Borchardt (Helmholtz Zentrum für Umweltfor- 








schung - UFZ in Magdeburg) sowie weiterer 
Experten setzte sich der RUNDE TISCH in insge- 
samt 16 Sitzungen mit der Problematik ausein- 
ander, bis er am 9. Februar 2010 die vorliegende 
Empfehlung verabschiedete. Der Weg zu dieser 
Empfehlung verlief über eine sehr konstruktive, 
wenn auch in Teilen kontroverse Debatte. Dort, 
wo keine Einigung erreichbar war, finden sich 
M inderheitsvoten als Fußnote im Text. 


Die Empfehlung des RUNDEN TISCHES hat die 
Sicherung der Arbeitsplätze und der Kalipro- 
duktion zur Grundlage und wird gemeinsam mit 
weiteren Maßnahmen der Flussgebietsgemein- 
schaft Weser die nachhaltige Verbesserung der 
Umweltsituation herbeiführen. Sie umfasst die 
folgenden M a& nahmen und Verfahrensschritte: 


1. Der RUNDE TISCH empfiehlt, alle M a&nah- 
men zur nachhaltigen Entsorgung so zu 
gestalten, dass Arbeitsplätze und Produk- 
tion dauerhaft gesichert und die Gewässer 
(Werra, Weser, Grundwasser) bestmöglich 
entlastet w erden.” 


2. Der RUNDE TISCH empfiehlt, die lokale 
Entsorgung des unvermeidbaren Salzab- 
wassers aus der Kaliproduktion und von 
den Halden durch Einleitung in die Werra 
und durch Versenkung in den Untergrund 
schnellstmöglich, spätestens ab 2020 vol 
ständig einzustellen." 





3.Der RUNDE TISCH empfiehlt, die für den 
Standort Werra zur Zeit verfügbaren techni 
schen Potenziale zur effektiven Vermeidung 
und Verwertung von Reststoffen der Kali 
produktion baldmöglichst umzusetzen, um 
hierdurch das anfallende Salzabwasser um 
ca. 50% zu verringern. Bis spätestens 2015 
sollten die folgenden technischen Maßnah- 
men in Betrieb genommen sein: 





> Laugentiefkühlanlage am Standort Hattorf, 


> Weiterentwicklung der Kieseritflotation 
am Standort Wintershall, 


> ESTA®-Anlage am Standort Hattorf, 


> Eindampfanlage am Standort Unterbreiz- 
bach. 





Prof. Dr. Hans Brinckmann, 
Leiter des RUNDEN TISCHES 


` Formal die K4S AG. Zur K4S-Gruppe 
gehört die K4S KALI GmbH, die die Kali- 
gewinnung im Werratal betreibt. Zur Ver- 
einfachung wird im Folgenden nur noch 
das Kürzel ,K4S" verwendet. 


" Protokollnotiz der Mitglieder Körzell 
DGB), Nothhelfer (IGBCE), Dr. Schmidt 
Hersfeld-Rothenburg), Ernst ` (Unter. 
breizbach), Orth (Philippsthal), Krauser 
Wartburgkreis) und Mayer (Hessen): 
Sollte die Fortsetzung der Kaliproduktion 
und deren Arbeitsplátze auf dem Spiel 
stehen, weil die Realisierung der Fern- 
eitung an einem der Kriterien (rechtlich, 
echnisch, ökonomisch, ökologisch) 
scheitert oder sich verzögert, ohne dass 
dies dem Unternehmen K+S zuzurech- 
nen ist, halten es die Unterzeichner für 
hinnehmbar, aus überwiegenden sozio- 
ökonomischen Erwägungen die Ent- 
sorgung des nach Ausschöpfung aller 
vernünftigerweise machbaren Vermei- 
dungs- und Verwertungsanstrengungen 
noch verbleibenden Salzabwassers in 
die Werra im Rahmen des Wasserrechts 
beizubehalten. 





* Die Verbände der niedersáchsischen 
Fischer lehnen den Bau einer Fernlei- 
tung und die Einleitung in die Weser 
und in die Nordsee ab. 


"" Die Mitglieder Gunkel (thüringi- 
sche), Meier (niedersächsische) und 
Brauneis (hessische Umwelt- und Na- 
turschutzverbände), Wemheuer (nie- 
dersächsischer Landkreistag), Hix (Ver- 
treter der Bürgerinitiative Rettet die 
Werra) und Reimuth (Vertreter der hes- 
sischen Fischereiverbände) begrüßen 
das endgültige Ende der Versenkung in 
Thüringen und halten eine Versenkung 
salzhaltigen Abwassers in Hessen al- 
lenfalls bis 2015 für tragbar. 


Bericht 
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Der RUNDE TISCH hält es für erforderlich, dass K4S wei- 


terhin den jeweilige 


n Stand der Technik zur Vermeidung 


und Verwertung von Reststoffen der Kaliproduktion prüft 
und bei Anwendbarkeit unverzüglich umsetzt, um die Aus- 
beute des Wertstoffgehaltes aus dem Rohstoff der Lager- 


stätte zu erhöhen, d 


ie Salzabwassermenge zu reduzieren, 





die Nutzung der Hohlräume unter Tage zu optimieren und 
die Menge des zu entsorgenden festen Abfalls und damit 
auch das Wachstum der Halden und der Menge des Hal- 
denwassers zu verringern. 


. Der RUNDE TISCH empfiehlt, die Entsorgung des nach Um- 


setzung dieser Maßnahmen weiter anfallenden Salzabwas- 


sers durch den Bau 


einer Fernleitung an einen ökologisch 


verträglichen Einleitungspunkt im Bereich der Nordsee 
sicherzustellen und damit Oberflächen- und Grundwasser 


nachhaltig zu entlast 


en. K+S sollte unverzüglich mit der Pla- 


nung einer Fernleitung beginnen und ein umsetzbares Kon- 


zept bis Ende 2010 vo 


rlegen. Aufgabe der beteiligten Länder 


sollte es sein, für die rechtliche und politische Umsetzbar- 
keit des Konzepts und für ein zügiges Genehmigungsverfah- 
ren über Ländergrenzen hinweg Sorge zu tragen. 


Für die Übergangszeit bis zur vollständigen Einstellung 
von Einleitung und Versenkung von Salzabwasser aus der 


Kaliproduktion und v 


ren der Fernleitung spätestens 2020 empfiehlt der RUNDE 
TISCH, im Zusammenwirken von K4S und den Ländern alle 


technischen und rec 
weise Verringerung 


Versenkung zu nutzen. Gleiches sollte für die Versenkung 
gelten. Die von K+S für die weitere Nutzung des Untergrun- 
des entwickelte Neue Integrierte Salzabwassersteuerung 
n 
g 


(NIS) sollte fortentwi 





welchen übergangsweisen Beitrag sie zur Verbesserun 
der Gewässerqualität bis zum Funktionieren der Fernlei- 


tung leisten kann. 


. Der RUNDE TISCH gründet seine Empfehlung auf die in den 


folgenden Kapiteln d 


fachlichen Erörterungen und verfolgt die Umsetzung des 


Szenario III (betriebli 


tung Nordsee), dessen Voraussetzungen und Wirkungen 


on den Halden und bis zum Funktionie- 


htlichen Möglichkeiten für eine schritt- 
der Einleitung in die Werra und der 


ckelt und daraufhin überprüft werde 





argestellten mehrheitlich akzeptierten 


che Optimierung und Fernleitung Rich- 





umfassend geprüft wurden und das die dauerhafte Verbes- 
serung der Gewässerqualität von Werra und Weser und 
des Grundwassers sichert. 


Der RUNDE TISCH empfiehlt, die Länder Thüringen, Hes- 
sen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen, der 
Bund und das Unternehmen K+S mögen zur Sicherung des 
Vertrauens in den Willen zur langfristigen Problemlösung 


baldmöglichstein sta 
Empfehlung des RUN 


rkes Zeichen dafür setzen, dass sie der 
DEN TISCHES zu folgen bereit sind. 


Der RUNDE TISCH hat eine aus Sicht der Mehrheit ausrei- 
chende technisch-wissenschaftliche Entscheidungsgrund- 
lage geschaffen und diese öffentlich dokumentiert. Auf dieser 
Grundlage empfiehlt er mit 20 J a-Stimmen', 3 Nein-Stimmen 
ohne Enthaltungen somit eine umfassende Systemlósung, die 
sich aus Maßnahmen zur Verminderung und Verwertung von 
Produktionsabfällen durch weitere Optimierung des Betriebs 
aus Mafinahmen zur lokalen und überlokalen Entsorgung 
unvermeidbarer Abfälle und aus weiteren Prüfaufträgen zu- 
sammensetzt. Bestandteil der Empfehlung sind Vorschläge 

d 

t 

g 


zum zeitlichen Ineinandergreifen einzelner Maßnahmen un 
zur Umsetzung im Sinne einer langfristig wirksamen Gesamt- 
lösung sowie einer anschließenden transparenten Begleitun 
der Umsetzungsschritte. 








Die Empfehlung des RUNDEN TISCHES basiert auf techni- 
schen, ökologischen und wirtschaftlichen Untersuchungen 
und orientiert sich an den Rechtsinstituten der Angemes- 
senheit und Verhältnismäßigkeit. M it ihrer Umsetzung wird 
ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, die Arbeitsplätze im 
hessisch-thüringischen Kalirevier und die Produktion von 
Düngemitteln und weiteren Stoffen dauerhaft zu sichern. Die 
Verhältnismäßigkeit des Aufwandes für Bau und Betrieb einer 
Fernleitung sieht der RUNDE TISCH durch den gesamtgesell- 
schaftlichen Nutzen der Verbesserung der Wasserqualität 
von Werra und Weser auch vor dem Hintergrund der von den 
Ländern der Flussgebietsgemeinschaft Weser geplanten öf- 
fentlichen Aufwendungen für die Gewässersanierung insge- 
samt als volkswirtschaftlich gegeben an; die Beurteilung der 
betriebswirtschaftlichen Angemessenheit zum heutigen oder 
zu einem zukünftigen Zeitpunkt der Inbetriebnahme entzieht 
sich hingegen der Beurteilungsmöglichkeit des RUNDEN TIl- 
SCHES. 





Spätestens ab 2020 ist eine nachhaltige Verbesserung der 
Qualität des Oberflächen- und Grundwassers erreichbar; 
dann können sich in Werra und Weser wieder reine Süßwas- 
ser-Lebensgemeinschaften etablieren und die Bedingungen 
für Nutzungen (insbesondere Fischerei, Trinkwassergewin- 
nung) verbessern sich. Voraussetzung für diese Verbesserung 
ist jedoch, dass parallel zur Umsetzung der Empfehlung des 
RUNDEN TISCHES die weiteren Belastungen von Werra und 
Weser abgebaut werden, wie im Bewirtschaftungsplan der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser vorgesehen. Dem RUNDEN 
TISCH ist bewusst, dass die Umsetzung seiner Empfehlung 
ganz wesentlich, aber nicht allein, von K4S abhängt. Es müs- 
sen Genehmigungsverfahren durchlaufen werden, es bedarf 
politischer Unterstützung und möglicherweise wird die Um- 
setzung auch von Gerichtsprozessen begleitet 














* Zwei weitere Zustimmungen wurden von Mitgliedern erklärt, die an der Ab- 
stimmung im Rahmen der Sitzung nicht teilnehmen konnten. 
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RUNDER 
TISCH 


Die Kontroverse um das Salz 


Seit Beginn der Salzeinleitungen in die Werra 
gibt es Streit. Bereits im J ahr 1912 war das 
Trinkwasser der Stadt Bremen gefährdet. 1913 
legte man erste Grenzwerte für Chlorid und die 
Gesamthärte fest. 


Seit Beginn des 20. J ahrhunderts sind Werra 
und Weser vom Salzabwasser beeinflusst und 
seit 1925 wird Salzabwasser in den Untergrund 
versenkt. Der im J ahr 1942 erstmals beantragte 
Grenzwert von 2.500 M illigramm Chlorid pro Li- 
ter Flusswasser am Werra-Pegel Gerstungen 
wurde 1943 bestätigt und in der letzten gemein- 
samen Sitzung der Kaliabwasserkommission 
1947 fortgeschrieben. In der Zeit der DDR wurde 
dieser Grenzwert nicht selten um das Zehnfa- 
che überschritten (siehe Abb. 21). Seit 2000 wird 
der Grenzwert von 2.500 Milligramm Chlorid 
weitestgehend eingehalten. 


Nach wie vor beschäftigt sich die öffentliche 
Debatte mit der Salzbelastung von Werra und 
Weser sowie des Grundwassers. Die Verwal- 
tungsbehórden müssen gesetzliche Anforde- 
rungen umsetzen, die Politik fordert Lósungen 
und vor Gericht werden Prozesse ausgetragen. 





Am 15. März 2007 fand in Kassel eine große An- 


hórung zur Werraversalzung statt. Und zwar im 


Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Um- 
weltausschüsse der Landtage aller fünf betrof- 
fenen Bundesländer (Thüringen, Hessen, Nie- 


dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen). 
Im Nachgang zu dieser Anhórung forderten die 


Landtage der beteiligten Bundesländer „die Bil- 


dung eines dauerhaften RUNDEN TISCHES ... 
mit Vertretern des Unternehmens K+S, von 
Umweltverbänden, Behörden, der betroffenen 
Bundeslánder sowie der Anrainerkommunen 
an Werra und Weser. Er soll die Aufgabe haben, 
Strategien und einen verbindlichen Zeitplan zur 
Verringerung der Salzbelastung in der Werra 
zu erarbeiten. Neben Umweltbelangen gilt es, 
gleichgewichtig die Kali-Arbeitsplätze in der 
Region zu sichern". 


Die Landtage sind sich einig: Das Problem soll 
in einem transparenten Dialog gelóst werden. 


Tiefe Gráben an der Werra 





01 Beispielhafte Zeitungsüberschrift 
aus HNA, 24.10.2007 


02 Blick auf das Kaliwerk Unter- 
breizbach mit Halde in Hattorf im Hin- 
tergrund (aus: K+S Mediathek, Bilder 
Kalibergbau, Standorte, Bild 23) 


Bericht 
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Die Länder Thüringen und Hessen beauftrag- 
ten den ehemaligen Präsidenten der Universi- 
tät Kassel, Prof. Dr. Hans Brinckmann, mit der 
Leitung des RUNDEN TISCHES. Für die wissen- 
schaftliche Begleitung konnte Prof. Dr. Dietrich 
Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor- 
schung, Magdeburg, in Kooperation mit der 
Universität Kassel gewonnen werden. 


Die Einsetzungserklärung formuliert: „Im Ein- 
vernehmen der beiden Landesregierungen be- 
rufene Vertreter von Umweltverbänden, Kom- 
munen und Landkreisen an Werra und Weser 
sowie Behörden der betroffenen Bundesländer 
werden dort gemeinsam mit dem Unterneh- 
men K+S Vorschläge erarbeitet, um die mit 
der Kaliproduktion verbundenen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Belange zu harmo- 
nisieren. Dies umfasst eine langfristige nach- 
haltige Entsorgung der Produktionsrückstände 
und die Verbesserung der Gewässerqualität 
von Werra und Weser ebenso wie die Siche- 
rung der Arbeitsplätze im Kalibergbau und die 
wirtschaftliche Entwicklungsperspektive der 
Region.“ Und weiter: „Die Einrichtung des RUN- 
DEN TISCHES verfolgt das Ziel, die Diskussion 
über die Verbesserung der Gewässerqualität 
von Werra und Weser und die Perspektiven 
nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns auf 
eine konsolidierte sachliche Grundlage zu stel- 
len, Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen und 
tragfähige Lösungsvorschläge zu entwickeln. 
Den Mitgliedern des RUNDEN TISCHES kommt 
dabei eine hohe Verantwortung zu. Die gestellte 
Aufgabe wird nur in einem transparenten, kon- 
struktiven, sachlichen und auf Konsens ausge- 
richteten Dialog bewältigt werden können, der 





sich unabhängig von laufenden Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren vollzieht und diese auch 
selbst unberührt lässt. Die Landesregierungen 
und K+S erwarten von der Arbeit des RUNDEN 
TISCHES deshalb Vorschläge und Empfehlun- 
gen von hoher Akzeptanz.“ 


Die Vorgaben an den RUNDEN TISCH: Er soll 
Lösungen erarbeiten. Und dies sachlich, aus- 
gewogen, transparent und im Dialog. Die Rol- 
len sind dabei klar: Der RUNDE TISCH macht 
Vorschläge. Je höher deren Akzeptanz, desto 
wahrscheinlicher die Umsetzung durch K+S 
und die Landesregierungen. 


Der RUNDE TISCH erarbeitete seine Empfeh- 
lungen in einem Zeitraum von 22 Monaten. In 
dieser Zeittraf er sich 16-mal. Zusátzlich fanden 
9 Sitzungen von Arbeits- und Fachgruppen statt. 
Der RUNDE TISCH vergab 12 Gutachten und Ex- 
pertisen. Zusätzlich zu den 25 Mitgliedern nah- 
men an den Sitzungen Beobachter teil, größ- 
tenteils aus Fachbehörden und von K+S. Die 
Sitzungen waren nicht öffentlich, aber Gäste 
aus Politik, Wissenschaft und Verbänden wur- 
den zugelassen. Alle Beteiligten setzten sich 
über die gesamte Laufzeit für eine konstruktive 
Lösung ein - und unterstützten die Arbeit mit ih- 
rer Zeit, ihren Ideen und mit ihrem Engagement. 


Während in der praktischen Arbeit M ehrheits- 
entscheidungen getroffen wurden, beruhen 
die im Folgenden dargestellten fachlichen 
Grundlagen der Empfehlung auf einem nahezu 
vollstándigen Konsens. Allerdings gab es auch 
kontroverse Positionen, die nicht auflósbar 
waren. Insbesondere ist hier die Empfehlung 


zugunsten einer Fernleitung in die Nordsee für 
das nicht vermeidbare Salzabwasser (das Land 
Niedersachsen, die niedersächsischen Fische- 
reiverbände sowie K+S unterstützen diese Lö- 
sung nicht) zu nennen. Wie Abbildung 04 zeigt, 
haben Anrainerkommunen und Initiativen und 
Verbände für Gewässerschutz eine starke Posi- 
tion am RUNDEN TISCH. Und mit Ausnahme ei- 
nes kommunalen Mitgliedes, das den RUNDEN 
TISCH als Reaktion auf die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung im J anuar 2009 verließ - der Sitz 
ging auf den Vertreter über -, blieben von An- 
fang bis Ende die Zusammensetzung konstant 
und die Beteiligung hoch. An den Sitzungen 
nahmen im Schnitt 84% der beteiligten Institu- 
tionen teil. 


Die Arbeit des RUNDEN TISCHES lässt sich in 
drei Phasen unterteilen: 


> Nach der anfänglichen Klärung von Auftrag 
und Zusammensetzung ging es als Erstes 
darum, den Sachstand zu erfassen: Welche 
Mengen an Salzabwasser fallen an, welche 
Wirkung haben diese, welche Verfahren 
wendet K+S an (siehe dazu Kapitel 2)? 


> Im zweiten Schritt untersuchte der RUNDE 
TISCH die Vielzahl der in der Diskussion be- 


Sitzverteilung am RUNDEN TISCH: 


Wirtschaft und Arbeit (inkl. Standortkommunen) 


findlichen Maßnahmen und technischen Ver- 
fahren zur Lösung des Salzproblems vor dem 
Hintergrund des Standes der Technik in der 
Kaliproduktion. Besonders geeignet erschei- 
nende Maßnahmen wurden ausgewählt und 
vertieft untersucht (siehe dazu Kapitel 4). 
Parallel dazu erarbeitete der RUNDE TISCH 
eigene Zielvorstellungen hinsichtlich der Ge- 
wässerqualität von Werra und Weser (siehe 
dazu Kapitel 3). 


> Darauf aufbauend stellte der RUNDE TISCH 
sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen zu 
Szenarien zusammen. Die Szenarien wurden 
verglichen und auf dieser Basis wurde die 
Empfehlung erarbeitet (siehe Kapitel 5). 


Die in diesem Bericht dokumentierten Er- 
gebnisse und die abschließende Empfehlung 
wurden mit großer Mehrheit getroffen. Der Be- 
richt beschreibt die zentralen Ergebnisse der 
Arbeit des RUNDEN TISCHES. 


25 Mitglieder des RUNDEN TISCHES beteilig- 
ten sich intensiv über 1,5 J ahre an der Suche 
nach einer Lösung. Sie arbeiteten konstruktiv, 
sachorientiert und engagiert. 


Plätze 


Er» 
Ess 
ELP 
Els 





K+S 





Gewerkschaften / Arbeitnehmer 





Wirtschaft (IHK) 





Standortgemeinden 





Verbände und Initiativen für Gewässerschutz 





Umweltverbände, Bürgerinitiativen 





Fischereiverbände 





Freizeit und Tourismus 





Anrainervertreter 





Anrainerkommunen (außer Standorten) 





Weserbund 





Landkreise 





Bundesländer und Bundesregierung 
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Friedrich Nothhelfer 
Industriegewerkschaft B erg- 
bau, Chemie, Energie 


„Die langfristige Sicherung 
der Arbeitsplätze im Kalirevier 
Werra und Neuhof ist mir 
wichtig. Der RUNDE TISCH 
hat mit wissenschaftlichen 
Einschätzung zu Lösungen und 
damit zur Versachlichung der 
Salzwasserproblematik einen 
wichtigen Beitrag geleistet.“ 


04 Sitzverteilung am RUNDEN 
TISCH 


Bericht 


Parallel dazu setzte sich der RUNDE TISCH 
mit aktuellen Entwicklungen auseinander. 
Zwar hielt er sich an die Vorgabe in der Ein- 
setzungserklärung, sich nicht mit laufenden 
Gerichts- und Verwaltungsverfahren zu be- 
schäftigen. Gleichwohl wurde die Arbeit des 
RUNDEN TISCHES von aktuellen Geschehnis- 
sen beeinflusst. So führte die Beendigung der 
Versenkung bei Fulda im J ahr 2007 dazu, dass 
K+S eine Pipeline für Haldenwasser vom Werk 
Neuhof-Ellers an die Werra plante. Das von An- 
fang an strittige Vorhaben begleitete die Arbeit 
am RUNDEN TISCH und führte dazu, dass die zu 
findende Lösung auch diese Abwassermengen 
einschließt. Vor allem die folgenden Ereignisse 
führten jeweils auch zu intensiven Debatten am 
RUNDEN TISCH. 


Am 27. Oktober 2008 präsentierte K+S der Öf- 
fentlichkeit ein umfangreiches Maßnahmen- 
paket zum Gewässerschutz. Bis 2015, so der 
Beschluss des Unternehmens, sollen bis zu 
360 Millionen Euro investiert werden, um das 
Salzabwasser zu halbieren und die darin ent- 
haltene Salzfracht auf insgesamt 2 Millionen 
Tonnen zu reduzieren. Auch wenn er von die- 
sem Schritt überrascht wurde, begrüßte der 
RUNDE TISCH diesen Schritt, da seine bishe- 
rigen Vorschläge zur Optimierung des Betriebs 
aufgegriffen wurden. 


In der Sitzung vom 12. November 2008 infor- 
mierte das Hessische Umweltministerium den 
RUNDEN TISCH, dass die bislang in Hessen 
praktizierte Versenkung von Salzabwasser in 
den Untergrund möglichst bald beendet werden 
muss. Hintergrund ist die zunehmende Besorg- 
nis der Gefährdung des Grundwassers. Schon 
vorher war in Thüringen der Probebetrieb zur 
Versenkung in der Gerstunger Mulde beendet 
worden. 


Mit diesen beiden Entwicklungen ändert sich 
die Größe des Problems für den RUNDEN 
TISCH: Nunmehr geht es nicht mehr „nur“ um 
7 Millionen Kubikmeter Abwasser mit 2 M illio- 
nen Tonnen gelöstem Salz, die bisher in Werra 
und Weser eingeleitet wurden, sondern um die 
doppelte Menge einschließlich aller bisherigen 
Einleitungen in den Untergrund. Mit dem Maß- 
nahmenpaket von K+S kann ein Teil des Prob- 
lems gelöst werden. 


Ende 2008 erklärt K+S sich bereit, ein umfang- 
reiches Maßnahmenpaket zu realisieren. Da- 
mit lässt sich die zu entsorgende Menge des 
Salzabwassers und der Salzfracht halbieren. 
Aber zeitgleich gibt das Hessische Umw eltmi- 
nisterium bekannt, dass die bislang praktizier- 
te Versenkung von Salzabw asser zu Ende geht. 





Da die hessische Versenkgenehmigung 2011 
endet und das Maßnahmenpaket erst 2015 voll- 
ständig greift, muss der Übergang geregelt wer- 
den. Ein im Auftrag des Hessischen Umw eltmi- 
nisteriums erstelltes Rechtsgutachten (Böhm 
2008, Rechtsgutachten zur Zuverlässigkeit der 
Versenkung in den Untergrund) erklárt: Eine 
Verlángerung der Versenkgenehmigung ist nur 
unter sehr restriktiven Bedingungen möglich. 
Eine dieser Bedingungen: Es muss ein Gesamt- 
konzept vorliegen, das zeigt, wie die Umweltbe- 
astungen aus der Kaliproduktion bis zum Ende 
der Laufzeit reduziert werden kónnen. Es muss 
eine Trendumkehr hin zur Reduzierung und 
etztlich Beendigung der Versenkung deutlich 
sein. Ob die von K+S als ,lonenaustausch" im 
Rahmen von NIS vorgesehenen Mafinahmen 
in diesem Zusammenhang zur Trendumkehr 
oder Reduzierung beitragen ist noch fraglich. In 
dieser Situation entscheiden sich die Landes- 
regierungen von Hessen und Thüringen sowie 
K+S, wie von den Landtagen schon 2007 vorge- 
schlagen, eine óffentlich-rechtliche Vereinba- 
rung abzuschließen. Dies erfolgte jedoch ohne 
vorherige Beteiligung des RUNDEN TISCHES. 
Kernpunkt: K4S muss bis Ende Mai 2009 eine 
Gesamtstrategie und bis Ende Oktober 2009 ein 
integriertes M a&nahmenkonzept zur Verminde- 
rung der Umweltbelastungen vorlegen. 











RUNDER 
TISCH 


Der RUNDE TISCH machte deutlich, dass er die 
Gesamtstrategie und das integrierte Maßnah- 
menpaket prüfen will, bevor diese den Ländern 
zugehen. Und er bezeichnete das Vorhaben, 
den geltenden Hártegrenzwert für die Einlei- 
tung in die Werra beizubehalten, wie es als Ziel 
in der Práambel der Vereinbarung formuliert ist, 
als voreilig. Er empfahl demgegenüber, vor einer 
verbindlichen Aussage zum Hártegrenzwert die 
Vorschláge des RUNDEN TISCHES abzuwarten. 
Die Vertragsparteien akzeptierten eine stárkere 
Rolle des RUNDEN TISCHES und fügten bei der 
Unterzeichnung am 4. Februar 2009 dessen For- 
derung als Protokollnotiz dem Vertrag bei. 


Diese Ereignisse verweisen auf die Rolle des 
RUNDEN TISCHES. Zwar hat er keine hoheitli- 
chen Aufgaben und kann keine verbindlichen 
Empfehlungen abgeben. Er kann keine óffentli- 
chen Verfahren und Anhórungen ersetzen. Aber 
aufgrund seiner neutralen, transparenten und 
sachbezogenen Arbeit hat er sich eine Posi- 
tion erarbeitet, die nicht ignoriert werden kann. 
Für die überwiegende Zahl der Vertreterinnen 
und Vertreter von Politik, Medien, Kommunen, 
Behórden und Verbánden in der Region ist 
der RUNDE TISCH eine neutrale und fachlich 


akzeptierte Autorität. So hat auch die Flussge- 





Der RUNDE TISCH hat keine formale Macht. 
Entscheidungen müssen Politik und Verw al- 
tung treffen. Aber sie können sich dabei auf die 
fachlich fundierte, sachbezogene und transpa- 
rente Empfehlung des RUNDEN TISCHES stüt- 
zen. 





Wenzel Mayer 

Hessisches Ministerium für 
Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz 


,Iragfáhigen Konsens gibt es 
nur auf der Grundlage harter 
Fakten. Harte Fakten sind 
Solche, an denen die Vernunft 
keine Zweifel lässt. Sie lassen 
sich nur in der Kontroverse 
erarbeiten.) e besser die 
Kontroverse, umso härter die 
Fakten. Die Arbeit des Runden 
Tisches war für einen solchen 
Prozess ein gutes Beispiel: so- 
lide Ergebnisse und ein breiter 
Konsens." 


- Empfehlung des RUNDEN TISCHES 
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05 Karte Flussláufe von Werra, 
Fulda und Weser mit Kalistand- 
orten: Neuhof-Ellers (NE), W in- 

tershall (W1), Hattorf (HA), 


Unterbreizbach (UB) 










2 


Salz an der Werra 


Gerstungen 


Thüringen 


Das Werratal birgt in 500 bis 1.000 M etern Tiefe 
wertvolle Rohstoffe: Steinsalz, Kalisalz und M a- 
gnesiumsalz. Das sind leicht in Wasser lósliche 
Stoffe. Sie blieben - neben anderen - vor 250 
Millionen J ahren übrig, als das damals hier be- 
findliche M eer verdunstet ist. 


Mit der Entdeckung der Bedeutung minerali- 
scher Dünger im 19. J ahrhundert hat Kalisalz 
das Kochsalzin der wirtschaftlichen Bedeutung 
eingeholt und mittlerweile, was die Preise an- 
geht, weit übertroffen. 


Seit den 1900er J ahren werden im Grenzgebiet 
von Hessen und Thüringen entlang der Werra 
hochwertige Kalirohsalze aus zwei übereinan- 
derliegenden Kalilagerstátten gewonnen. Nach 
einer wechselvollen Unternehmensgeschichte 
gehören das Werk Werra als Zusammenschluss 
der drei Standorte Unterbreizbach in Thüringen 
und Hattorf (Philippsthal) und Wintershall (He- 
ringen) in Hessen sowie das Werk Neuhof-El- 
lers bei Fulda heute der K4S KALI GmbH. 


Die K+S KALI GmbH ist innerhalb der K+S AG 
für den Geschäftsbereich „Kali- und Magne- 
siumprodukte“ zuständig. Während für den 
Bereich „Health Care & Food" hochreine M ate- 
rialien hergestellt werden, geht das M assenge- 
schäft vor allem in den Bereich der Düngemittel. 
Neben dem Verkauf von Auftausalzen für den 
Winterdienst produziert K+S für die Industrie 
(z.B. Waschmittelproduktion), die Tierfütterung 
(M ineralsalze) und die Medizin (Salzinfusionen). 


Im Werratal werden vor allem Kalisalze für die 
landwirtschaftliche Düngung gewonnen. Auf 
dem Weltkalimarkt steht die K+S KALI GmbH 
heute auf dem vierten Platz. 





06 Schematische Darstellung der 
Entstehung von Salzablagerungen 
(aus: K4S M ediathek - Bilder 
Kalibergbau, Bild 8) 


07 Querschnitt durch den Unter- 
grund (aus: K4S M ediathek - Bilder 
Kalibergbau, Bild 6) 


2.1 


Gewinnung des Salzes 


Um verkaufsfähige Produkte zu erhalten, boh- 
ren die Bergleute im Werrarevier Sprenglöcher 
in das Salz, lösen M aterial durch Sprengungen 
und transportieren das Rohsalz mit bis zu 20 Ki- 
lometer langen Laufbändern zu den Scháchten. 


Die Größenordnung des Abbaus wird deutlich 
angesichts der bis zu 250 Meter hohen Halden, 
der bis zu 16 Güterzüge, die bei Vollauslastung 
täglich mit Produkten zum Hamburger Hafen 
rollen und dort den Kalikai (10% des Exportvolu- 
mens des Hamburger Hafens) beliefern, sowie 
angesichts der Ausdehnung des unterirdischen 
Grubensystems zum Abbau über eine Fläche, 
die dem Großraum München entspricht. 


Im Abbau werden in der Regel Kammern „auf- 
gefahren“, zwischen denen Rohsalz als „Pfeiler“ 
stehen bleibt. Die Pfeiler nehmen den Gebirgs- 
druck der überlagernden Gesteinsschichten 
auf. So entsteht ein rasterartiges Muster. Ein 
Teil der entstehenden Hohlräume wird direkt 
wieder mit bergbaueigenem Versatz gefüllt. 
Nicht fórderfáhiges M aterial (im Wesentlichen 
Steinsalz) wird dem Förderstrom von vorneher- 
ein nicht zugeführt und verbleibt unter Tage - im 
J ahr 2008 knapp 4M illionen Tonnen. 


Salzgesteine reagieren auf Druck plastisch, sie 
verformen sich. Das führt zum langsamen Ver- 
schließen offener Hohlräume und dadurch zum 
Spannungsausgleich. Sind die Pfeiler zu klein, 
kann das Grubengebäude auch schlagartig zu- 
sammenbrechen (Gebirgsschlag). Großdimen- 
sionierte Pfeiler sollen dies vermeiden, führen 
aber zu einer Verringerung der Ausbeute. 


Aufgrund der Fließeigenschaften des Salzge- 
steines werden sich die durch den untertägigen 
Abbau der Salze entstandenen Hohlräume in 
etwa zehn- bis zwanzigtausend Jahren ge- 
schlossen haben. Die Senkungen an der Ober- 
fläche betragen anfangs 2 bis 3 Millimeter im 
J ahr. Sie verringern sich im Lauf der Zeit bis auf 
Null. 


RUNDER 
TISCH 


Die Prozesse der Ablagerung waren äußerst 
vielfáltig und so finden sich im Untergrund an 
unterschiedlichen Orten die verschiedensten 
Salz-Gemische. Abb. 08 zeigt beispielhaft, dass 


in den Kali führenden Schichten neben Koch- 


salz (Mineralphase Halit) vor allem Carnallit 


vorkommt, ein Mineral, das aus einer Verbin- 


dung von Kalium- und M agnesiumchlorid und 
Kristallwasser besteht. 


08 Zusammensetzung der Roh- 
salze' in Unterbreizbach, Werk 
Werra (Quelle: KAS AG), Vortrag 
Prof. Stahl, 6. Sitzung 


1,3% | Kieserit (M g50;H.O) 


34,7% | Halit (NaCI) 


w 





Diese Salz-Gemische müssen anschließend 


voneinander getrennt, gereinigt und konfekti- 


oniert werden. Insgesamt produziert das Werk 


Werra im J ahr ca. 3,4 Millionen Tonnen an Pro- 


dukten. Zählt man das Werk Neuhof-Ellers dazu, 
so handelt es sich um 4,5 M illionen Tonnen. 


KAS produziert am Standort Werra ca. 3,4 Mil- 


lionen Tonnen Salz im J ahr. Um diese Produkte 
zu gew innen, muss Rohsalz aus einer Tiefe von 
etw a 700 Metern gefórdertund dann industriell 


aufbereitet werden. Im Rohsalz finden sich ne- 


ben Kali- noch Kochsalz und Magnesiumsalze 
in unterschiedlichen Zusammensetzungen. 


52,1% | Carnallit (KCI-M gCL:6H,0) 
10,2 96 | Sylvin (KCI) 


1,7% | Sonstiges 


* KCI ist ein Kalisalz (Kali oder Kalium- 


chlorid), NaCl ist Kochsalz (Natrium- 
chlorid), MgCl, und MgSO, sind Mag- 
nesiumverbindungen, die u.a. in den 
Mineralphasen Bittersalz, Carnallit und 
Kieserit vorkommen. 





09 Hauptbandanlage im Gruben- 
betrieb (aus: K+S Mediathek - Bil- 
der Kalibergbau, Bild 9) 






=: Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


10 Beschäftigte bei K+S in 
Nordhessen und Westthüringen 
am 31.12.2007 sowie indirekte 
Beschäftigungseffekte 


11 Untersuchungsregion für die 
wirtschaftliche Bedeutung der 
Kaliproduktion 











LK Waldeck- 
Frankenberg 


Kreis 


LK Kassel 


Schwalm-Eder- 


2.2 





Wirtschaftliche Bedeutung der Kaliproduktion' 


Die Kaliproduktion im Werratal hatseit mehr als 
100 J ahren den Industriestandort dieser Region 
maßgeblich geprägt. Für einen in ökonomischer 
Sicht vergleichsweise — strukturschwachen 
Wirtschaftsraum wurde die Kaliindustrie in den 
zurückliegenden J ahrzehnten dabei zu einem 


wichtigen Entwicklungsmotor für Bescháfti- 


gung und wirtschaftliches Wachstum. Dies gilt 
insbesondere mit Blick auf den hessischen 
Landkreis Fulda (Kaliwerk Neuhof-Ellers) sowie 
die Landkreise Hersfeld-Rotenburg (Hessen) 


und Wartburgkreis (Thüringen) mit dem dort an- 


gesiedelten Kaliverbundw erk Werra. 


Insgesamt wurden in beiden Werken in 2007 et- 


was mehr als 4.820 M itarbeiter beschäftigt, der 
überwiegende Teil dieser Mitarbeiter war an 


den Standorten Heringen und Philippsthal tátig. 


Damit stellte die Kaliindustrie mit einem Anteil 


von knapp 9% an den sozialversicherungs- 


pflichtig Beschäftigten den größten Arbeitgeber 


im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Berücksich- 


tigt man zudem die am K4S-Standort in Kassel 
bescháftigten Personen, steigt die Zahl auf 
5.566 Personen. Über 95% der Beschäftigten 
haben ihren Wohnsitz innerhalb dieser Region. 


Neben den Ausgaben für Personal (166,5 M il- 


lionen Euro) gibt K4S etwa 550 Millionen Euro 
im J ahr für Sachleistungen aus. Zieht man die 
außerhalb der Region ausgegebenen Summen 
ab, so führt das mit der Kaliproduktion verdiente 





Werra-M ei&ner- 









LK Hersfeld- 
Rotenburg 





Wartburgkreis 


Geld zu Ausgaben in der Region von insgesamt 
etwa 220 Millionen Euro im J ahr. 


Die für Sachleistungen ausgegebene Summe 
führt zu einem Wertschöpfungseffekt von 281,2 
Millionen Euro im J ahr bei den Zuliefer- und 
Dienstleistungsbetrieben in der Region. Da 
auch diese Betriebe wiederum Löhne zahlen 
und Sachleistungen in der Region zukaufen, 
erhöht sich der Produktionswert durch die 
Nachfrage der K4S-Gruppe in Nordhessen und 
Westthüringen auf geschätzte 350 Millionen 
Euro. Diese indirekten Effekte der Kaliproduk- 
tion wirken sich auch auf die regionale Be- 
schäftigung aus. Neben den 5.566 unmittelbar 
in der Kaliindustrie Beschäftigten sichern die 
Vorleistungs- und Einkommenseffekte etwa 
weitere 2.850 Arbeitsplátze bei Zulieferern und 
Dienstleistungsunternehmen in Nordhessen 
und Westthüringen. 


Beschäftigte bei K+S in Nord- 














hessen und Westthüringen 5.566 
>Angestellte 1.750 
>gewerbliche Mitarbeiter 3.247 
>Auszubildende / Praktikanten 389 
Indirekt durch K+S gesicherte 2.850 
Arbeitsplätze 





Summe Arbeitsplätze durch 
Kaliproduktion 


8.416 


K+S gibt im Jahr über 700 Millionen Euro für 
Gehälter und Sachleistungen aus. Etwa die 
Hälfte dieser Summe bleibt in der Region und 
sichert dort weitere Arbeitsplätze. Insgesamt 
bestehen durch die Kaliproduktion in der 
Region knapp 8.500 Arbeitsplätze. 


* Inhalte des Kapitels basieren auf dem Gutachten „Wirt- 
schaftliche Bedeutung der Kaliproduktion im Werratal", 
Prof. Dr. Hansjürgens, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor- 
schung - UFZ, im Auftrag des Runden Tisches, 2009 (siehe 
Berichts-CD). 


Neben diesen direkt messbaren Effekten gibtes 
weitere Wirkungen: Die Zusammenarbeit und 
Vernetzung von K+S mit anderen Institutionen 
und Unternehmen leistet einen positiven Bei- 
trag zur Steigerung des Wissenstransfers, der 
Innovationsfähigkeit und der Ausbildungsquali- 
tät innerhalb der Region. 


Außerdem zahlen K4S, die Beschäftigten so- 
wie die Zulieferer und Dienstleister Steuern: 
Von den durchschnittlich im Zeitraum 2005 bis 
2008 angefallenen Kommunalsteuern (Gewer- 
besteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer) in Höhe von 858,2 Millionen 
Euro können knapp 3% (bzw. 25,4 Millionen 
Euro) K4S zugerechnet werden. Für die Ge- 
werbesteuer allein betrágt dieser Anteil sogar 
knapp 5% (bzw. 19,2 Millionen Euro) des ge- 
samten Bruttoaufkommens (389,6 Millionen 
Euro). So stärkt K+S an den zentralen Produk- 
tionsstandorten im Werratal (Heringen, Phi- 
lippsthal, Unterbreizbach) die Finanzkraft dieser 
Gemeinden entscheidend. In wirtschaftlich 
sehr erfolgreichen J ahren wie beispielsweise 
2008 sind die Anteile noch signifikant hóher. 


Der Blick in die Zukunft zeigt, dass sich K4S 
kurz- und mittelfristig an die gegenwártige Fi- 
nanz- und Wirtschaftskrise anpassen muss. Es 
wird - wenn auch nur befristet - zu einer Ab- 
schwáchung der wirtschaftlichen Effekte in der 
Region kommen. Da jedoch langfristig gesehen 












Personal- 


ausgaben* 
39,5 Mio. 


166,5 Mio. 





überregionale 
Nachfrage/Sparen 


RUNDER 
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damit zu rechnen ist, dass weltweit Bevölke- 
rungszahlen und Wohlstand zunehmen werden, 
wird auch die Nachfrage nach landwirtschaftli- 
chen Produkten bzw. Agrarrohstoffen und damit 
nach Kalidünger dauerhaft hoch bleiben. Die für 
die Gegenwart ermittelten positiven regional- 
ökonomischen und fiskalischen Wirkungen der 
Kaliindustrie in Nordhessen und Westthüringen 
sind daher unter sonst gleichen Rahmenbedin- 
gungen auch mittel- bis langfristig in ähnlicher 
Form zu erwarten. 





Allerdings droht den zentralen Produktions- 
standorten der Region (Heringen, Philippsthal, 
Unterbreizbach) ohne Maßnahmen einer vor- 
sorgenden Wirtschaftspolitik spätestens mit 
dem Ende der vorhandenen Kalivorkommen 
eine durch erhebliche Arbeitsplatzverluste und 
Bevölkerungsabwanderung gekennzeichnete 
Strukturkrise, wie sie in der Vergangenheit 
bereits an anderen monostrukturell geprägten 
Standorten der Rohstoffindustrie durchlaufen 
wurde. 





Weitere Vorteile für die Region: Wissen und 
Innovation sowie nicht zuletzt Steuern für die 
Gemeinden. Die Aussichten für die Zukunft 
sind gut - jedoch nur bis zum Ende der Kaliför- 
derung. 







Sach- 


ausgaben 
455,3 Mio. 


549,3 Mio. 


überregionale 
Nachfrage 


Nachfrage in Nordhessen und Westthüringen 


127,0 Mio. 


94,0 Mio. 





Christian Haase 
Stadt Beverungen 


„Gute Arbeitsatmosphäre. 
Hoffentlich war die viele Arbeit 
nicht umsonst!“ 


12 Nachfragewirkungen der unter- 
suchungsrelevanten Betriebe der 
K4S-Gruppe (in Euro pro J ahr) 


* Nettolohn- und Gehaltssumme, Be- 
zugsjahr 2005 (Hansjürgens, 2009, siehe 
Berichts-CD). 
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13 Verfahrenstechniken am 


Standort Hattorf (Werk Werra), 


Quelle: Vortrag Dr. Eichholtz, AG 
Stand der Technik, 11. August 2008 
(siehe Berichts-CD)' 


KNZ: Kalte Nachzersetzung 


Flotieren: Ein nasses Aufbereitungs- 


verfahren; 

Decken, Waschen: Prozessschritte 
zur Erhöhung des Reinheitsgrades; 
Schönit: Mineral aus Kalium- und 
Magnesiumsulfat und Kristallwasser; 
40er fein, 60er fein: Qualitätsstufen 
des Kalidüngers. 


2.3 





Abfälle bei der Kaliproduktion 


Die Frage, wie viele und welche Abfälle ent- 


stehen, hängt von der Zusammensetzung des 
Ausgangsstoffes (Rohsalz), dem Produkt (z.B. 


Kalidünger) und vom verwendeten Produktions- 


verfahren ab. 


> Bei 
gen lässt sich ein trockenes Verfahren ohne 
Abwassererzeugung einsetzen 


stände gehen auf Halde. Dieses Verfahren 
beherrscht weltweit nur K45. 


>Je höher der gewünschte Reinheitsgrad, 
desto mehr Rückstände ergeben sich. Und 
der erforderliche Reinheitsgrad der Produkte 
ergibt sich aus den am Markt nachgefragten 
Qualitäten. 


Abbildung 13 zeigt das Grundfließbild für einen 
der drei Standorte des Werkes Werra: Das 


Rohsalz wird nach einer mechanischen Auf- 


bereitung (Mahlen und Sieben) der trockenen 
elektrostatischen Aufbereitung zugeführt. Dort 
findet ein erster Trennschritt des Rohsalzes in 


Kochsalzrückstände (Halit) einerseits und Ka- 


lium- und M agnesiumsalze (Kaliumchlorid und 


Mahlen 
Sieben 














bestimmten Rohsalzzusammensetzun- 


(elektro- 
statische Aufbereitung - ESTA®), die Rück- 


Magnesiumsulfat) andererseits statt. Kalium- 
chlorid und M agnesiumsulfat (Kieserit) werden 
dann über das Heißlöseverfahren voneinander 
getrennt. Unterschiedliche Prozesse (Decken, 
Waschen) steigern den Reinheitsgrad. 


Auch wenn hier bereits eine Menge Sachver- 
stand eingeflossen ist, so ist die derzeit einge- 
setzte Technik im Werk Werra sicherlich nicht 
das Ende der Entwicklung. Bei den in Kapitel 4 
zusammengestellten Maßnahmen zur Entlas- 
tung der Werra spielt die Optimierung des Be- 
triebs eine wichtige Rolle. 


Die Trennung der Rohsalze bedarf einer auf- 
wendigen Verfahrenstechnik. Es gibt nasse 
und trockene Trennverfahren. Welches Ver- 
fahren eingesetzt werden kann, hängt von der 
Zusammensetzung der Rohsalze und von den 
Anforderungen an das Produkt ab. 


Rückstand 


ESTA grob mittel 
i fein 
KNZ kristallisieren flotieren waschen — QD 
40er fein 
lósen lósen 
kristallisieren kristallisieren 
Schónit-/K,SO 
Umsetzung 
trocknen trocknen trae kren 


Y Y 
kompak- 





Verfahrensstufe 


Elektrostatische Aufbereitung (ESTA) 


Salzabw asser (Mio. m?/a) 


RUNDER 


fester Rückstand (t/a) 


TISCH 


14 Feste und flüssige Abfälle 





Heißverlösung* inkl. Deckprozess 


6,4 (49%) 





Kieserit-Flotation 


1,7 (13%) 





Kieserit-Wäsche 


3,9 (30%) 





Haldenbetrieb 


Summe 73 





Werksstandorte: HA (Hattorf), UB (Unterbreizbach), WI 





1,1 (8%) 
13,1 (100%) 








3,6 











W intershall, WE (Summe im Werk Werra) 


WI | WE an den einzelnen Standorten, 
differenziert nach Verfahren im 
D 
20 S J ahr 2006; aus: Vortrag Prof. Stahl, 
14| 3,6(30%) 24.) uni 2008, 4. Sitzung des RUN- 
18 31 (25%) DEN TISCHES (siehe Berichts-CD) 
1,2 56 | 12,2 (100%) 


* Im Heißlösebetrieb werden Abwässer aus der Weiterverarbeitung (Kaliumsulfatherstellung, Bittersalzproduktion, hochreine 
Salze usw.) in Deckprozessen verwertet. Ein getrennter Ausweis ist deshalb nicht sinnvoll. 


Pro Jahr werden im Werk Werra etwa 21 Mil- 
lionen Tonnen Rohsalz an die Oberfläche ge- 
fördert.‘ Im Rohsalz sind im Schnitt etwa 27% 
an Wertstoffen (Sylvin und Kieserit) sowie 6% 
Kristallwasser enthalten. 67% der Menge sind 
von vornherein nicht nutzbar. 


Von den 27% Wertstoffen geht ein Teil bei den 
aufwendigen Trennprozessen ebenfalls als 
Rückstand verloren." Verkauft werden letzt- 
lich nur 1696 der gefórderten M enge, das sind 
34 Millionen Tonnen im J ahr. Insgesamt fallen 
gut 16 Millionen Tonnen Salz pro J ahr als Rück- 
stand an (drei Viertel fest, der Rest gelóst). 


Kristallw asser 


1696 
Produkte 


davon 
Aufbereitungs- 
verluste** 


78% 
Rückstände 





* Bezugsjahr auch für die weiteren Zahlen, wenn nicht an- 
ders genannt: 2006. Alle Zahlen gerundet. 

** Dazu gehören auch Reaktionsprodukte aus der Kaliumsul- 
fatproduktion. 


gelöste Rückstände 


12M io.t/a 
feste Rückstände 





15 Massenbilanz (geförder- 

tes Rohsalz und Rückstände): 
Rund 78% des geförderten 
Rohsalzes fallen als Rückstände 
an: 12 Millionen Tonnen im J ahr in 
fester Form (Abfallsalz), 4 M illionen 
Tonnen im J ahr in Wasser gelöst 
(Salzabwasser); im Salzabwasser 
istdas aus dem Carnallit freige- 
setzte Kristallwasser enthalten 





16 Charakterisierung der drei 
Halden, Vortrag Prof. Stahl, 5. Sit- 
zung des RUNDEN TISCHES (siehe 
Berichts-CD) 
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Standorte der Halden Beginn der Aufhaldung J ährlicher Bedeckte 
Aufhaldung bis 2007 Zuwachs Fläche 
in Millionen in Millionen in Hektar 
Tonnen Tonnen 
Neuhof (Neuhof-Ellers) 1954/1955 102 24 78,0 
Heringen Did intershall) 1976 151 5,8 79,1 
Philippsthal (Hattorf) 1982 107 6,0 67,4 





Die festen Rückstände werden im Wesentlichen 
aufgehaldet - auf den Halden in Fulda-Neuhof, 
Heringen und in Philippsthal. Da die Halden 
dem Wetter ausgesetzt sind, fließen mit dem 
Regenwasser gelöste Salze ab. Die Folge: Es 
entstehen zusätzliche flüssige Abfälle, die man 
ebenfalls entsorgen muss. Seit 2007 entsorgt 
K4S zusätzlich Haldenwasser aus dem Werk 
Neuhof-Ellers (bei Fulda), das per Lkw an die 
Werra gebracht wird. Es handelt sich um etwa 
700.000 Kubikmeter im J ahr mit ca. 200.000 Ton- 
nen Salz darin, für die K+S den Bau einer Pipe- 
line von der Fulda an die Werra beantragt hat. 


10% der festen Abfälle werden per Spülversatz 
(u.a. Feuchtversatz) in den Untergrund ge- 
bracht. Dies ist in Unterbreizbach möglich, da 
die dortigen salzführenden Schichten nicht nur 
horizontal abgebaut wurden - es sind „Kuppen“ 
entstanden, in die nun Reststoffe gespült wer- 
den kónnen. 


Im Werk Werra werden pro J ahr etwa 11 M illi- 
onen Tonnen Abfallsalz aufgehaldet, zusammen 
mit Neuhof-Ellers wuchsen die Halden im J ahr 
2007 um insgesamt 14 M illionen Tonnen. 








Die restlichen 4 Millionen Tonnen salzhaltiger 
Abfälle sind in insgesamt 14 Millionen Kubik- 
meter Salzabwasser gelöst. 14 Millionen Kubik- 
meter an Salzabwasser jedes J ahr, das ist eine 
Menge, mit der man zweitausend Fußballfelder 
einen Meter hoch einstauen kann. Die flüssi- 
gen Rückstände werden bislang im Mittel ma- 
ximal zur Hälfte - je nach Wasserführung der 
Werra - versenkt, und zwar in eine tiefliegende 
Gesteinsschicht (Plattendolomit), die sich ober- 
halb der salzführenden Schichten befindet. Der 
Plattendolomit ist eine mit Klüften und kleinen 
Hohlráumen durchsetzte Gesteinsschicht. Er 
kann Salzabwasser aufnehmen und speichern. 
Aufgrund der bislang versenkten Menge (ca. 
1 Kubikkilometer Salzabwasser) ist die Aufnah- 
mekapazität des Plattendolomits in der bisheri- 
gen Form erschöpft. Hierdurch kann entlang von 
Klüften und Brüchen salzbelastetes Wasser und 
Salzabwasser (M ischwasser) in den darüberlie- 
genden grundwasserführenden Buntsandstein 
und weiter bis zur Oberfläche ansteigen. 

Der übrige Teil des Salzabwassers wird inner- 
halb der genehmigten Grenzwerte in die Werra 
geleitet und führt zu den hohen Salzgehalten in 
Werra und Weser (siehe Kapitel 3). 


17 Entsorgungswege der Salz- 
rückstände im Werk Werra (Zahlen 
jeweils auf Salzfrachten im J ahr 
2006 bezogen) 


Versenken 
(2Mio.t) 


Spülversatz 
(1Mio.t) 


Salzlager 








2.4 


Folgekosten durch die S 
der Gewässer‘ 


M it der Kaliindustrie im Werratal verbindet sich 
nicht nur ein wirtschaftlicher Nutzen für die 
Region. Der RUNDE TISCH hat den Versuch 
unternommen, die umweltbezogenen Kosten 
(= Schäden) der Einleitung von Salzabwasser 
der Kaliproduktion in die Werra aus ökonomi- 
scher Sicht zu bewerten und Umwelteffekte 
in besonders wichtigen Bereichen (Fischerei, 
Landwirtschaft, Tourismus, Gewässerökologie 
und Biodiversität, Wasserbauwerke) ökono- 
misch zu erfassen (Gutachten Professor Hans- 
jürgens, siehe Berichts-CD). 


Eine einfache Nutzen-Kosten-Verrechnung der 
Wertschöpfung des Unternehmens K+S (siehe 
Kapitel 2.2) mit den Umweltschäden durch Salz- 
abwasser ist dabei, wie im Gutachten gezeigt 
werden konnte, nicht zulässig: Die Zusammen- 
hänge sind zu komplex und die Umweltschä- 
den beruhen auf einer Vielzahl von Ursachen, 
die über Jahrzehnte hinweg unterschiedlich 
wirksam waren und unterschiedlichen Verur- 
sachern zuzurechnen sind (siehe Kapitel 3.3). 
Zudem bergen die Datengrundlage und die 
M ethodik der umweltókonomischen Bewertung 


alzbelastung 


Umweltscháden volkswirtschaftlich und um- 
weltpolitisch zu rechtfertigen sind. 


Vorausgeschickt sei, dass der ökonomische 
Bewertungsansatz nur solche Güter und 
Dienstleistungen der Umwelt erfasst, die dem 
Menschen oder der Gesellschaft einen Nut- 
zen bringen (Abbildung 18) Andere Nutzen 
der Umwelt, z.B. ökologische Funktionen und 
Leistungen, die anderen Ökosystemen zugu- 
tekommen (z.B. die Steuerung des lokalen Kli- 
mas),oder Funktionen, die für das Funktionieren 
eines Ökosystems selbst wichtig sind (z.B. die 
Selbstreinigung), bleiben bei der ökonomischen 
Bewertung unberücksichtigt. Somit ist davon 
auszugehen, dass es sich bei den ermittelten 
ökonomischen Werten immer nur um Unter- 
grenzen des „wahren Gesamtwertes“ des 
Ökosystems handelt. Hinzu kommt: Nur wenige 
ökologische Schäden lassen sich problemlos in 
Geldeinheiten ausdrücken. Für viele Schadens- 
bereiche gilt dies nicht - sie lassen sich nicht 
monetär oder nicht mit hinreichender Genauig- 
keit beziffern. 


Ökonomischer „Gesamtw ert" 


Nutzungsabhängige Werte 


> Option für einen selbst 
‚den Fluss 


Nutzungsunabhängige Werte 


Vermächtniswert Existenzw ert 


>Menschen außerhalb 
der Region haben 
Sympathie für eine 
saubere Werra und 
Weser 


> zukünftige 
Generationen sollen 
eine saubere und 
artenreiche Werra und 
Weser nutzen können 


Direkte Produktions- Indirekte Werte Optionsw erte 
oder Konsumw erte 
>Fischerei >Flussauen als Habitate 
; für Tiere und Pflanzen oder andere 

> Landwirtschaft in Zukunft zu nutzen 
» Tourismus > Erhalt der Biodiversität 

W kraft und Okosystemleistun- » den Fluss zum Abbau 
STRENZ gen der Kalihalden nutzen 
>Wasserbauwerke 


>Ästhetische Erfahrung 
der Landschaft 


in Studie 
berücksichtigt 


in Studie zum Teil 
berücksichtigt 


relativ viele Unsicherheiten. Doch ungeachtet 
dieser Bewertungs- und Zurechnungsprobleme 
kann allein die Abschätzung der Größenord- 
nung von Umweltschäden durch die Einleitung 
von Salzabwasser in Oberflächengewässer 
oder tiefere Schichten aus Sicht des RUNDEN 
TISCHES Anhaltspunkte dafür liefern, ob ent- 
sprechend hohe Kosten der Vermeidung dieser 


in Studie nicht 
berücksichtigt 


in Studie nicht 
berücksichtigt 


in Studie nicht 
berücksichtigt 


* Inhalte des Kapitels basieren auf dem Gutachten „Fol- 
gekosten der Abwasserentsorgung der Kaliindustrie“, 
Prof. Dr. Hansjürgens, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor- 
schung - UFZ, im Auftrag des Runden Tisches, 2009 (siehe 
Berichts-CD). 


Gewässerschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 








Ralf Orth 
M arktgemeinde Philippsthal 


„Mir ist es wichtig, deutlich zu 
machen, wie lebenswichtig die 
Kaliindustrie für unser Werra- 
tal ist. Die Menschen hier vor 
Ort sind stolz auf den Bergbau, 
der seit Generationen unsere 
Heimat prägt. Hier gehtes 
nicht nur um 5000 Arbeitsplätze, 
sondern um die wirtschaftliche 
und kommunale Entwicklung 
einer ganzen Region.“ 


18 Ökonomischer Nutzen von 
Schutzmaßnahmen an Werra und 
Weser 
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Eine erste Abschätzung der Folgekosten der 


Kaliproduktion wirft einen Blick in die Vergan- 


genheit: Dazu wurden Bereiche ausgewählt, 
die besonders wichtig erschienen und denen 


der RUNDE TISCH eine hohe Bedeutung beige- 
messen hat. In jüngster Zeit erfolgte Verbesse- 


rungen sowie vor allem das von K4S geplante 
M aßnahmenpaket werden zu einer deutlichen 
Verbesserung führen. 


» Fischerei: Einkommensverluste aus entgan- 


genem Fischfang treten insbesondere an der 


Werra auf, weil hier die schädigenden Wir- 


kungen der Salzeinleitungen am größten sind. 
Sie belaufen sich auf bis zu etwa 200.000 Euro 


pro J ahr. Für eine Periode von 30] ahren sum- 


miert sich dies auf knapp 6 Millionen Euro 
(ohne Berücksichtigung der Diskontierung). 
Die ökonomischen Verluste am Fischbestand 
sind dabei weitaus größer als die Verluste am 
Fischfang, weil der Fischfang nur einen Teil 
des Wertes des Fischbestandes ausmacht. 
Für die Weser können Fangverluste von rund 


11 Millionen Euro pro Jahr angegeben wer- 


den, was in 30 J ahren einem Wert von rund 
33 Millionen Euro entspricht. Für die Situation 
der Fischbestände ist jedoch nicht nur die 


Salzbelastung verantwortlich, sondern wei- 


tere Einflüsse aus anthropogener Belastung 
(Kläranlagen, landwirtschaftliche Einträge 
usw.) spielen ebenfalls eine wesentliche 
Rolle (siehe hierzu Kapitel 3.3). 


> 


v 





Landwirtschaft: Studien zu ökonomischen 
Verlusten aus der Abwasserentsorgung der 
Kaliindustrie im landwirtschaftlichen Bereich 
gibt es bisher keine. Insgesamt dürften die 
Einkommensverluste in der Landwirtschaft 
infolge der Kaliindustrie allerdings geringfü- 
gig oder zu vernachlässigen sein. Eine beson- 
dere Rolle spielen allenfalls kleinráumige Be- 
lastungen im Umfeld der Kalistandorte sowie 
entgangene Optionswerte. Letzteres deutet 
darauf hin, dass bestimmte Produkte von den 
Landwirten nicht angebaut werden, weil sie 
um die Salzbelastung wissen und sich ange- 
passt haben. 


Tourismus: Ein negativer Einfluss der Salzbe- 
lastungen der Werra wie auch der Weser auf 
die Vermarktungspotenziale im Tourismus ist 
nicht messbar. Die Region hat hohe touristi- 
sche Potenziale, die jedenfalls heute - nach 
dem Rückgang der enormen Salzfrachten 
aus der Produktion der damaligen DDR - 
nicht mehr durch die Salzbelastung beein- 
tráchtigt sein dürften. Insgesamt wird jedoch 
die weitere Verbesserung der Gewässeröko- 
logie und -morphologie, wie sie im Rahmen 
der Umsetzung des Bewirtschaftungsplans 
zur Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen ist 
(siehe Kapitel 3.2), die Attraktivität des Werra- 
und Wesertals für Urlauber weiter erhöhen, 
mit entsprechenden positiven ökonomischen 
Folgeeffekten. 





> Gewässerökologie und Biodiversität: Für 
eine ökonomische Bewertung des Zustandes 
der Gewässerökologie und Biodiversitätkann 
auf die vorliegende Studie von Dehnhardt et 
al. (2006)' zurückgegriffen werden. Der Be- 
nefit Transfer ist ein anerkannter Ansatz der 
ökonomischen Umweltbewertung von Öko- 
systemleistungen und Biodiversität, der auf 
der Erfassung der Zahlungsbereitschaft für 
den gesamthaften Zustand der Gewässer- 
ökologie und der Biodiversität beruht. Die Au- 
toren ermitteln im Rahmen dieses Ansatzes 
Werte für die Biodiversität an der Werra von 
jährlich 11 bis 15,6 Millionen Euro. Für einen 
Zeitraum von 20 (50) J ahren wurden entspre- 
chende Werte von 150-197 (294-388) M illio- 
nen Euro ermittelt (unter Berücksichtigung 
der Diskontierung). Zur Einordnung dieser 
erheblichen Größenordnungen ist Folgendes 
zu sagen: Der Benefit-Transfer eignet sich zur 
Ermittlung der Größenordnung. Die ermittel- 
ten Werte sind nur eine ungefähre Schätzung, 
ie deutlich macht, welche Wertschätzung 
Gewásserókologie und Biodiversität aus 
Sicht der betroffenen Personen im Werrage- 
biet erfahren. 





e 
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ieser Ansatz eignet sich daher auch nicht 
zur ursächlichen Zurechnung, weil die Salz- 
belastung ja nur einen Faktor darstellt und 
icht allein für die Gesamtbelastung von 
Werra und Weser verantwortlich ist. Und er 
berücksichtigt auch nicht die in den letzten 
Jahren erreichte deutliche Reduzierung der 
Belastung durch Salzabwasser und der da- 
raus folgenden graduellen Regeneration der 
Gewässer. 








= 
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Wasserbauwerke und Trinkwassergewin- 
nung: An Wasserbauwerken hat die sehr 
hohe Salzbelastung der Vergangenheit er- 
hebliche Schäden angerichtet oder erhebli- 
che Sicherungsmaßnahmen erfordert. Alle 
Brücken, Wehranlagen, Schleusen, Bau- 
denkmäler, Uferwánde usw. wurden vom Salz 
angegriffen und sind immer noch den nun 
allerdings wesentlich geringeren Salzbelas- 
tungen ausgesetzt. Dabei reichten und rei- 
chen die Wirkungen über Werra und Weser 





* Dehnhardt, Alexandra / Hirschfeld, J esko / Petschow, Ulrich 
I Drünkler, Daniel / Nischwitz, Guido / J ordan, Albrecht / Ebell, 
Andreas (2006), in: Dietrich, J órg, Schumann, Andreas (Hrsg.) 
Werkzeuge für das integrierte Flussgebietsmanagement. Er- 
gebnisse der Fallstudie Werra, Weißensee-Verlag, Berlin. 
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hinaus und betreffen auch durch das Wasser 
der Weser gespeiste Kanäle (z.B. Mittel- 
landkanal). Wenngleich eine systematische 
Aufstellung der auftretenden Schäden und 
besonderen Aufwendungen nicht vorliegt, 
deuten einzelne Beispiele und die Vielzahl der 
Bauwerke auf insgesamt hohe Summen hin. 
Auch zusätzliche Kosten für die Versorgung 
mit Trinkwasser im regionalen Umkreis der 
Produktionsstätten und auch weserabwärts 
bis hin nach Bremen sind als ökonomisch 
belastende Faktoren zu nennen. So würde 
etwa Bremen einen Teil seines Trinkwassers 
mittelfristig wieder aus der Weseraue ent- 
nehmen wollen, wenn der Fluss mit weniger 
Salz belastet sein wird. 


Es zeigt sich: Die Kaliproduktion führt zu ókono- 
mischen Nachteilen, etwa für die Fischerei, die 
Gewässerökologie oder auch für Wasserbau- 
werke. Diese lassen sich in ihrer Größenord- 
nung teilweise auch schätzen. Viele Schadens- 
bereiche lassen sich allerdings nicht genau 
beziffern. Aber es wird deutlich, dass sich auch 
auf den ersten Blick teure Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässerqualität volkswirt- 
schaftlich gesehen rechnen. Es gibt jedoch eine 
Grenze nach oben: Die hohe volkswirtschaftli- 
che Bedeutung der Produktionsstätten von K4S 
im thüringisch-hessischen Kalibergbaugebiet 
steht gänzlich außer Frage. 





Eine Verrechnung von Nutzen und Schäden ist 
aus Sicht der Wissenschaft nicht seriös mach- 
bar. Die ökonomische Bewertung der Umwelt- 
schäden der Abw asserentsorgung der Kalipro- 
duktion anhand ausgewählter Bereiche liefert 
allerdings Anhaltspunkte dafür, dass hohe 
aufzubringende Kosten zur Vermeidung der 
Umweltschäden volkswirtschaftlich zu recht- 
fertigen sind." 


** | K+S kann eine Darstellung mit detaillierten Zahlenwerten 


nicht mittragen, da - wie im Bericht / Gutachten auf der 
Berichts-CD selbst beschrieben - ein monokausaler Zu- 
sammenhang zwischen Salz und Auswirkungen nicht be- 
steht und damiteine unzulässige Genauigkeit impliziert wird. 


| Den systematischen Ansatz (Benefit-Transfer) lehnt K+S ab. 


| Nähere Ausführungen siehe Stellungnahme von K+S zum 
Gutachten. 


| Eine Gewichtung in der Empfehlung in dieser Form lehnt 
K+S ebenfalls ab. 





Lothar Wolters 
Landesfischereiverband Nie- 
dersachsen 


,Bewundernswert an der Arbeit 
am RUNDEN TISCH: Ich nehme 
Erkenntnisse aus Bereichen 
mit, die mir sonst nicht 
geläufig sind. Insbesondere 
die umfangreichen Vorträge 
der Fachleute bilden ein 
Nachschlagewerk, das mich 
lange an den RUNDEN TISCH 
erinnern wird.“ 


::— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 
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3 
Salz und Wasser 


Der Auftrag des RUNDEN TISCHES: Die Vermin- 
derung der Salzbelastung von Werra und Weser 
sowie des Grundwassers, die nachhaltige Ent- 
sorgung der Produktionsrückstände bei Erhalt 
der Arbeitsplätze und der Produktion. Dafür 
musste er klären, welche Zielzustände erreicht 
werden sollen. Für diese Klärung gibt es ver- 
schiedene Ansätze: 


Gesetzliche Vorgaben: Welche Grenzwerte 
und welche Gewásserqualitáten schreiben das 
deutsche und das europäische Recht vor? 


Fachliche Erwägungen: Welche Salzkonzent- 
rationen sind für welche Ansprüche an die Ge- 
wässer einzuhalten? 


> Aus Sicht des Menschen geht es darum, ob 
die im Wasser enthaltenen Stoffe gefährlich 
für die Gesundheit sind. Und darum, dass 
die Nutzung der Gewässer für verschiedene 
Zwecke wie Trinkwasserversorgung, für 
Freizeitaktivitäten, Tourismus, Fischerei oder 
Wasserkraftgewinnung sichergestellt ist. 


CI [mg/l] 


25.000 


» Und aus Sicht der Natur ist wichtig, dass die 


dort natürlicherweise lebenden Arten wie 





azu gehört, dass das Gewässer 
seine natürlichen Funktionen entfalten kann, 
wie zum Beispiel die Selbstreinigung. 


Im Hinblick auf die Belastung von Werra und 
Weser mit Salz hat der RUNDE TISCH einen Vor- 
schlag für die Bewertung der Gewässerqualität 
vorgelegt. Dieser Vorschlag wird im Folgenden 
vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation 
der Gewässer, der bestehenden gesetzlichen 
Anforderungen zum Gewässerschutz sowie der 
auf dem Weg befindlichen Maßnahmen zur Ver- 
besserung der Gewässerqualität erläutert. 





20.000 — | 


Chloridkonzentration Nordsee: 
etwa 19.000 mg/l 
| 














Grenzwert am Pegel Gerstungen: 
2.500 mg/l 
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Wie viel Salz istim Wasser? 


Das im Abwasser gelöste Salz trennt sich in 
wässriger Lösung auf: In positiv geladene Ionen 
(v.a. Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium) 
und negativ geladene lonen (v.a. Chlorid, Sul- 
fat). Bei der Diskussion der Gewässerqualität 
geht es insbesondere um die Konzentration und 
M engenverháltnisse dieser lonen im Wasser. 


Vor der Wiedervereinigung gab es in Ost und 
West unterschiedliche Strategien zur Entsor- 
gung der Abfälle: Während die hessischen 
Werke einen großen Teil des Salzabwassers 
in den Untergrund versenkten, spülten die 
Werke in der damaligen DDR nach Beendigung 
der Versenkung Ende der 60er Jahre sämt- 
liches Salzabwasser direkt in die Gewässer. 
Dies war ein Grund für die dramatisch hohen 
Salzbelastungen der Werra bis zum Ende der 
1990er J ahre. Da das Salz im Gewässer nicht 
abgebaut, sondern nur verdünnt wird, war auch 
der gesamte Weserlauf betroffen. So wurden 
z.B. 1988 ca. 12 Millionen Tonnen Salz auf diese 
Weise in die Nordsee transportiert; 1999 waren 
es nur noch etwa 3 Millionen Tonnen (Fachta- 
gung Salz in Werra und Weser‘). 


Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund 
und Ländern von 1992 zur Förderung eines 
technischen Salzreduzierungskonzeptes für die 
thüringischen Kaliwerke an der Werra hatte das 
Ziel einer raschen Sanierung von Werra und 
Weser. Durch die Schließung der thüringischen 
Werke Dorndorf und Merkers 1991 bzw. 1993 
und durch hohe Investitionen am verbliebenen 
thüringischen Standort Unterbreizbach ist die 
Chloridfracht am Pegel Gerstungen deutlich 


Cl [mg/l] 


40.000 


gesunken. Durch die Einführung einer Salzlast- 
steuerung auf den drei Standorten des Werkes 
Werra konnte die Chloridkonzentration zudem 
stark vergleichmäßigt werden. Die Einführung 
des trockenen ESTA®-Verfahrens führte bereits 
in den 80er J ahren zu einer Verringerung des 
Salzabwassers an den hessischen Standorten. 


Seit dem J ahr 2000 wird der langjáhrige Grenz- 
wert von 2.500 M illigramm Chlorid pro Liter wei- 
testgehend eingehalten. Hierdurch wurde eine 
Verbesserung der ókologischen Situation der 
Werra erreicht, die Regeneration geht weiter. 
Das Flusssystem bleibt durch die Salzbelastung 
jedoch weiterhin problembehaftet. Die Werra 
ist daher mit einem umfangreichen Überwa- 
chungsprogramm versehen, um weitere Ent- 
wicklungen zu erfassen. Dieses ist eventuell 
an neue Erfordernisse anzupassen (siehe auch 
Kapitel 6 M onitoring und Forschungsbedarf). 


Neben Chlorid spielen für die Belastung der 
Gewásser vor allem Kalium und Magnesium 
eine große Rolle. Kalium-Konzentrationen sind 
durch einen Richtwert geregelt, Magnesium 
wird über die Gesamthärte erfasst. Der Grenz- 
wert für die ,Gesamthárte" (bestehend aus 
überwiegend M agnesium und Calcium) am Pe- 
gel Gerstungen wurde 2003/2004 auf den Wert 
von 90° deutscher Härte festgelegt. 





Auch wenn die Belastungen in der Werra in- 
zwischen deutlich zurückgegangen sind - un- 
terhalb der Einleitungen von Salzabw asser ist 
das Leben in der Werra nach wie vor vom Salz 


geprägt, 








30.000 | 





Chloridkonzentration Nordsee: 
etwa 19.000 mg/l 


20.000 











10.000 







| 
N ) d 


1947 1951 1955 199 1963 1967 1971 1975 








1979 1983 1987 199] 1995 1999 2003 2007 


20 Chloridkonzentration am Pegel 
Gerstungen, J ahresreihe 1947 bis 
M ai 2008 


* Kapitel 3.1 Arbeitsgemeinschaft zur 
Reinhaltung der Weser (ARGE Weser). 
Fachtagung ,Salz in Werra und We- 
ser - Mafinahmen, Folgen, Zukunft" am 
23. Mai 2000 in Kassel. 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


21 Chloridkonzentration 
(90-Perzentil, im J ahr 2007) 
im Längsverlauf von 
Werra und Weser 


* Zum Begriff 90-Perzentil, 
siehe Seite 32. 
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Wenn „süßes“ Wasser dazukommt, sinkt der 
Salzgehalt. So fällt der Gehalt an Chlorid von 
1.300 M illigramm pro Liter am Pegel Witzenhau- 
sen nach dem Zusammenfluss von Werra und 
Fulda auf immer noch etwa 700 M illigramm pro 
Liter in der mittleren Weser bei Hemeln, bis die 
untere Weser bei Bremen wieder annähernd 
Süßwasserqualität hat (jeweils 90-Perzentil- 
Wert, siehe Abbildung 21). In Abbildung 22 ist 
die Entwicklung der Chloridkonzentrationen in 
den größeren Gewässern der Flussgebietsein- 
heitWeser von 1994 bis 2007 dargestellt. 


Hemelingen 
Uesen 


Und auch die seit 1925 praktizierte Versenkung 
von Salzabwasser in den Plattendolomit berei- 
tet Probleme: Im Bereich von geologischen Stó- 
rungszonen und Subrosionsgebieten (Gebiete 
mit unterirdischer Auslaugung und Verfrach- 
tung von meist leichtlóslichen Salzgesteinen) 
gelangt Salzabwasser in andere Grundwas- 
serstockwerke und dringt darüber auch in die 
Werra ein. Die Aufhaldung der festen Rück- 
stände hat ebenfalls Auswirkungen auf den 
chemischen Zustand des Grundwassers. Durch 
die in die Halden eindringenden Niederschläge 
werden die Salze gelóst. Eine bisher nicht ge- 
nau bestimmbare Menge des abflie&enden 
Wassers sickert insbesondere in den alten 
Haldenbereichen, die keine Basisabdichtung 
besitzen, in den Untergrund ein (Bewirtschaf- 
tungsplan Hessen 2009"). 


Zusátzlich zu den direkten Salzeinleitungen 
gelangt Salzabwasser durch die sogenannten 
diffusen Eintráge aus dem Untergrund in die 
Werra - und in das Grundw asser. 


* Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, 2009. Bewirtschaftungsplan Hessen 2009, 
22. Dezember 2009. 
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Anmerkung 

Die Koordinaten einiger Messstellen haben sich 

n den Betrachtungszetráumen ab 2005 vereinzelt 
geendert, meist jedoch nur geringfügig 

Zur eintacheren Darstellung der Untersuchungsergebrisse 
wurde richt berücksichtigt, dass es sich bel errem Punkt 
ZT. um zwei verschiedene, jedoch dicht beieinander 
legende Messstellen handelt 


Diskutiert wird auch die Frage nach möglicher- 
weise störend wirkenden Einsatzstoffen (Auf- 
bereitungshilfsstoffe) aus der Kaliproduktion. 
Denn neben den Salzionen sind noch andere 
Stoffe im Salzabwasser enthalten: Zusatzstoffe 
für die Produktion wie Salicylsäure, Fettsäuren, 
Praestabitöl, Fruchtsäuren und andere Carbon- 
säuren (Vortrag Dr. Eichholtz, K+S, J anuar 2009, 
8. Sitzung des RUNDEN TISCHS). 


Daneben geht es auch um Stoffe, die im Roh- 
salz enthalten sind. Bromid findet sich nur in 
sehr geringen Konzentrationen im Abwasser 
(«1mg/l) und aufgrund der Verdünnung in noch 
geringeren Konzentrationen in der Werra. Auch 
Blei aus den verwendeten Sprengmaterialien 
gelangt in das Abwasser, dieses stellt aber ent- 
sprechend den Ergebnissen der Bestandsauf- 
nahme nach der Europáischen Wasserrahmen- 
richtlinie (WRRL) keine signifikante Belastung 
für die Werra dar (siehe Datenbank der Fluss- 
gebietsgemeinschaft Weser). 
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Das Salzabwasser des Werkes Werra wird seit 
dem Mai 2008 monatlich auf die Gehalte der 
eingesetzten Zusatzstoffe sowie auf Schwer- 
metalle und weitere organische Summenpa- 
rameter* untersucht und damit regelmäßiger 
überprüft als bisher. Des Weiteren wurden Un- 
tersuchungen auf ausgewählte mögliche Reak- 
tionsprodukte der Salicylsäure vorgenommen. 
In der Werra sind die Gehalte an Hilfsstoffen ge- 
ring, deren ökotoxikologische Wirkung ist noch 
nicht abschließend untersucht. Um eine bes- 
sere Grundlage für die Beurteilung zu erhalten, 
wird derzeit ein Gutachten zur Entwicklung von 
Okotoxikologischen Schwellenwerten für die 
eingesetzten Aufbereitungshilfsstoffe von K4S 
beauftragt. Zukünftig ist es wichtig, die mögli- 
che Wirkung der Zusatzstoffe sowie der weite- 
ren im Salzabwasser enthaltenen Stoffe durch 
eine zielgerichtete Gewässerüberwachung zu 
erfassen (siehe auch Kapitel 6). 


* AOX (absorbierbare organische Halogenverbindun- 
gen), TOC (gesamte organische Kohlenstoffverbindungen), 
DOC (gelöste organische Kohlenstoffverbindungen), 
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) u.a. 


22 Überblick über die Chloridbe- 

lastung in der Flussgebietseinheit 
Weser (http://www.fgg-weser.de/ 
chloride neu.html) 
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* |n der WRRL wurden keine Zielwerte 
für die Salzgehalte in einem Fluss fest- 
gelegt. Es wird lediglich gefordert, dass 
diese nicht über einen Bereich hinaus- 
gehen, welcher das Erreichen des guten 
Zustands für die biologischen Qualitäts- 
komponenten, also Fische, Wirbellose 
(das M akrozoobenthos) und die Gewäs- 
serfauna, gewährleistet. Deshalb haben 
die Länder sich bundesweit auf - nicht 
rechtlich bindende - Zielwerte geeinigt. 
Für Chlorid betrágt dieser Wert 200 mg/l, 
für Kalium und M agnesium wurden keine 
eigenen Werte festgelegt. 


3.2 
Gesetzliche Vorgaben 


Von zentraler Bedeutung in der heutigen Gewäs- 
serbewirtschaftung ist die Europäische Wasser- 
rahmenrichtlinie, für deren Umsetzung der Bund 
und die Länder verantwortlich sind. Das Beson- 
dere an dieser Richtlinie ist die ganzheitliche Be- 
trachtung der Gewässer, vor allem aus ökologi- 
scher Sicht. Dies zeigt sich insbesondere in dem 
fláchenhaften, auf ein ganzes Flusseinzugsge- 
biet bezogenen Ansatz und in den unterschied- 
lichen Anforderungen an einzelne Gewásser 
(„gewässertypspezifischer Ansatz“). 


Die Wasserrahmenrichtlinie gibt für die ver- 
schiedenen Gewässer (Flüsse, Seen, Grund- 
wasser ...) anspruchsvolle Ziele vor. Und zwar 
sowohl im Hinblick auf die ökologischen Funkti- 
onen als auch im Hinblick auf die Schadstoffge- 
halte. Ihre Anforderungen gehen deutlich über 
das hinaus, was bisher in Deutschland und Eu- 
ropa gefordert wurde. 


Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, dass alle 
Gewässer in Europa bis 2015 einen „guten Zu- 
stand" erreichen (Artikel 4 (1) W RRL), und zwar 
einen ,guten chemischen" sowie einen ,guten 
ökologischen Zustand", und dass eine Ver- 
schlechterung von Oberflächengewässern und 
Grundwasser verhindert werden soll. Während 
der chemische Zustand bestimmte, europaweit 
festgelegte Schadstoffe regelt, charakterisiert 
der ökologische Zustand die Lebensbedingun- 
gen für aquatische Tiere und Pflanzen. Neben 
der Belastung durch Chemikalien sind für die 
Qualitát eines Flusses auch biologische Pa- 
rameter wie z. B. das Vorkommen von Fischen, 
wirbellosen Tieren (z.B. Krebse) und Wasser- 
pflanzen maßgebend. Und es geht auch um 
Belastungen wie Versalzung, Aufwärmung, 
Versauerung und um die Gewässermorphologie 
(Zustand der Ufer, der Sohle, Barrieren durch 
Wehre u.Ä.). Die Salzkonzentrationen sind so- 
mit ein Teil der Bewertung des „ökologischen 


ux 


Zustands“*. 


Und für das hohe Schutzgut Grundwasser gilt 
nach WRRL: Ein „guter chemischer“ und ein 
„guter mengenmäßiger Zustand“ sind zu errei- 
chen. Ein guter chemischer Zustand ist erreicht, 
wenn 


> sich keine Anzeichen für das Eindringen von 
Salz oder anderen Stoffen in das Grundwas- 
ser erkennen lassen, 


> geltende Grundwasserqualitátsnormen ein- 
gehalten werden und 


> in Verbindung stehende Oberflächengewäs- 
ser oder vom Grundwasser abhängige Land- 
Ökosysteme nicht beeinträchtigt werden. 


Für Nitrat und Pestizide gelten EU-weite Grund- 
wasserqualitätsnormen. Gemäß der neuen 
Grundwasser-Tochterrichtlinie („Richtlinie zum 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung 
und Verschlechterung“) obliegt es den einzel- 
nen Mitgliedstaaten, für andere Schadstoffe, so 
auch Chlorid und Sulfat, Schwellenwerte fest- 
zulegen. Weiter fordert die WRRL, dass Trends 
für alle Schadstoffe ermittelt und steigende 
Trends durch entsprechende Gegenmaßnah- 
men umgekehrt werden müssen. 


Doch keine Regel ohne Ausnahme: Mitunter 
können die erforderlichen Sanierungsmaßnah- 
men anderen Zielen widersprechen (dies kann 
z.B. der Erhalt wichtiger Produktionen sein), 
sehr teuer oder technisch nicht durchführbar 
sein. Die Folge: Die anspruchsvollen Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie können nicht oder 
zumindest nicht innerhalb der vorgegebenen 
Fristen erreicht werden. Für diese Fälle erlaubt 
die Wasserrahmenrichtlinie, die Umweltziele zu 
einem späteren Zeitpunkt zu erreichen (bis spä- 
testens 2027, Artikel 4 (4) W RRL) oder geringere 
Ziele festzulegen (Artikel 4 (5) W RRL). 


Die Wasserrahmenrichtlinie ist durch Änderun- 
gen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie 
der Gesetze der Länder in das deutsche Was- 
serrecht übernommen. 


Das Wasserhaushaltsgesetz fordert im Ein- 
klang mit der Wasserrahmenrichtlinie: Alle 
Gewässer sollen bis 2015 einen „guten Zu- 
stand" erreicht haben. Verantwortlich für die 
Umsetzung: die Bundesländer. Diese müssen 
auch eventuell nötige Ausnahmen von der 
Zielerreichung begründen. Konkret: Die WRRL 
gibt keine zwingenden Grenzw erte für Salz in 
der Werra vor. Sie schreibt lediglich eine be- 
stimmte Vorgehensw eise vor. 


Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt vor, dass 
Industrieanlagen den Stand der Technik einhal- 
ten müssen, um die Erlaubnis für eine „Gewäs- 
serbenutzung“ (u.a. Einleitung von Stoffen in 
Gewässer oder in das Grundwasser) erhalten 
zu können. Das eingeleitete Abwasser darf nur 
so viel Schadstoffe enthalten, wie dies nach 
dem Stand der Technik unvermeidlich ist (8 7a 
WHG). Und $6 besagt, dass das Wohl der Allge- 
meinheit durch die Beseitigung von Abwasser 
nicht beeinträchtigt werden darf.‘ Anhang 2 
WHG enthält Kriterien zur Bestimmung des 
Standes der Technik. Ein Kriterium ist die Be- 
rücksichtigung von Informationen, die gemäß 
der Richtlinie 2008/1/EG (über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umwelt- 
verschmutzung) und die damit verbundenen 
BVT-Merkblätter (beste verfügbare Technik) 
veröffentlicht werden (siehe auch Kapitel 4.1 
Potenziale der Technik). 


Der RUNDE TISCH hat sich mit der Anw endbar- 
keit des juristischen Begriffs „Stand der Tech- 
nik" auf die Kaliindustrie im Kontext des deut- 
schen und europäischen Rechts beschäftigt 
(Gutachten Unnerstall, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung, siehe Berichts-CD). Unab- 
hängig von juristisch verbindlichen Festlegun- 
gen verwendet der RUNDE TISCH den Begriff 
„Stand der Technik" pragmatisch als Entwick- 
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, die für 
die jeweils spezifischen Produktionsbedingun- 
gen verfügbar sind. 


Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt die nach 
dem Stand der Technik erreichbare Verringe- 
rung von Schadstofffrachten im Abw asser vor, 
soll die Erlaubnis für eine Gew ässerbenutzung 
erteilt werden. Die Wasserrahmenrichtlinie 
verstärkt den gewässerbezogenen, kombinier- 
ten Ansatz in Deutschland: Somit wird eine 
Einleitung von Schadstoffen in ein Gewässer 
sowohl emissions- (von der einleitenden In- 
dustrieanlage her) als auch immissionsseitig 
(aus Sicht des Gewässers) bew ertet. 


* Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wurde inzwischen no- 
velliert (mit dem Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts, 
31.07.2009). Dies wird im März 2010 in Kraft treten und dann 
das alte WHG ablösen. Änderungen zur Definition des Stan- 
des der Technik ergeben sich dadurch nicht. Im Text wird sich 
auf das derzeit geltende Recht bezogen und somit auf die zu- 
letzt im Dezember 2008 geänderte Fassung des WHG. 


Gewásserschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 





Inkraft-Treten der Wasserrahmenrichtlinie (W RRL) Dez. 2000 


: Rechtliche Umsetzung der WRRL Dez. 2003 
(auf Bundesebene durch Anderung des Wasserhaushaltsgesetzes) - 


Befristung des Härtegrenzwertes gemäß Erlaubnisbescheid (30.11.09) Nov. 2009 


Fertigstellung Maßnahmenprogramme und Dez. 2009 


Flussgebietsbewirtschaftungsplan nach WRRL 
Befristung der Erlaubnis zur Versenkung gemäß Erlaubnisbescheid (30.11.11) "Tr 


Befristung der Erlaubnis der Einleitung und des ua Nov. 2012| 


Chloridgrenzwertes gemäß Erlaubnisbescheid (30.11.12) 


Zielerreichung nach W RRL - 73 
Starteines neuen Bewirtschaftungszyklus nach WRRL 


Zielerreichung nach WRRL - 


Starteines neuen Bewirtschaftungszyklus nach WRRL — 


Letzte Frist für Zielerreichung nach WRRL, 


danach Festlegung „geringerer Umweltziele“ — Dez. 2027 | 


Im Rahmen der Erlaubnisbescheide gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem 
hessischen Wassergesetz wurden durch die zu- 
ständigen Behörden zuletzt in den J ahren 2003 
und 2006 Grenzwerte für die Einleitung des Salz- 
abwassers in die Werra festgelegt: 2.500 M illi- 
gramm Chlorid pro Liter und 90° deutsche Härte 
am Pegel in Gerstungen. Der Erlaubnisbescheid 
enthält keine direkten Grenzwerte in Bezug auf 
das Grundwasser, jedoch sind in der Versenk- 
erlaubnis für das Salzabwasser des Werkes 
Werra maximale Mengen festgeschrieben. Bei 
einer Verlängerung der Versenkerlaubnis müss- 
ten nach heutigem Kenntnisstand jedoch auch 
für das Grundwasser geeignete Grenzwerte 
festgesetzt werden. Zudem dürfen keine Beein- 
tráchtigung des Wohls der Allgemeinheit und 
keine Gefáhrdung der Trinkwasserversorgung 
befürchtet werden. Die Versenkmenge ist folg- 
lich so gering wie möglich zu halten. 


Neben dem WHG ist ein wichtiges Bundesge- 
setz im Bereich der Wasserwirtschaft das Ab- 
wasserabgabengesetz. Die Abwasserabgabe, 
die für die Verbesserung der Gewässerqualität 
grundsätzlich eine starke Rolle spielt, ist bei der 
Einleitung von Salzabwasser gering. 


23 Zeitleiste für die rechtlichen 
Vorgaben zur Umsetzung der euro- 
päischen Wasserrahmenrichtlinie 
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Auf dem Weg zu einem guten Zustand 
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24 Ökologischer Zustand/Poten- 
zial der Oberflächenwasserkörper 
in der Flussgebietseinheit Weser 
(Flussgebietsgemeinschaft Weser, 
Bewirtschaftungsplan, Dezem- 
ber 2009) 


Wie weit ist der Zustand der Gewässer im Ein- 
zugsgebiet der Weser augenblicklich von einem 
guten Zustand entfernt? Die Bestandsaufnahme 
der Bundesländer zeigt: Im Moment erreichet 
nur ein kleiner Teil aller bewerteten Gewässer 
(ca. 8% der "Oberflächenwasserkörper")' im 
gesamten Einzugsgebiet der Weser einen guten 
ökologischen Zustand nach Wasserrahmen- 
richtlinie. Werra und Weser selber erreichen 
derzeit an keiner Stelle den „guten ókologi- 
schen Zustand": Die Werra weist in allen acht 
Wasserkórpern einen „mäßigen“ bis ,schlech- 
ten ökologischen Zustand" auf. Und die Weser 
erreicht aktuell überwiegend ein „unbefriedi- 
gendes" bis „schlechtes ökologisches Poten- 
zial". Das liegt auch am Salz. Besser sieht es 
beim chemischen Zustand aus: Dieser wurde 
für die Flussgebietseinheit Weser überwiegend 
als „gut“ beurteilt (für ca. 80% der Oberflächen- 
wasserkórper). In den Abbildungen 24 und 25 
ist dargestellt, wie der derzeitige „ökologische 
Zustand" der Oberflächengewässer und der 
„chemische Zustand" der Grundwasserkörper 
in der Flussgebietseinheit Weser im Rahmen 
der Bewirtschaftungsplanung bewertet wurden. 
An der Zielverfehlung ist auch das Salz schuld: 
Die Wasserkórper der mittleren und unteren 
Werra erreichen unter anderem aufgrund der 
Salzbelastung den ,guten ókologischen Zu- 
stand" nicht, ebenso große Teile der Weser. 
Und zu den Grundwasserkórpern, die nicht 
die Ziele nach der WRRL erreichen, gehören 
auch sieben Grundwasserkórper im hessisch- 
thüringischen Kaligebiet, die sich insbeson- 
dere aufgrund der Salzabwasserversenkung 
im ,schlechten chemischen Zustand" befinden 
(sechs davon im Werra-Kaligebiet, einer im Ka- 
ligebiet Neuhof). 

Für den ,guten Zustand" bedarf es jedoch nicht 
nur einer Verminderung der Salzbelastung. 
Auch die Belastung mit Nährstoffen (vor allem 
Phosphate und Nitrate aus Kläranlagen und 
Landwirtschaft) und die baulichen Maßnahmen 
(Uferverbauung, Wehre, Sohlenbefestigung), 
die die , Gewássermorphologie" der Flüsse be- 
eintráchtigen, spielen eine Rolle. 


* Oberflächenwasserkörper sind zusammenhängende Ab- 
schnitte eines Gewässers, wie z.B. ein Fluss, ein See, ein 
Küstengewásser, oder auch nur Teile davon. Ein Grundwas- 
serkórper ist ein abgegrenzter Bereich mit annáhernd glei- 
chen hydrogeologischen Eigenschaften. Für die Wasserkór- 
per sollen laut Europäischer Wasserrahmenrichtlinie jeweils 
bestimmte Qualitätsziele erreicht werden. In der Flussge- 
bietseinheit Weser gibt es etwa 1.400 solcher Oberflächen- 
wasserkórper und 144 Grundwasserkórper. 


Daher werden folgende Belastungen in den 

Mittelpunkt der zukünftigen Gewässerbewirt- 

schaftung in der Flussgebietseinheit Weser 

gestellt: 

> die Salzbelastung der Werra und Weser 
durch den ehemaligen und heutigen Kali- 
bergbau, 


> die Belastung der Gewässer durch anthro- 
pogene Nährstoffeinträge aus häuslichen 
Abwässern und Landwirtschaft und 


> die Beeinträchtigung der Struktur der Ge- 
wässer, insbesondere ihrer Durchgängigkeit 
durch Ausbau für Schifffahrt, Energieerzeu- 
gung und Landwirtschaft. 


Die Salzbelastung der Werra ist nicht das ein- 
zige Problem. Neben der Verbesserung der 
Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit 
besteht auch Bedarf an Maßnahmen zur Ver- 
ringerung von Stoffeinträgen in die Gewässer. 
Diese sind in den Maßnahmenprogrammen 
der Länder zur Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie verankert. Aber ohne 
eine Lösung der Salzproblematik wird dies die 
Qualitätder Werra nichtnachhaltig verbessern. 
Die Umsetzung der Empfehlung des RUNDEN 
TISCHES sollte daher eingebettet sein in ein 
breiter angelegtes Konzept. Nur wenn neben 
dem Salz auch andere Stoffeinträge vermindert 
und die Durchlässigkeit erhöht werden, lässt 
sich die angestrebte Verbesserung der Gewäs- 
serqualität erreichen. Ein hoher Aufwand für 
Maßnahmen im Bereich der Kaliproduktion ist 
nur dann zu rechtfertigen, wenn parallel dazu 
andere Gewässerbelastungen in einem ver- 
gleichbaren Maße zurückgeführt werden. 


Für die Flussgebietseinheit Weser haben 
sich die Bundesländer Bayern, Bremen, Hes- 
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Fluss- 
gebietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) 
zusammengeschlossen, um gemeinsam die 
wasserwirtschaftlichen Herausforderungen 
zu schultern. Hierbei spielt der Bewirtschaf- 
tungsplan, der bis Ende 2009 von der Flussge- 
bietsgemeinschaft erstellt wurde, eine zentrale 
Rolle. Der Prozess der Maßnahmenauswahl 
im Bereich Salzabwasser soll dem Bewirt- 
schaftungsplan zufolge bis zum Frühjahr 2010 
abgeschlossen werden. Die Empfehlungen des 















50 Kilometer 


RUNDEN TISCHES sowie das Maßnahmenkon- 
zept von K+S werden die Grundlage für die Ent- 


scheidungsfindung der Landesregierungen von 


Hessen und Thüringen über geeignete Maß- 


nahmen sein. Die Maßnahmen werden dann 
auch Bestandteil der Bewirtschaftungspläne 
und Maßnahmenprogramme nach 2015. Nach 
Auffassung der Länder Hessen, Thüringen und 


Nordrhein-Westfalen stellt der Bau einer Fern- 
leitung die einzige Möglichkeit dar, bei Aufrecht- 
erhaltung der Produktion die Bewirtschaftungs- 


ziele nach WRRL für die betroffenen Gewässer 
zu erreichen (siehe Bewirtschaftungsplan FGG 
Weser, Dezember 2009). 
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25 Chemischer Zustand der 
Grundwasserkörper in der Flussge- 
bietseinheit Weser (Flussgebiets- 
gemeinschaft Weser, Bewirtschaf- 
tungsplan, Dezember 2009) 


55:5: Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


Letztlich legen die Bundesländer die M af&inah- 
men für die Bewirtschaftungspláne fest. Und 
zwar gemeinsam im Rahmen der Koordinie- 
rungspflicht nach WRRL. Dabei mussten sie 
nicht nur Maßnahmen zur Reduzierung der 
Salzbelastung ermitteln. Es geht auch um eine 
Verringerung der Náhrstoffeintráge, um die Ver- 
besserung der Hydromorphologie der Gewässer 
sowie um eine Verminderung der Eintráge von 
sogenannten prioritären Stoffen, also Schwer- 
metallen (insbesondere in den Gewässern des 
Harzes und damit auch in der Weser), indust- 
riellen Schadstoffen und Pflanzenschutzmitteln. 
Daher sind im Einzugsgebiet der Weser neben 
den Maßnahmen zur Reduzierung der Salz- 
belastung zahlreiche Maßnahmen in den ver- 
Schiedenen Belastungsbereichen vorgesehen, 
um die Umw eltziele der W RRL zu erreichen: 


» Mafinahmen zur Reduzierung diffuser stoff- 
licher Einträge in Oberflächengewässer und 
das Grundwasser, vorwiegend im Bereich 
der Landwirtschaft: Z.B. der Anbau von Zwi- 
schenfrüchten zur Verbesserung der Boden- 
strukturen und Verminderung der Erosion 
oder das Einrichten von Uferrandstreifen zum 
Stoffrückhalt. 


v 


Maßnahmen zur Verringerung stofflicher Ein- 
träge aus Punktquellen: Weiterer Ausbau und 
Verbesserung der kommunalen Kläranlagen. 
So ist zum Beispiel geplant, im thüringischen 
Einzugsgebiet der Werra Kläranlagen neu zu 
errichten, auszubauen/zu optimieren oder 
um eine Phosphorelimination zu erweitern. 


v 


Maßnahmen hinsichtlich hydromorpholo- 
gischer Defizite: An zahlreichen Gewässer- 
abschnitten werden hierfür Flächen für eine 
eigendynamische Entwicklung bereitgestellt, 
Ufersicherungen entfernt, und die Durchgän- 
gigkeit verbessert. Hierfür werden Fischauf- 
stiegsanlagen errichtet oder Sohlschwellen 
und Abstürze beseitigt. 


Aufgrund der vielen schwierig zu lösenden 
Probleme haben sich die Bundesländer darauf 
geeinigt, Schwerpunkte zu setzen und in Stufen 
vorzugehen. In bestimmten Flussabschnitten 
will man den „guten Zustand“ bis 2015 errei- 
chen, in den übrigen Abschnitten werden Frist- 
verlängerungen bis 2021 oder 2027 in Anspruch 
genommen. Für Werra und Weser sieht dies 





so aus: Nur ein Wasserkörper der Werra (der 
letzte Wasserkórper vor Zusammenfluss mit 
der Fulda) wird voraussichtlich bereits 2015 den 
guten Zustand erreichen. Ansonsten werden für 
Werra und Weser ,Fristverlángerungen" bean- 
tragt. Gleiches gilt für die sieben Grundwasser- 
kórper mit derzeit ,schlechtem chemischem 
Zustand" aufgrund der Salzbelastung. 


Auf Grundlage des Prognosemodells des RUN- 
DEN TISCHES ist davon auszugehen, dass mit 
der Umsetzung der Empfehlung (Einstellung der 
Einleitung von Salzabwasser in die Werra und 
in den Untergrund) das Erreichen eines guten 
Zustands von Werra und Weser ermöglicht wird 
- wenn gleichzeitig die anderen Belastungen re- 
duziert werden. Allerdings: Auch wenn die diffu- 
sen Einträge in der Art und Weise zurückgehen, 
wie durch das Hessische Landesamt für Umwelt 
und Geologie (HLUG) prognostiziert (siehe auch 
Kapitel 5.1.2), werden in einigen Abschnitten 
der Werra auch nach 2020 zeitweise erhöhte 
Salzkonzentrationen herrschen, auch wenn 
diese im Lauf der J ahre abnehmen werden. Es 
ist móglich, dass in den besonders betroffe- 
nen Abschnitten der Werra auch über das J ahr 
2027 hinaus Salzkonzentrationen vorherrschen, 
die einen „guten Zustand" nach WRRL verhin- 
dern. In einem solchen Fall müssten für diese 
Abschnitte der Werra ,geringere Umweltziele' 
nach WRRL in Anspruch genommen werden. Im 
Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietsein- 
heit Weser werden "weniger strenge Umwelt- 
ziele" nach WRRL bisher nur für einige wenige 
Wasserkörper im Einzugsgebiet der Weser in 
Anspruch genommen: Dies sind Gewässer, die 
aufgrund der Belastungen aus dem ehemali- 
gen Bergbau des Harzes nicht wirksam saniert 
werden kónnen. Um die Ziele der WRRL zu er- 
reichen, sind in den Bundesländern große In- 
vestitionen in den nächsten J ahren vorgesehen. 


Die Bundesländer sehen aufgrund der Vielzahl 
der Belastungen den „guten Zustand“ in Werra 
und Weser bis 2015 nicht als flächendeckend 
erreichbar an. Auch die Salzproblematik ist so 
schnell nicht zu lösen. Aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben: Das Ziel, die Werra in einen 
»guten Zustand" zu versetzen, muss dann bis 
2021 oder spätestens bis 2027 erreicht werden. 
Nur wenn dies gar nicht moglich ist, müssen 
„geringere Umweltziele" für einzelne Gewäs- 
serabschnitte definiert werden. 


3.4 


RUNDER 
TISCH 


Ziele/Ökologische Anforderungen 


3.4.1 


Werra und Weser 


> Die durch den Erlaubnisbescheid der zustän- 
digen Behörden vorgegebenen Werte sind 
aus Ökologischer Sichtzu hoch für die Werra, 
darüber ist sich die Mehrheit am RUNDEN 
TISCH einig. 


> Die Wasserrahmenrichtlinie bedeutet für 
Werra und Weser: Ein „guter ökologischer 
Zustand“ in einem Süßwasserfluss erlaubt 
200 Milligramm Chlorid je Liter als Mittel- 
wert, so die Empfehlung der Bundesländer 
in Deutschland (LAWA, 2007‘). Dies wird als 
Voraussetzung dafür gesehen, dass die für 
einen Mittelgebirgsfluss wie die Werra typi- 
schen Fische, Wirbellosen und Pflanzen exis- 
tieren können. Für Kalium und Magnesium 
sind keine Werte vorgegeben. 








> Da der „gute Zustand“ nach Wasserrahmen- 
richtlinie in Werra und Weser im Hinblick 
auf die Salzbelastung noch unzureichend 
beschrieben ist und um mögliche Verbesse- 
rungen des Gewässerzustands beurteilen zu 
können, hat der RUNDE TISCH zusätzliche 
Ziele festgelegt" (siehe Abbildung 26). 


> Hintergrund dieser Zielfestlegungen sind 
folgende, den aktuellen Kenntnisstand wider- 
spiegelnde wissenschaftliche Erkenntnisse 
(Zusammenfassung Fachgespräch „Salzbe- 
lastung von Werra und Weser“, April 2009, 
siehe Berichts-CD): 


* Länderarbeitsgemeinschaft Wasser LAWA, 2007. Rahmen- 

konzeption Monitoring, Arbeitspapier Il: Hintergrund- und Ori- 
entierungswerte für physikalisch-chemische Komponenten, 
Stand 7.3.2007. 

** Auf dem Fachgespräch wurden zunächst unterschiedliche 
Grenzwerte für die Salzionen diskutiert, so z.B. ein Vorschlag 
der Fischereiverbände (Hegegemeinschaft der Werra Hes- 
sen-Thüringen und Verband Hessischer Fischer), welcher z. T. 
strengere Richtwerte für die Werra enthält. 


> Neben Chlorid wirken vor allem Kalium und 
Magnesium ab bestimmten Konzentrationen 
schädlich auf die Lebensgemeinschaften. 
Verschiedene Untersuchungen deuten dar- 
auf hin, dass Chlorid die Gewässerorganis- 
men sogar vergleichsweise weniger belastet 
als Kalium und Magnesium. Andere Salz- 
ionen, nämlich Natrium, Calcium und Sulfat, 
sind in ihrer Wirkung von eher untergeordne- 
ter Bedeutung. 


> Auch die Verhältnisse der Salzionen (ins- 
besondere das Verhältnis der Calcium- zu 
den Magnesium-lonen) untereinander sind 
wichtig: Von diesen hángt ab, wie schádlich 
die Salze für Fische oder auch für wirbellose 
Organismen, wie flusstypische Kleinkrebse, 
sind. Wichtig ist es, diese in der Gewässer- 
überwachung ausreichend zu berücksichti- 
gen, um auch hierfür Werte begründet fest- 
legen zu kónnen (siehe hierzu auch Kapitel 6 
Monitoring und Forschungsbedarf). 


Für zukünftige Einleitungsbedingungen sollten 


aus gewässerökologischer Sicht Grenzwerte 
für Kalium, Magnesium und Chlorid herange- 
zogen werden. 





Rechtsanwalt Frank Hix 
Bürgerinitiative „Rettet die 
Werra e.V.“ 


„Der ernsthafte und sachliche 
Austausch aller Argumente der 
Beteiligten mit einer transpa- 
renten, objektiven Überprüfung 
ermöglicht ein von breiter 
Basis getragenes Ergebnis.“ 
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26 Wertebereiche der Salzbe- 


lastung für Chlorid, Kalium und 
Magnesium und ihre biologische 
Bedeutung. Werte spezifisch 

für die Werra und Weser unter 


Berücksichtigung der Wechselwir- 


kungen zwischen Chlorid, Kalium 
und Magnesium (als 90-Perzentile) 


Stufe | Bezeichnung 





Natürliche Hintergrundwerte 


Wertebereiche für Lebensbedingungen 
naturnaher Lebensgemeinschaften 


Il Wertebereiche für Lebensgemein- 
schaften, in denen sensible Arten bzw. 
bestimmte Komponenten der Lebens- 
gemeinschaft fehlen 


IV Wertebereiche für Lebensgemein- 
schaften, in denen robustere Arten 
bzw. bestimmte Komponenten der 
Lebensgemeinschaft fehlen 


Wertebereiche für durch Salzbelastung 
geprägte Lebensgemeinschaften 


Die Wertebereiche unterschiedlicher Salzbe- 
lastungen wurden für die Werra und die Weser 
einheitlich definiert sowie mit Farben belegt. In 
Einklang mit der Wasserrahmenrichtlinie be- 
deutet die blaue Farbe sogenannte Referenzbe- 
dingungen ohne Einflüsse des Menschen.' Die 
Stufe Il in grüner Farbe gewährleistet Bedin- 
gungen, in denen Salzbelastungen zwar vorhan- 
den sind, aber der „gute ökologische Zustand" 
sicher erreicht werden kann. Die Stufe III und 
IV markieren einen kritischen Übergangsbe- 
reich, in denen die Salzbelastungen biologisch 
zunehmend wirksam werden. Die Stufe V steht 
für Verhältnisse, in denen die Salzbelastungen 
den ókologischen Zustand einseitig überprágen. 


Für das Verstándnis der Tabelle muss man wis- 
sen, dass Salzionen keine Schadstoffe im übli- 
chen Sinn sind. Einige Pestizide oder Industrie- 
chemikalien beispielsweise will man aufgrund 
ihrer Giftigkeit möglichst gar nicht im Gewässer 
haben - hier ist das Ziel Null. Bei Salzen gibt 
es dagegen natürliche und noch tolerierbare 
Hintergrundwerte. Das Ziel ist daher nicht Null. 
Und daraus folgt: Neben der Verminderung 
macht auch die Verdünnung Sinn, die man an- 
sonsten in der Umweltpolitik nicht so gerne hat. 
In Ergänzung zu geeigneten Grenzwerten emp- 
fiehlt der RUNDE TISCH Zielkorridore für die 
einzelnen Salzionen. Diese legen Bedingungen 


* Die Wertebereiche für Stufe | und II wurden aus der Was- 
serrahmenrichtlinie abgeleitet. Der natürliche Hintergrund- 
wert für Chlorid liegt geringfügig höher als hier aufgeführt im 
Bereich von etwa 100 mg/l. 


Kalium 
(mg/l) 


Chlorid 
(mg/l) 


Magnesium 
(mg/l) 





5 bis 20 


300 bis 1.000 20 bis 80 30 bis 100 


1.000 bis 2.500 80 bis 150 100 bis 180 


für einen „ökologisch signifikant verbesserten 
Gewässerzustand" fest. 


Für die Bewertungen des RUNDEN TISCHES 
wird ein in der Gewässergütediskussion übli- 
cher Parameter herangezogen, der 90-Perzen- 
tilwert." Das ist der Wert, der in einer längeren 
Zeitspanne an 90% der Tage unterschritten 
wird. Er ergibt sich aus der Ganglinie, also 
aus der Aufzeichnung aller Messwerte im Lauf 
beispielsweise eines Jahres. Die gesamten 
Messwerte werden der Größe nach sortiert, es 
entsteht eine Dauerlinie von Werten, die an 10, 
an 50, an 100 und schließlich an 365 Tagen im 
Jahr unterschritten werden. So kann gezeigt 
werden, in welchem Ausmaß und für wie lange 
bestimmte kritische Konzentrationen über- bzw. 
unterschritten werden. Damit kann man die zeit- 
liche Rhythmik darstellen und besser beurteilen. 
Der 90-Perzentilwert ist dann der Wert, der an 
329 Tagen im J ahr (90% der Tage) unterschrit- 
ten und an 36 Tagen im J ahr überschritten wird. 


Der 90-Perzentilwert deckt einen großen Teil 
der auftretenden Konzentrationen im Gewässer 
ab, ohne seltenen Spitzenwerten ein zu hohes 
Gewicht beizumessen. Diese Vorgehensweise 
hat sich in der Praxis der Gewässergütew irt- 
schaft bewährt. 


** Die dargestellten Perzentilwerte dürfen nicht als Grenz- 
werte verstanden werden, sondern als Möglichkeit, Veránde- 
rungen in Hinsicht auf ihre biologische Bedeutung bewerten 
zu können. Neben diesen sind Grenzwerte durch die zustän- 
digen Behörden festzulegen, um zwar selten auftretende, da- 
für aber besonders schádigende Spitzenwerte zu begrenzen. 


Gewässerschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 





Dauerlinie Chloridkonzentration am Pegel Gerstungen, 2006 
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27 Ganglinie und Dauerlinie der 
Chloridkonzentration am Pegel 
Gerstungen im J ahr 2006 mit 
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Ganglinie Chloridkonzentration am Pegel Gerstungen, 2006 
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So werden auch in anderen Bereichen der Ab- 
wasserbehandlung (z.B. kommunale Abwas- 
serreinigung) Anlagen nicht auf die extremste 
Situation über einen langen Zeitraum hinweg 
bemessen. Dazu kommt: Die unterschiedlichen 
Gewásserorganismen regenerieren sich ver- 
gleichsweise schnell. Damit ist gewährleistet, 
dass sie sich zwischen vergleichsweise selte- 
neren Extremsituationen erholen können. Dies 
ist auch von Natur aus so angelegt. Beispiels- 
weise sind extreme Wasserstände natürliche 
Ereignisse und diese gibt es mit entsprechen- 
der Häufigkeit auch in völlig naturnahen Fließ- 
gewássern. 


05, 18.06, em) 


1308, 10.09, "wem | 051, 0342. an 


02.07. 30.07. 2708. 2409. 2210. 1911. 1712. 


Der RUNDE TISCH betrachtet in seinen Pro- 
gnosen über die Entwicklung der Gewässer- 
qualität unterschiedliche Abflussjahre: extrem 
trockene, extrem feuchte und normale J ahre. 
Für die Beurteilung der zu erreichenden Ver- 
besserungen wird der 90-Perzentilwert her- 
angezogen, also der an 90% aller Tage eines 
J ahres unterschrittene Wert. Und zwar für die 
einzelnen Flussabschnitte in Werra und Weser. 


Bericht 


3.4.2 
Grundw asser 


Die Problematik der Versenkung in den Un- 
tergrund und mögliche Auswirkungen auf 
das Grundwasser sind in Kapitel 5.1.3 aus- 
führlich dargestellt. Durch die Gesetzgebung 
(Wasserrahmenrichtlinie und Grundwasser- 
Tochterrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und 
Hessisches Wassergesetz) und den Erlaub- 
nisbescheid durch die zustándigen Genehmi- 
gungsbehórden existieren entsprechende Vor- 
gaben zum Grundwasserschutz. Am RUNDEN 
TISCH wurden deshalb keine ergänzenden 
Werte für die durch das Salzabwasser beein- 
tráchtigten Grundwasserkórper erarbeitet. Vor 
diesem Hintergrund und unter Würdigung des 
aktuellen Kenntnisstandes empfiehlt die M ehr- 
heit des RUNDEN TISCHES', die Versenkung in 
den Untergrund baldmóglichst zu beenden. 


* Das Unternehmen K4S plant, die bisherige Versenkung in 
den Untergrund aufzugeben, nicht jedoch die Einleitung in 
den Plattendolomit in der Form, wie sie im Rahmen der Neuen 
Integrierten Salzabwassersteuerung (siehe Kapitel 4.2.2) vor- 
gesehen ist. 


Eine wichtige Voraussetzung für den Schutz 


des Grundwassers sieht die Mehrheit des 
RUNDEN TISCHES darin, die Versenkung des 
Salzabw assers baldmöglichst zu beenden. 





4 


Lösungsw ege 


4.1 


Potenziale der Technik 


K+S muss den „Stand der Technik“ einhalten, 
um überhaupt Abwasser in die Gewässer ein- 
leiten zu dürfen (siehe Kapitel 3.2). Der RUNDE 
TISCH ist sich einig, dass im Rahmen seiner 
Empfehlung bestehende technische Potenzi- 
ale zur Vermeidung und Verwertung und damit 
der jeweilige „Stand der Technik“ in vollem 
Umfang berücksichtigt worden sind und seine 
Empfehlung nur für heute unvermeidbare Rest- 
stoffe Maßnahmen der Entsorgung vorsieht. 
Die Technik entwickelt sich aber ständig weiter. 
Daher müssen auch in Zukunft kontinuierlich 
Potenziale der Technik geprüft und realisiert 
werden. Diese Aufgabe formuliert das Wasser- 
haushaltsgesetz folgendermaßen: 








„Stand der Technik ... ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, der die praktische Eignung ei- 
ner M a&nahme zur Begrenzung von Emissionen 
in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung 
der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung ei- 
ner umweltvertráglichen Abfallentsorgung oder 
sonst zur Vermeidung oder Verminderung von 
Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung 
eines allgemein hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lásst. 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik 
sind insbesondere die im Anhang 2 aufgeführ- 
ten Kriterien zu berücksichtigen" (8 7 Abs. 5 
Wasserhaushaltsgesetz 2002, zuletzt geändert 
22.12.2008). Der Anhang 2 ergänzt, dass die 
„Bestimmung des Standes der Technik ... un- 
ter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit 
zwischen Aufwand und Nutzen möglicher M aß- 
nahmen sowie des Grundsatzes der Vorsorge 
und der Vorbeugung, jeweils bezogen auf Anla- 
gen einer bestimmten Art", zu erfolgen hat. 

















Beim ,Stand der Technik" geht es also nicht 
um abstrakte technische Konzepte, sondern 
um für das Werk Werra konkret verfügbare Po- 
tenziale der Technik - unter Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand 
und Nutzen ihres Einsatzes, und dies immer im 
Hinblick auf die spezifische Anlage, die dort zu 
betrachten ist. 





RUNDER 
TISCH 


Doch wie stellt man diese Potenziale fest? Der 
RUNDE TISCH analysierte, was international 
die Produzenten tun, und wählte für seine Emp- 
fehlung die modernsten und effizientesten Ver- 
fahren aus. Allerdings gibt es weltweit nur we- 
nige Anbieter von Kalisalz, und unter den von 
diesen angewendeten Verfahren sind einige 
der von K+S angewendeten Verfahren einzigar- 
tig (z.B. das ESTA®-Verfahren). Und nicht jedes 
möglicherweise modernere und effizientere 
Verfahren, das bei anderen Anbietern ange- 
wendet oder dessen Anwendung angekündigt 
wird, lässtsich auf das Werk Werra übertragen. 





Der RUNDE TISCH hat die einschlägigen Unter- 
suchungen der zuständigen Behörden berück- 
sichtigt: So hat die Europäische Kommission 
Übersichten über die jeweils besten verfügba- 
ren Techniken (BVT) erstellt und ihr einschlä- 
giges „Reference Document on Best Available 
Techniques for Management of Tailings and 
Waste-Rock in Mining Activities“ 2009 überar- 
beitet.‘ Dieses maßgebliche EU-Dokument zum 
Umgang mit bergbaulichen Abfällen stellt fest, 
dass bei der Verarbeitung von Rohsalzen zu 
Kali über 78% als Abfälle in fester oder flüssi- 
ger Form verbleiben. Dies liegt in der Größen- 
ordnung, die auch bei der Produktion von K+S 
anfällt. Weitergehende Vorschläge zu besten 
verfügbaren Technologien mit einer besseren 
Ausbeute finden sich in dem Reference Docu- 
ment der EU nicht. 








* BREF 25 - Reference Document on Best Available Tech- 
niques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mi- 
ning Activities - von J anuar 2009. Das auf der Grundlage 
der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung vom 15. J anuar 
2008 (IVU-Richtlinie) vom Umweltbundesamt veröffentlichte 
BVT-Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken einer 
Kaligewinnung entspricht BREF in der Fassung vom J uli 2004. 





Stephan Gunkel 
Bund für Umwelt- und Natur- 
Schutz Deutschland 


„Werra und Weser wieder zu 
Süßwasserflüssen zu machen - 
das ist Ziel der Umweltver- 
bände. Die hierauf gerichteten 
Empfehlungen des Runden 
Tisches sollten von Politik und 
Genehmigungsbehörden zügig 
umgesetzt werden.“ 


Bericht 


Dass im Hinblick auf Abbau- und Produktions- 
verfahren und somit auf die anfallenden fes- 
ten und flüssigen Abfälle Techniken genannt 
werden, die auf den ersten Blick das Entsor- 
gungsproblem effektiver zu lösen verspre- 
chen, bedeutet noch nicht, dass diese für das 
Werk Werra tatsächlich ,verfügbar"' sind: Sie 
können sich für die dortigen Lagerstätten und 
deren Rohsalze nicht eignen, können zu teuer, 
zu unsicher oder mit anderen Risiken behaftet 
sein. Die Rahmenbedingungen sind immer sehr 
unterschiedlich, z.B. was die Gestalt der unter- 
tägigen Hohlräume oder die Verfügbarkeit von 
Reststoffen angeht, mit denen das Abwasser 
angemischt werden kann. 


* Verfügbarkeit als rechtliche Anforderung wird von der IVU 
in 8 2 Ziff. 1 definiert: „Verfügbar“ sind „die Techniken, die 


in einem Maßstab entwickelt sind, der unter Berücksichti- 
gung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses die Anwendung un- 


ter in dem betreffenden industriellen Sektor wirtschaftlich 
und technisch vertretbaren Verhältnissen ermöglicht, ganz 


gleich, ob diese Techniken innerhalb des betreffenden M it- 


gliedstaats verwendet oder hergestellt werden, sofern sie zu 


vertretbaren Bedingungen für den Betreiber zugänglich sind“. 


Insbesondere dann, wenn ein neues Werk auf 
der „grünen Wiese“ geplant wird, können sich 
Verfahren als einsetzbar erweisen, die bei ei- 
nem seit J ahrzehnten arbeitenden Werk nicht 
machbar sind. Es ist durchaus möglich, dass 
bei bestimmten Rahmenbedingungen bezüglich 
Rohsalz, Geometrie der Lagerstätten und Ver- 
fügbarkeit von Reststoffen neue Produktionsan- 
lagen nahezu abwasser- und abfallfrei arbeiten. 
Dass dies beim Werk Werra in Unterbreizbach 
nach Umsetzung der Empfehlung möglich ist, in 
Hattorf und Wintershall jedoch nicht, zeigt die 
Abhängigkeit der technischen Potenziale von 
den konkreten Standortbedingungen. 
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RUNDER 
TISCH 


Von 70 Einzelmaßnahmen 


zu einer Gesamtlösung 


Der RUNDE TISCH empfiehlt eine Handlungs- 
strategie. Der Weg zu seiner Empfehlung führte 
über die Betrachtung umfassender Szenarien, 
die sich aus jeweils unterschiedlichen Maß- 
nahmen zusammensetzen. 


> MASSNAHMEN sind technische Verfahren 
und Steuerungsprozeduren; auch die Mög- 
lichkeit, das Salzabwasser an einer Stelle 
einzuleiten, an der mit geringeren ökologi- 
schen Auswirkungen zu rechnen ist, wird am 
RUNDEN TISCH als Maßnahme beschrieben. 


>Als sinnvoll ausgewählte Maßnahmen 
werden in SZENARIEN zu Gruppen zusam- 
mengefasst. Szenarien beschreiben jeweils 
den Weg von der heutigen Situation bis zu 
einem zukünftigen Zielzustand. Sie beinhal- 
ten Vorgaben zur Terminierung und zum In- 
einandergreifen einzelner Maßnahmen und 
ermöglichen es, verschiedene denkbare Zu- 
kunftsentwicklungen zu vergleichen. 


Der RUNDE TISCH fasst sinnvolle Maßnahmen 
zu Szenarien zusammen. Aus den Szenarien 
wird eine EMPFEHLUNG für die favorisierte 
Handlungsstrategie abgeleitet. 


Grundsätzlich unterscheiden sich die Maßnah- 
men darin, wie sie das Problem angehen. Die 
beste Möglichkeit ist es, dafür zu sorgen, dass 
weniger Rückstände entsorgt werden müssen. 
Entweder indem K+S effizientere Abbau- und 
Aufbereitungsverfahren im Betrieb anwen- 
det oder indem das Unternehmen angefallene 
Reststoffe verwertet. Abfälle, die nach Aus- 
schöpfung der hier bestehenden Möglichkeiten 
übrig bleiben, sollen für die Umwelt möglichst 
schadlos entsorgt werden. Dies kann entweder 
vor Ort geschehen, oder es ist auch eine stand- 
ortferne Entsorgung vorstellbar. 


Der RUNDE TISCH unterscheidet somit drei 
Gruppen von Maßnahmen: 


> Optimierung von Betrieb und Produktion mit 
Minimierung des Abfall- und Abwasserauf- 
kommens (Vermeidung und Verwertung); 


> lokale Entsorgung von unvermeidbaren Pro- 
duktionsrückständen; 


> standortferne Entsorgung von unvermeidba- 
ren Produktionsrückständen. 


Auf der Grundlage des Pilotprojektes „Werra- 
Salzabwasser“ des Hessischen Umweltminis- 
teriums' stellte der RUNDE TISCH denkbare 
und sinnvolle Maßnahmen zur Problemlösung 
zusammen." Weitere Vorschläge wurden von 
außen an den RUNDEN TISCH herangetra- 
gen. Insgesamt hat der RUNDE TISCH mehr 
als 70 einzelne Verfahren zu 27 Maßnahmen 
zusammengefasst, in Abhängigkeit von ihrer 
Wirksamkeit und Machbarkeit klassifiziert und - 
unter Zuhilfenahme von Gutachtern - geprüft. 


Manche Maßnahmen leisten nur einen kleinen 
Beitrag zur Problemlösung, andere helfen sig- 
nifikant. Nicht alle Maßnahmen sind realisier- 
bar: So sind mitunter Schwierigkeiten bei der 
technischen Umsetzung oder auch aufgrund 
rechtlicher Rahmenbedingungen zu erwarten. 
Und manche Maßnahmen sind zwar wirksam 
und umsetzbar, sie verschlingen aber immense 
Ressourcen, etwa im Hinblick auf den Ener- 
gieverbrauch oder auf finanziellen Aufwand. 
Verfahren, die den definierten Kriterien nicht 
entsprechen, wurden am RUNDEN TISCH nicht 
weiter betrachtet. Die Begründungen dafür 
sind in den Maßnahmenblättern sowie in den 
entsprechenden Gutachten (siehe Berichts-CD) 
aufgeführt. 





* Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, 2007. Pilotprojekt Werra Salzabwasser. 
Endbericht. J anuar 2007. 

** Der Begleitband dokumentiert die erarbeiteten „M a&inah- 
menblátter" sowie die Gutachten, die eine Beurteilung und 
Vergleichbarkeit einzelner Maßnahmen ermöglichen. 





Hartmut Koch 
Flecken Bodenfelde 


„Ein Kompromiss, das ist die 
Kunst, einen Kuchen so zu tei- 
len, dass jeder meint, er habe 
das größte Stück bekommen." 


c5: — Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


Der RUNDE TISCH gründet seine Empfehlung 


auf eine sorgfältige Abwägung von Wirksam- 
keit, Umsetzbarkeit und Ressourcenverbrauch. 


Für die Bewertung definierte Kriterien (siehe 
Kasten) sind dabei für die Einschätzung der 
Maßnahmen - und der Szenarien - nicht 


gleichgewichtig. Entscheidend ist die Wirk- 


samkeit: Welche Mengen lassen sich - und bis 
wann - reduzieren? 


Kriterien zur Bewertung 


> Wirksamkeit 





Der RUNDE TISCH überprüfte alle in der Dis- 
kussion befindlichen Verfahren zur Problem- 
lösung (Maßnahmen). Dabei gilt: Vermei- 
dung und Verwertung vor Entsorgung. Und 
es gilt: Die Verfahren müssen funktionieren 
und sie müssen Sinn machen. 

Verfahren, die den definierten Kriterien nicht 
entsprechen, wurden am RUNDEN TISCH nicht 
weiter betrachtet. 


Primäres Ziel des RUNDEN TISCHS ist die Entlastung von Werra und Weser sowie des Grund- 
wassers. Daher geht es an erster Stelle darum, in welchem Maße die M engen an Salzabwasser 
sowie an im Salzwasser gelösten Salzen vermindert werden. Optimal ist es, wenn eine wirkliche 
Vermeidung stattfindet, z. B. indem mehr Salze als Wertstoff verkauft und weniger als Abfall ent- 
sorgt werden. Aber wirksam im Hinblick auf das gesteckte Ziel ist es auch, das Salz aus dem Ab- 
wasser herauszuholen und dann auf die Halden zu verbringen. Allerdings wird als Nebenwirkung 
vermerkt, dass es indirekt wieder zu mehr Abwasser (insb. Haldenwasser) führen kann. 
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Dauer bis zur Umsetzung 


Der RUNDE TISCH unterscheidet kurzfristig, mittelfristig und langfristig wirksame M aßnahmen. 
Dabei orientiert er sich an den Zeithorizonten, die behördlich und gesetzlich vorgegeben sind. 


Der RUNDE TISCH zielt insbesondere auf Maßnahmen, die ohne weiteren aufwendigen For- 
schungs- und Entwicklungsbedarf schon heute oder in absehbarer Zukunft realisierbar sind. Sie 
müssen kurzfristig, móglichst bis 2015 oder in den J ahren bald danach wirksam werden. 


Er betrachtet aber auch Maßnahmen, die erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ihre Wirk- 
samkeit entfalten, wie z.B. die Abdeckung oder den Rückbau von Halden. Eine solche Maß- 
nahme würde in den nächsten J ahren zwar nur zu einer geringfügigen Verringerung des 
anfallenden Salzabwassers führen und damit kurz- und mittelfristig kaum zur Entlastung der 
Gewásser beitragen, langfristig betrachtet jedoch hätte sie ebenfalls eine signifikante Wirkung. 
Vergleichbares gilt für das Verbringen von festen und flüssigen Abfállen unter Tage über die 


bislang angewandten Verfahren hinaus. 


Kurzfristig 
Bis 2015 


Auslaufen der bestehenden Ge- 
nehmigungen zur Einleitung und 


Versenkung des Salzabwassers: 


2009, 2011 bzw. 2012; Frist zur 


Mittelfristig 
Ab 2015 / 2020 / bis 2027 


Verlängerte Fristen zur 
Erreichung des guten 
Zustandes nach EG-W RRL: 
2021 bzw. 2027; „naturnahes 


Langfristig 





Ab 2027 


Ab hier muss spätestens 
der gute Zustand nach EG- 
WRRL erreicht sein - oder 


es müssen ,geringere Um- 


Erreichung des guten Zustandes | Gewásser"' bis 2020 weltziele" definiert werden 


nach EG-WRRL: 2015 
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Technische Umsetzbarkeit 

Hier geht es darum, welche technischen Verfahren einen „Stand der Technik“ erreicht haben, 
mit dem K+S zeitnah eine Verbesserung für Werra und Weser erreichen kann. Technische Um- 
setzbarkeit bedeutet grundsätzlich, dass die Maßnahme dem „Stand der Technik“ entspricht. 
Das heute technisch Machbare sollte der Maßstab des RUNDEN TISCHES bei der Auswahl 
der Maßnahmen sein. Allerdings ist ein übergreifender „Stand der Technik“ im Bereich der 
Kaliproduktion kaum zu definieren, da es an jedem Standort unterschiedliche Bedingungen gibt: 


* Der Begriff „naturnah“ bedeutet, dass 
sowohl stoffliche als auch morphologi- 
sche Verbesserungen zu erreichen sind. 


RUNDER 
TISCH 


Die Rohsalze unterscheiden sich ebenso wie die Räume unter Tage. Zudem gibt es z.B. das 
ESTA?-Verfahren nur bei K+S. Dagegen kann der „Stand der Technik" für einzelne Teilschritte 
definiert werden - und zwar sowohl im Betrieb als auch bei der Entsorgung (etwa beim Umgang 
mit Abwasser). 


Ressourcenverbrauch / Abfallerzeugung, andere Sekundärwirkungen 

Einzelne M aßnahmen können in Bezug auf die anfallenden Salzabwassermengen oder Frachten 
eine hohe Wirksamkeit haben, aber dafür Umweltbelastungen an anderer Stelle verursachen. 
So führt z.B. das Eindampfen des Salzabwassers durch die Aufkonzentration in Kombination 
mit anschließender Gewinnung von Wertstoff dazu, dass weniger Salz im Abwasser enthalten 
ist, dafür ist ein hoher Energieeinsatz erforderlich - und die anfallenden Rückstánde müssen 
ebenfalls entsorgt werden. Der RUNDE TISCH hat derartige Nebenwirkungen („Sekundärwir- 
kungen“) in der Regel qualitativ erfasst und beschrieben. Im Falle der Maßnahmen , Fernleitung 
an die Weser/Nordsee" wurden eine Ökobilanz und eine Umwelterheblichkeitsprüfung zur bes- 
seren Beurteilung der Sekundärwirkungen in Auftrag gegeben. 





Kosten einer Maßnahme und ökonomische Machbarkeit 

Der RUNDE TISCH hat die Aufgabe, Verbesserungen der Gewässergüte bei Erhalt der Arbeits- 
plätze und der wirtschaftlichen Bedeutung der Kaliproduktion zu erzielen. Maßnahmen, die 
dazu führen, dass Kali nicht mehr konkurrenzfähig angeboten werden kann, sind daher nicht 
zielführend. Entsprechend müssen auch Behörden prüfen, ob Maßnahmen und Kosten einem 
Unternehmen zugemutet werden können. Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird zur Errei- 
chung des „guten Zustands“ nach Wasserrahmenrichtlinie formuliert, dass die Fristen bis zur 
Zielerreichung verlängert oder auch geringe Umweltziele festgelegt werden können, wenn de- 
ren Erreichung mit „unverhältnismäßig hohem Aufwand“ verbunden ist. Dabei handelt es sich 
um einen sogenannten Ausnahmetatbestand, der ausführlich zu begründen ist. 


Ob eine Maßnahme „verhältnismäßig“ ist, lässt sich nicht abstrakt und generell feststellen. 
Der RUNDE TISCH stützte sich bei seiner Beurteilung auf den internationalen Vergleich, wie ihn 
etwa das oben zitierte Reference Document der EU wiedergegeben hat, und fragte: Welchen 
Aufwand leisten andere Kaliproduzenten. Ein zwar technisch machbares, aber aufwendigeres 
Verfahren, das aber kein Kaliproduzent anwendet, ist danach auch heute nicht als rechtlich 
zumutbar anzusehen. 


> Rechtliche Umsetzbarkeit 

Für die meisten M aßnahmen wird die rechtliche Machbarkeit als gegeben angenommen: Tech- 
nische Anlagen bedürfen einer Genehmigung, und diese muss erteilt werden, wenn alle Vor- 
schriften eingehalten werden. Eine M aßnahme, die eine umfangreiche rechtliche Überprüfung 
erfordert, ist z.B. die Fernleitung für das Salzabwasser an die Weser oder an die Nordsee. 


* In fünf Sitzungen hatsich der RUNDE TISCH damit beschäftigt, welche Verfahren welchen „Stand der Technik“ erreicht 
haben. Da es sich hier um eine zentrale Frage handelt, wurden mehrere Gutachten in diesem Bereich beauftragt. 





Dr. Fritz Holzwarth 
Bundesumweltministerium 


„Der RUNDE TISCH hat doch 
manchen dazu gebracht 
Positionen zu überdenken. Der 
Praxistest steht noch aus." 


Der RUNDE TISCH sieht Maßnahmen als sinn- 
voll und umsetzbar an, wenn sie wirksam sind, 
wenn sie technisch und rechtlich machbar 
sind und wenn sie nicht zu unverhältnismäßi- 
gen ökologischen (Abfall, Energie) oder óko- 
nomischen Kosten führen. Diese Maßnahmen 
werden in den Szenarien betrachtet. 


Die getroffene Auswahl an Maßnahmen wird in 
den unterschiedlichen Szenarien zu sinnvollen 
Gruppen zusammengefasst. Unterschiedliche 
Szenarien werden einander vergleichend ge- 


genübergestellt. Vor allem geht es darum, wel- 
che Gewässerqualität in Werra und Weser sie 
erreichen. Aber auch die gesamtökologischen 
Auswirkungen werden betrachtet. 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





4.3 
Konstruktion der Szenarien 


Für die Konstruktion der Szenarien wurden Szenario Ill „Vermeidung, Optimierung und Ein- 

plausible und widerspruchsfreie Annahmen leitung Richtung Nordsee“: 

über die Umsetzung von Maßnahmen und die Verminderung mit den vom RUNDEN TISCH pri- 

Entwicklung von Rahmenbedingungen zu- orisierten Maßnahmen, die nicht vermeidbare 

grunde gelegt. So entstanden die folgenden Salzfracht und Abwassermenge wird mittelfris- 

drei Szenarien (siehe auch Tabelle 28): tig per Fernleitung zur Nordsee geleitet. Die sog. 
„Nordseepipeline“ hilft bei der Lösung auch von 

Szenario | „Vermeidung, Optimierung und Ein- langfristigen bergbaubedingten Umweltbelas- 

leitung in die Werra“: tungen (evtl. rückgefördertes Salzabwasser, 

Verminderung mit den vom RUNDEN TISCH pri- Haldenwasser und Haldenentsorgung nach Be- 

orisierten Maßnahmen‘, die nicht vermeidbare endigung des Bergbaus). Anders als in Szenario 

Salzfracht und Abwassermenge wird weiter in lund II sind für die Zukunft im Wesentlichen nur 

die Werra eingeleitet. Für die Zukunft gilt, dass noch Maßnahmen zur betrieblichen Optimie- 

zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Opti- rung relevant. 

mierung oder zur Entsorgung der verbleibenden 

Rückstände geprüft und gegebenenfalls umge- 

setzt werden. 


Szenario Il „Vermeidung, Optimierung und Ein- 
leitung in die Weser": 

Verminderung mit den vom RUNDEN TISCH pri- 
orisierten Maßnahmen, die nicht vermeidbare 
Salzfracht und Abwassermenge wird mittelfris- 
tig per Fernleitung zur Weser‘ geleitet. Für die 
Zukunft gilt, dass zusätzliche Maßnahmen zur 
betrieblichen Optimierung oder zur Entsorgung 
der verbleibenden Rückstände geprüft und ggf. 
umgesetzt werden. 





* Das bedeutet: Einsatz von Verfahren nach den zuvor ge- 

nannten Kriterien, nämlich technische und rechtliche Um- 

setzbarkeit ohne unverhältnismäßige ökologische oder óko- 

nomische Ressourceninanspruchnahme. u —IRr—O — N 
** Weser als Süßgewässer an einer noch zu definierenden *** Niedersachsen steht einem Transport zu einer Einleitstelle 
Einleitstelle. weiter flussabwärts grundsätzlich ablehnend gegenüber. 


Gewässerschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 





Szenario Il Szenario Ill 


Szenario I 





Maßnahmen > Laugentiefkühlanlage in Hattorf 











zur Optimie- > Kieseritflotation in Wintershall 
rung von > ESTA®-Verfahren in Hattorf' 
Betrieb und > Eindampfanlage in Unterbreizbach 
Produktion > Kleinere betriebliche Maßnahmen (bereits geplant und zum Teil umgesetzt) 
Maßnahmen a)mitNIS" | ohne NIS - mit NIS bis 2027 oder Teilen | mit NIS b) ohne 
zur lokalen bis 2027 oder | Übergangs- | der NIS bis 2020 NIS - 
Entsorgung darüber regelung für Übergangs- 
hinaus Versenkung regelung für 
bis Versenkung 
b) 2015 bis 2015 
c) 2011 
Einleitstelle: W ERRA 
Maßnahmen Einleitstelle: Einleitstelle: 
der überloka- WESER NORDSEEKÜSTE oder 28 Szenarien des RUNDEN 
len Entsorgung NORDSEE (ab 2020) TISCHES für die zukünftige Ver- 





minderung der Salzbelastung von 


Umsetzung von Maßnahmen und Potenzialen, die durch die technische Entwicklung in 
Werra und Weser 


Zukunft ermöglicht werden (einschließlich Verbringung in den Untergrund) 


Die drei Szenarien unterscheiden sich somit vor 
allem darin, an welcher Stelle das nach Vermei- 
dung, Verwertung und Verminderung verblei- 
bende Salzabwasser umweltverträglich einge- 
leitet werden kann: in die Werra, in die Weser 
oder in die Nordsee. Und in der Folge davon in 
der Inanspruchnahme von Versenkraum." 





* Ob ein aus heutiger Sicht geeigneter Versenkraum noch zur 


Verfügung steht, dessen Nutzung nicht zwangsläufig auch 
mit einer nachteiligen Beeinflussung des Buntsandstein 
Grundwasserleiters verbunden ist, ist noch offen. 


Derzeit noch offene oder weiter zu konkretisie- 


rende Punkte in den Szenarien sind: 


> die Umsetzbarkeit der „Neuen Integrierten 


Salzabwassersteuerung" (NIS) (siehe auch 
Kapitel 4.4.2 „Maßnahmen zur lokalen Ent- 
sorgung“), 


> die Genehmigungsfähigkeit und ökonomi- 
sche Machbarkeit sowie die ökologische 
Sinnhaftigkeit einer Fernleitung (siehe auch 
Kapitel 4.4.3 „Maßnahmen der überlokalen 
Entsorgung") und 


» der Zeitpunkt, zu dem die Versenkung von 
Salzabwasser in den Plattendolomit vor- 
aussichtlich vollstándig beendet wird (siehe 
auch Kapitel 5.1.2 „Einfluss der Versenkung 
in den Untergrund“). Dieser Punkt steht in 
engem Zusammenhang mit den beiden zuvor 
genannten. 


* Inwieweit die Maßnahme ,ESTA*-Verfahren in Hattorf“ 
sinnvoll ist, wenn eine Fernleitung zur Nordsee gebaut wird, 
kann noch diskutiert werden. M óglicherweise stellt sie einen 
wichtigen Baustein für eine notwendige Übergangsregelung 
für die Versenktätigkeit dar. 

** NIS beinhaltet eine Fortsetzung der Versenkung nach 2011. 


==: Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


4.4 


Maßnahmen im Detail 


4.4.1 





Maßnahmen zur Optimierung von Betrieb und 


Produktion 


Alle Szenarien setzen gemeinsam auf Verfah- 
ren, die eindeutig der Vermeidung und Verwer- 
tung dienen und den oben genannten Bewer- 
tungskriterien (siehe Kapitel 4.1) genügen. Sie 
sind kompatibel mit der Gesamtstrategie von 
K4S, die Ende Oktober 2009 vorgelegt wurde 
(K+S 2009"). Dazu gehören die nachfolgend auf- 
geführten Maßnahmen (die angegebenen Men- 
gen beziehen sich immer auf das J ahr 2006 als 
Ausgangspunkt für die Berechnungen): 


> Tiefkühlanlage für Salzlösungen am Stand- 
ort Hattorf 
Durch ein Abkühlen des Salzabwassers auf 
Temperaturen bis -10°C können weitere 
Wertstoffe in Form von Kaliumchlorid und 
Magnesiumsulfat (Bittersalz) gewonnen 
werden. Dadurch sinkt der Gehalt an Kalium, 
Magnesium und Chlorid in der Abstoßlösung. 
Dieses Verfahren soll am Standort Hattorf auf 
ca. 2,2 Millionen Kubikmeter pro J ahr Salzlö- 
sung angewendet werden. Eine signifikante 
Verminderung des anfallenden Salzabwas- 
servolumens ist mit dem Betrieb der Tief- 
kühlanlage nicht verbunden, wohl aber ver- 
mindert sich die Salzfracht - und es erhöht 
sich die Wertstoffgewinnung. Es wird davon 
ausgegangen, dass die eingesparte Salzab- 
wassermenge bei ca. 50.000 Kubikmeter pro 
J ahr liegt. 
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Weiterentwicklung der Flotation am Stand- 
ort Wintershall 

Am Standort Wintershall wird ein Teil des 
Kieserits durch die Flotation gewonnen. Die 
Weiterentwicklung dieses Verfahrens hat zur 
Folge, dass weniger Salzabwassermengen 
anfallen (ca. 500.000 Kubikmeter pro J ahr), 
außerdem trägt sie zur Erhöhung der Wert- 
stoffausbeute bei. Circa 30.000 Tonnen pro 
J ahr MgSO, werden zusätzlich gewonnen. 


* Gesamtstrategie zur Verminderung von Umweltbelastungen 
gemäß 8 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Land Hessen, dem Freistaat Thüringen und der K4S KALI 
GmbH, J uni 2009 


» Umstellung der Nassgew innung von Kieserit 
auf das trockene ESTA*-Verfahren am Stand- 
ort Hattorf 
In Hattorf soll die bestehende ESTA? durch 
eine weitere Trennstufe ergänzt werden, die 
eine trockene Kieseritgewinnung ermöglicht. 
Diese Stufe hat es bisher in Hattorf nicht 
gegeben, wohl aber in der ESTA*-Anlage in 
Wintershall. Damit wird die Entstehung von 
Salzabwasser ,an der Quelle" deutlich redu- 
ziert. Die Verwendung einer ESTA*-Anlage 
in der Kieseritproduktion führt dazu, dass 
Natriumchlorid auf trockenem Wege ab- 
getrennt werden kann, es fallen ca. 3,5 M il- 
lionen Kubikmeter pro Jahr Salzabwasser 
weniger an. Damit ergibt sich auch eine Ver- 
minderung von Chlorid im Salzabwasser von 
571.000 Tonnen pro J ahr und von M agnesium 
und Kalium von jeweils rund 25.000 Tonnen 
pro J ahr. Dafür führt die M a&nahme zu einer 
Erhóhung der Aufhaldung um ca. 1 Million 
Tonnen pro J ahr, dient daher nur der Vermei- 
dung von flüssigem Abfall, nicht aber von Ab- 
fall schlechthin. Findet sich eine ókologisch 
und ökonomisch vertretbare Möglichkeit der 
Entsorgung von Salzabwasser, wáre dieses 
Verfahren noch einmal zu bewerten. 


> Anlage zum Eindampfen von Magnesium- 
chlorid-Lösung (EDA) in Verbindung mit 
der Erweiterung des GuD-Kraftwerkes am 
Standort Unterbreizbach 
In Unterbreizbach fallen durch die Verarbei- 
tung des Rohsalzes jährlich bis zu 2 M illio- 
nen Kubikmeter Magnesiumchlorid-Lösung 
an. Durch eine Eindampfung dieser Lösung 
kann ein großer Teil des Wassers entzogen 
werden, so dass eine hochkonzentrierte M a- 
gnesiumchlorid-Lösung entsteht, die verkauft 
oder in leere Grubenräume unter Tage ver- 
bracht werden soll. Durch diese Maßnahme 
verringert sich der Salzabwasseranfall um 
bis zu 2 Millionen Kubikmeter pro J ahr und 
um ca. 498.000 Tonnen pro J ahr an Chlorid, 
44.000 Tonnen pro J ahr an Kalium und 148.000 
Tonnen pro Jahr an Magnesium. Die Ein- 
dampfung erfolgt in einer neu zu errichten- 
den Eindampfanlage in Unterbreizbach. Nach 
Umsetzung der Mafinahme produziert der 


HE? 


Standort Unterbreizbach ,rückstandsfrei". 


* Warum nutzt man nicht außerhalb der Werksstandorte 
liegende bestehende oder geplante Kraftwerke zur Ein- 
dampfung von Salzabwasser? Hier ließe sich das M ittellast- 
Kraftwerk der Firma Iberdrola in Ludwigsau oder auch das 
geplante Biomasseheizkraftwerk in Herfa nennen. Eine Nut- 
zung dieser Kraftw erke wird vom RUNDEN TISCH jedoch aus 
investiven und umweltpolitischen Gründen als nicht sinnhaft 
angesehen. So müsste neben dem Hin- und Rücktransport 
der Salzlösung zusätzlich ein Rücktransport der anfallenden 
feuchten Feststoffe per Lkw sichergestellt werden. Und was 
ist mit Solarenergie? So wie die Nutzung von Sonnenkollekto- 
ren oder Fotovoltaik zur Eindampfung der Salzabwassermen- 
gen: Sollten 14 Millionen Kubikmeter Salzabwasser pro J ahr 
z.B. mitSpiegelfeldern verdampft werden, würde dies bedeu- 
ten, dass der Flächenbedarf etwa die Hälfte des gesamten 
Stadtgebietes Kassel (ca. 106 Quadratkilometer) ausmachen 
würde. Die Schlussfolgerung: In unseren Breitengraden ist 
die Nutzung von Sonnenenergie mit extrem hohem Flächen- 
bedarf und hohem finanziellen Aufwand verbunden. 








RUNDER 
TISCH 


> Kleinere betriebliche Maßnahmen 

Hier ist eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen 
zusammengefasst - im Wesentlichen sind 
dies Verbesserungen von Spülprozessen, 
Mehrfachnutzung von Spül- und Prozess- 
wässern sowie der Einbau hochwertigerer 
Dichtungen in Pumpen. So konnte an den drei 
Standorten bislang ca. 1 Million Kubikmeter 
pro J ahr Salzabwasser eingespart werden; 
dies führt dazu, dass zukünftig ca. 126.000 
Tonnen pro J ahr an Chlorid, 3.500 Tonnen pro 
Jahr an Kalium und 7.600 Tonnen pro J ahr an 
Magnesium weniger aufgelöst werden. 


Damit gehen alle drei Szenarien von einer si- 
gnifikanten Reduzierung der Salzfrachten bis 
2015 von ca. 4 Millionen Tonnen gelóste Salze 
im J ahr auf etwa die Hälfte“ aus. Die Genehmi- 
gungsfähigkeit der Einzelmaßnahmen des Pa- 
ketes wird in diesen Empfehlungen vom RUN- 
DEN TISCH vorausgesetzt, ist aber noch durch 
die zuständigen Länderbehörden zu prüfen. 


Allen Szenarien des RUNDEN TISCHES ist die 
Umsetzung sämtlicher oben genannter Maß- 
nahmen zur Optimierung von Betrieb und Pro- 
duktion gemein. 


** Siehe zu den Bilanzen auch Tabelle 30. Die einzelnen Maß- 


nahmen beeinflussen sich in der Wirksamkeit, so dass die 
Summe nicht genau aufgeht. 





Roland Ernst 
Gemeinde Unterbreizbach 


„Leider hatte ich angesichts 
der komplizierten M aterie zu 
wenig Zeit, um mich ‚nachhal- 
tig‘ einzubringen. Ich habe eine 
aufgeschlossene Atmosphäre 
erlebt, die aber durch die Ohn- 
macht des RUNDEN TISCHES 
gegenüber Entscheidungen 
und Absprachen von K4S 
und der Landesregierungen 
Hessen und Thüringen mitunter 
beeinträchtigt wurde.“ 
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„Maßnahmen mit Potenzial für die Zukunft“ 


In den Szenarien des RUNDEN TISCHES werden über die genannten kurz- bis mittelfristig um- 
setzbaren Maßnahmen hinaus keine weiteren Vermeidungs- und Verwertungsverfahren konkret 
berücksichtigt. Dies schließt laufende Optimierungen nicht aus, die jeweils einen kleinen, in der 
Summe dann aber doch spürbaren Beitrag zur Verminderung leisten können. Und zu einem späte- 
ren Zeitpunkt können vielleicht weitergehende Maßnahmen einsetzbar sein. Dazu gehören: 


> Eindampfung weiterer Salzabwässer 

Wenn K+S das Salzabwasser aus Unterbreizbach mit fossiler Energie verdampft, warum dann 
nicht auch das Abwasser der anderen Standorte? Das Ergebnis: An anderen Standorten der 
K+S KALI GmbH weist das Abwasser andere Eigenschaften auf, z.B. ist es geringer konzen- 
triert als in Unterbreizbach. Der für die Eindampfung dieses Abwassers erforderliche Ener- 
gieaufwand ist ókologisch und wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen (die Prüfung, ob und unter 
welchen Umständen die Eindampfung weiteren Abwassers möglich würde, stellt zukünftigen 
Forschungsbedarf dar, siehe Kapitel 6: Monitoring und Forschungsbedarf). Die in Hattorf an- 
fallende Salzlösung ist grundsätzlich ebenfalls weniger geeignet, da bei der Eindampfung ein 
Rückstand entsteht, welcher großtechnisch nicht in der notwendigen Form aufgearbeitet wer- 
den kann und somit ein erhebliches Entsorgungsproblem darstellen würde. M ittelfristig soll je- 
doch geklärt werden, ob durch eine vorher durchgeführte Lósungstiefkühlung die Eindampfung 
dieser Lösung dennoch möglich wird. Um die ökonomische und technische Machbarkeit ab- 
schließend zu beurteilen, sind jedoch Kenntnisse aus der neuen Anlage zur Laugentiefkühlung 
in Hattorf notwendig. Hierdurch könnte eine weitere Einsparung von ca. 1 Million Kubikmeter 
Salzabwasser pro J ahr erreicht werden. 


V 


ESTA®-Verfahren unter Tage 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben erlaubt das ESTA®-Verfahren die trockene Abscheidung von 
Wertstoffen aus dem Rohsalz. Im Gegensatz zu den nassen Verfahren fallen die Rückstände 
(hauptsächlich Steinsalz) trocken an und können aufgehaldet werden. Daher stellt der Bau 
einer ESTA®-Anlage in Hattorf eine kurz- bis mittelfristige Maßnahme zur Verminderung der 
Salzabwassermengen dar. Prinzipiell ist auch denkbar, dass in der Grube Wintershall/Hattorf 
das Hartsalz unter Tage mit Hilfe des ESTA*-Verfahrens derart aufbereitet wird, dass eine 
Steinsalzvorabtrennung gelingt. Das abgetrennte Steinsalz müsste unter Tage versetzt werden. 
Dieses Verfahren führt dazu, dass die Halden nicht weiter anwachsen und dass damit auch 
die Mengen an Haldenwasser nicht steigen. Eine entsprechende, weltweit erste untertägige 
ESTA®-Pilotanlage zur Steinsalzvorabtrennung wurde ab M itte 2009 am Standort Zielitz zu Ver- 
suchszwecken in Betrieb genommen. In einem Teilstrom des Rohsalzes soll durch den Einsatz 
dieser ESTA® ein Teil des Steinsalz-Rückstandes schon unter Tage abgetrennt werden und dort 
verbleiben. Bei weiterhin konstanter Fördermenge kann die Kalikonzentration im geförderten 
Gut angehoben werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich das Rohsalz in Zielitz auf- 
grund der mineralogischen Zusammensetzung hierfür besser eignet als das Hartsalz an der 
Werra. 


4.42 


Maßnahmen der lokalen Entsorgung 


Eine für K4S zentrale Maßnahme zur Lösung 
der lokalen Entsorgungsprobleme ist die ge- 
plante „Neue Integrierte Salzabwassersteue- 
rung“ - NIS. Um zukünftig bei einer Einstellung 
der bisherigen Versenkung das anfallende Salz- 
abwasser entsorgen zu können und trotzdem zu 
niedrigeren Grenzwerten zu kommen, soll ein 
neues System der Salzwasserentsorgung auf- 
gebaut werden. Dieses beinhaltet verschiedene 
Kernelemente: 


> Ausbau der Beckenkapazität über Tage zur 
weiteren Vergleichmäßigung der Einleitung 
von Salzabwasser in die Werra; 


> Herstellung eines Salzabwasserverbundes 
zwischen Thüringen und Hessen zur verbes- 
serten Trennung zwischen ,weichem" und 
,hartem" Salzabwasser bei der Einleitung in 
die Werra (bis zur Inbetriebnahme der Ein- 
dampfanlage in Unterbreizbach); 


» Einleitung kalium- und magnesiumreichen 
(„harten“) Salzabwassers in den Platten- 
dolomit, gleichzeitige Rückförderung von 
kalium- und magnesiumarmem, dafür natri- 
umreichem („weichem“) Salzabwasser aus 
dem Plattendolomit. Bei diesem sogenannten 
lonenaustausch' bleibt die Chlorid-Bilanz 
ausgeglichen. 


> Ausbau der Rückförderkapazität aus dem 
Plattendolomit; 


> Nutzung des Plattendolomits zur temporären 
Zwischenspeicherung von Salzabwasser. 


Die Maßnahme soll zweierlei erreichen: Es sol- 
len in Summe keine zusätzlichen Salzfrachten in 
den Versenkraum eingebracht und bezogen auf 
das Volumen per Saldo soll mehr Salzabwas- 
ser zurückgefördert werden. Hierdurch soll der 
Plattendolomit entlastet w erden. Außerdem soll 
eine Verringerung der bestehenden Grenzw erte 
in der Werra durch die Maßnahme erreicht 
werden. Das System der Salzabwassersteue- 
rung soll in den Lándern Hessen und Thüringen 
übergreifend umgesetzt werden. 


* Für die Einleitung „harter“ und die Rückförderung „weicher“ 
Wässer wird von K+S der Begriff des lonenaustausches ge- 
wählt. Unter lonenaustausch wird normalerweise verstanden, 
dass lonen in einem Medium (hier Wasser) durch andere 
lonen ersetzt werden und die Beschaffenheit des Mediums 
dadurch verändert wird. Dies ist hier nicht der Fall, da der 
Austausch des Salzabwassers nicht an der gleichen Stelle 
stattfindet. 


Ehe eine abschließende Aussage über die NIS 
getroffen werden kann, sind weitergehende 
technisch-wissenschaftliche Nachweise not- 
wendig und die Genehmigungsfähigkeit ist 
rechtlich zu prüfen. 


Die NIS ist ein Konzept, dessen Realisierungs- 
möglichkeiten noch in Prüfung sind. Hinsicht- 
lich der technischen Realisierbarkeit der NIS 
und der rechtlichen Zulässigkeit dieser geän- 
derten Nutzung des Plattendolomits bestehen 
bei Mitgliedern des RUNDEN TISCHS Zweifel. 
Diese Zweifel konnte die vom RUNDEN TISCH 
eingeholte Expertise, die auf die längerfristigen 
Risiken beim Austausch harten und weichen 
Wassers und die Parameter-Unsicherheit be- 
züglich der Verhältnisse im Untergrund hin- 
wies, nicht ausráumen. Unter den gegebenen 
Bedingungen und Unsicherheiten birgt die NIS 
als Lösungsoption Risiken hinsichtlich ihrer 
langfristigen Realisierbarkeit. Der Gutachter 
des Runden Tisches hält die NIS vom Konzept 
her theoretisch für machbar. Sie kann zu einer 
Entlastung des Buntsandsteins beitragen. Das 
Konzept muss konkretisiert und bestehende Un- 
sicherheiten berücksichtigt werden (Sauter, M .: 
Potenziale und Risiken der von K+S vorgeschla- 
genen Neuen Integrierten Salzabwassersteue- 
rung - NIS, Expertise für den RUNDEN TISCH, 
siehe Berichts-CD)" ^. 


Die Neue Integrierte Salzabwassersteuerung 
beinhaltet eine weitere Nutzung des Plattendo- 
lomits - für den lonenaustausch, für eine tempo- 
räre Zwischenspeicherung, für eine verstärkte 
Rückförderung. Ab Ende 2015 soll dies fracht- 
neutral und volumenentlastend durchgeführt 
werden. Zwischen 2011 (Ablauf der geltenden 
Versenkgenehmigung) und 2015 ist es von K+S 
vorgesehen, die Versenkung auch im Rahmen 
der NIS noch so fortzuführen, dass mehr Salzab- 
wasser eingestapelt (versenkt) als zurückgeför- 
dert wird. Die Menge soll dabei stetig reduziert 
werden. Das Konzept ist theoretisch machbar, 
ist jedoch mit Unsicherheit und Risiken behaf- 
tet und basiert neben der Nutzung des Unter- 
grundes auf der Fortsetzung einer - allerdings 
verminderten - Einleitung in die Werra. 


** K+S sieht trotz der Bedenken des RUNDEN TISCHES in der 
NIS eine langfristige Lósung und hált daher eine Fernleitung 
nur für den Fall des Scheiterns von NIS für erforderlich. 

*** Die Reprásentanten des BUND am RUNDEN TISCH fordern, 
die Nutzung des Plattendolomits in welcher Form auch immer, 
nicht über 2015 fortzusetzen. 


Gewässerschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 








Dr. Ruprecht Bardt 
Industrie- und Handelskammer 
Kassel 


„Mir hat besonders die 
Gesprächsatmosphäre am 
RUNDEN TISCH gefallen, bei 
der sich alle bemüht haben, ein 
gemeinsames Ziel zu finden 
und zu erreichen.“ 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





29 Prinzip der Neuen Integrierten 
Salzlaststeuerung (K4S 2009) 


Werra 


Die eine Variante der Szenarien sieht daher 
den Einsatz der NIS vor, in der anderen wird 
betrachtet, was passiert, wenn sie nicht umge- 
setzt wird. Im Fall der Einleitung des verbleiben- 
den Salzabwassers in die Weser (Szenario Il) 
wäre zu prüfen, inwieweit möglicherweise be- 
reits einzelne Elemente der „Neuen Integrierten 
Salzabwassersteuerung“ ausreichen könnten, 
um möglichst gleichmäßige Konzentrationen zu 
erreichen. Eine Variante ganz ohne Umsetzung 
der NIS wird für die Einleitung in die Weser nicht 
vorgesehen, da die Erteilung einer Erlaubnis zur 
Einleitung des verbleibenden Salzabwassers in 
dem Fall als unwahrscheinlich erachtet wird. 


Volumenentlastung 


Becken 


Ausgleich der me 
Werra-Abfluss- „eich 
(Na) 
schwankungen 













In den Szenarien wird weiterhin davon aus- 
gegangen, dass auch in den Varianten ohne 
die NIS eine Versenkung in reduziertem Maße 
noch bis 2015 stattfinden darf - dem Zeitpunkt, 
ab dem die von K4S geplanten Maßnahmen 
vollstándig umgesetzt sein sollen.' In den Vari- 
anten mit der NIS ist durch die Umsetzung die- 
ser Maßnahme per se nach 2011 eine weitere 
Versenkung von Salzabwasser vorgesehen. 
Nach der Modellvorstellung von K+S soll ab 
2015 nur noch eine frachtneutrale und volumen- 
entlastende Nutzung stattfinden (vergleiche 
Gesamtstrategie KAS", Ob diese M odellvorstel- 
lung die realen Prozesse widerspiegelt, istnoch 
zu prüfen. 


Standort 
Neuhof-Ellers 


Abw asserverbund 





Standort Standort ı Standort 
Wintershall Hattorf : Unterbreizbach 
' 
hart“ ! 
» l tausch ' 
(Mg, k) onenaustausc i 
I 
"! 
[| 
[| 
L| 
= 
Landesgrenze 


Hessen-Thüringen 


* Dies erscheint zunächst plausibel, da eine Übergangser- 
laubnis - neben anderen zu erfüllenden Bedingungen - nur 
möglich sein dürfte, wenn „die vollständige Umsetzung eines 
genehmigungsfähigen Entsorgungskonzeptes bis zum Aus- 
laufen der geltenden Erlaubnis (November 2011) aus objek- 
tiven (technischen und/oder anderen materiellen) Gründen 
nicht realisierbar ist“ (Vortrag Wenzel Mayer, Hessisches 
Umweltministerium, November 2008, 7. Sitzung des RUNDEN 
TISCHES; siehe Berichts-CD). 

** Gesamtstrategie zur Verminderung von Umweltbelastungen 
gemäß $ 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Land Hessen, dem Freistaat Thüringen und der K+S KALI 
GmbH, J uni 2009. 


Szenario | „Einleitung Werra“ beinhaltet darü- 
ber hinaus eine Variante mit einer kompletten 
Einstellung der Versenkung Ende 2011 und 
demzufolge einer Einleitung der gesamten Salz- 
frachten und Abwassermengen in die Werra. 
Grund dafür: Bei Einleitung des Salzabwassers 
in die Werra wird die NIS dauerhaft eine wich- 
tige Rolle bei der Einhaltung von Grenzwerten 
spielen und ein Ende der Nutzung des Platten- 
dolomits ist somit zunächst nicht absehbar.‘ 


RUNDER 
TISCH 


In allen Szenarien des RUNDEN TISCHES wird 
als eine Variante die Umsetzung der „Neuen 
Integrierten Salzabwassersteuerung“ (NIS) 
betrachtet. Da die NIS jedoch mit Risiken der 
langfristigen technischen Machbarkeit” be- 
haftet ist, wird in den anderen Varianten un- 
tersucht, was mit Werra und Weser passiert, 
wenn die NIS nicht umgesetzt w ird. 























Wirkung der Einsparung an Salzfracht Zusätzliche Wert | Geplant 
Einzelmaßnahme im Salzabw asser (1.000 t/a) stoffgew innung bis 
Chlorid 
(1.000 t/a) 

Sonstige Maßnahmen 126 35 1,6 B 2f. 
bereits 
umge- 

setzt 

Weiterentwicklung der Flota- 91 9 8 M 950,: ca. 30 Ende 

tion in Wintershall 2015 

Tiefkühlanlage für Salz- 41 44 19 KCI: ca. 83 Ende 

lösungen in Hattorf M 950,: ca. 95 2015 

Umstellung auf das ESTA °- 571 25 25 _ Ende 

Verfahren in Hattorf 2012 

Neue Integrierte Salzwas- neutral 44 107 S Ende 

sersteuerung NIS“ 2015 

Eindampfen von M gCI,- 498 44 148 KCI: ca. 83 Ende 

Lösung in Unterbreizbach mit 2012 

Untertageverbringung oder 

Verkauf der MgCl,-Lösung 





* |m Fall der Nordsee-Einleitung kann die Nutzung des Plat- 
tendolomits ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Fern- 
leitung beendet werden; und wenn in die Weser eingeleitet 
wird, genügen evtl. Teile der NIS. 


** Durch die NIS wird keine eigentliche Reduzierung der 
Salzmengen erreicht, sondern es findet vielmehr eine Ver- 
lagerung statt: Kalium- und magnesiumreiches Wasser wird 
nicht mehr in die Werra eingeleitet, sondern in den Platten- 
dolomit versenkt - im Austausch für natriumreiches Wasser 
(Stichwort ,lonenaustausch"). 





** Das Hessische Umweltministerium sieht die Genehmigungs- 
fähigkeit der NIS skeptisch. 


30 Anfallende Salzmengen und 
Reduzierung durch Umsetzung der 
einzelnen M a&nahmen (K4S 2009) 


Bericht 


„Maßnahmen mit Potenzial für die Zukunft“ 


In den Szenarien des RUNDEN TISCHES werden über die genannten kurz- bis mittelfristig um- 
setzbaren Maßnahmen hinaus keine weiteren Vermeidungs- und Verwertungsverfahren konkret 
berücksichtigt. Dies schließt laufende Optimierungen nicht aus, die jeweils einen kleinen, in der 
Summe dann aber doch spürbaren Beitrag zur Verminderung leisten können. Und zu einem späte- 
ren Zeitpunkt können vielleicht weitergehende Maßnahmen einsetzbar sein. Dazu gehören: 


> Haldenwasserminimierung 
Das sicherste Mittel zur Verminderung von Haldenwasser ist der Rückbau der Halden. Hier kom- 
men Versatz (s.u.), Ferntransport (s. Kapitel 4.4.3) oder der Einsatz als Auftau- oder Industriesalz 
(denkbar erst nach Einstellung der Kalirohsalzaufbereitung) in Frage. Lásst man sie stehen, so 
überdauern die Halden Schätzungen zufolge mehr als tausend J ahre. Das Haldenwasser muss 
dann dauerhaft gesammelt und möglichst schadlos entsorgt werden, damit es nicht weiter zu 
einer Gewässerbelastung beiträgt. Durch die Versickerung von Haldenwasser erfolgt zudem eine 
Aufsalzung des Grundwassers. Und es sind bereits Haldenerweiterungen genehmigt. Damit fällt 
zukünftig noch mehr Haldenwasser an, welches dadurch auch in seiner Bedeutung hinsichtlich 
der Gewásserbelastung zu berücksichtigen ist. Bei zukünftigen Erweiterungen bzw. Genehmi- 
gungen ist somit unbedingt auf eine M inimierung des Haldenwassers zu achten, sofern vertret- 
bare technische Lösungen zur Verfügung stehen. 
Eine Abdeckung der Halden ist derzeit ökonomisch und für die Großhalden an der Werra tech- 
nisch noch nicht darstellbar, kónnte aber eine langfristige M óglichkeit darstellen. Weitere Un- 
tersuchungen in dieser Richtung sind unbedingt notwendig. 


V 


Untertageverbringen fester und flüssiger Rückstände (Versatz) 

Bei der Gewinnung von Kalisalz bleiben große Hohlräume unter Tage zurück. Es besteht die 
Möglichkeit, bei der Kaliproduktion anfallende - feste oder flüssige - Rückstände in offenge- 
lassene Grubenráume zu verbringen. Versatz kann aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll sein, 
aus bergtechnischen (Anwendung bestimmter Abbauverfahren), aus bergsicherheitstechni- 
schen (Verminderung von Bergschäden), aus bergwirtschaftlichen (bessere Ausnutzung der 
Lagerstätten) oder aus ökologischen Gründen (Schutz der Umwelt). 

Die technische Machbarkeit der einzelnen Verfahren hängt von der Form der offengelassenen 
Grubenräume ab. So sind bei flachen Lagerstätten andere Verfahren möglich als im Kuppenab- 
bau mit hohen Máchtigkeiten wie z. T. in Unterbreizbach, wo Versatz stattfindet.. Der RUNDE 
TISCH hat die verschiedenen Möglichkeiten für die Standorte Wintershall und Hattorf des Wer- 
kes Werra sowie für den Standort Neuhof-Ellers untersucht. Hydraulischer Versatz (Versatz 
von festen und flüssigen Rückständen) in Form von Spülversatz wird bereits am Standort Un- 
terbreizbach betrieben. Versetzt wird dort in besonders großen Grubenhohlräumen aus dem 
sogenannten Kuppenabbau. Diese Hohlräume kommen in Teilbereichen von Unterbreizbach vor, 
nicht aber an den Standorten Hattorf, Wintershall und Neuhof-Ellers. Ebenfalls findet in Thü- 
ringen ein Versatz fester Rückstände statt, und zwar dort, wo zu Zeiten des DDR-Bergbaus die 
Sicherheitsmargen unterschritten wurden und die Besorgnis weiterer Bergschäden besteht. Es 
sind grundsätzlich drei unterschiedliche Verfahrensvarianten zu unterscheiden (Martens 2009, 
S. Begleitband): 


> Einbringen fester Rückstände 
Das Einbringen fester Rückstände sorgt indirekt und langfristig für verminderte Salzabwas- 
sermengen, da die Halden auf lange Sicht weniger Abwasser erzeugen. Werden nur die neu 
anfallenden festen Rückstände (oder Teile davon) untertägig versetzt, bleiben die bisher 
aufgeschütteten Rückstandshalden bestehen. Es würde immerhin erreicht, dass der zukünf- 
tige Anstieg der Haldenwassermenge geringer wird. Das derzeit anfallende Haldenwasser 
würde aber nicht weniger. Würden zusätzlich die Halden (oder Teile davon) untertägig ver- 
setzt, wäre langfristig eine merkbare Verbesserung zu erreichen. Allerdings können in die 
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beim Abbau neu entstehenden Hohlräume nur 30% der anfallenden Salze verfüllt werden und 
allein dafür entstünden Kosten in Höhe von ca. 70 Millionen Euro pro J ahr. Vergleicht man 
diese Kosten mit den Kosten für den Betrieb einer Fernleitung (die für 10096 der Rückstánde 
wirksam wäre) von derzeit geschätzten ca. 10 Millionen Euro pro J ahr (Zahlen werden nach 
Vorliegen der M achbarkeitsstudie aktualisiert), so wird deutlich, dass diese Kosten in keinem 
wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zum Aufwand stehen. 


v 


Einbringen flüssiger Rückstànde 

Bei der Einlagerung von Salzabwasser in vorhandene Grubenràume ist die Gewährleistung 
der Sicherheit eine notwendige Bedingung. Auch wenn die Gruben erstnach Abschluss des 
Bergbaus geflutet werden: Es muss sichergestellt werden, dass es durch das eingelagerte 
Salzabwasser nicht zu Reaktionen zwischen den jeweiligen Lösungen und den anstehenden 
Gesteinen kommt, die gegebenenfalls die Standfestigkeit reduzieren und zu Bergschäden füh- 
ren können. Zur Gewährleistung der Sicherheitsind daher umfangreiche, standortspezifische 
Langzeitversuche und Untersuchungen nötig, bevor diese Maßnahme in größerem Umfang 
umgesetzt werden könnte. In Hessen ist eine Einlagerung flüssiger Abfälle darüber hinaus 
aufgrund einer möglichen Beeinflussung der benachbarten Untertagedeponie für Sonderab- 
fälle in Herfa-Neurode besonders kritisch zu prüfen. Dies bedeutet, dass diese Maßnahme 
nicht kurzfristig, sondern - wenn überhaupt - eher langfristig umsetzbar sein wird. 


v 


Hydraulischer Versatz 

Für den hydraulischen Versatz muss der Rückstand anhand bestimmter Versatzrezepturen 
mit sogenannten Bindemitteln vermischt werden. Es werden große Mengen an Bindemit- 
teln benötigt, entsprechend teuer ist das Verfahren. Alleine für die kontinuierlich anfallenden 
Rückstände des Werkes Neuhof-Ellers (ca. 2,5 Millionen Tonnen pro J ahr fester Rückstand 
und 0,7 Millionen Kubikmeter pro J ahr Haldenwasser) ergaben sich Berechnungen zufolge 
Kosten von mehr als 60 M illionen Euro pro J ahr. Diese kann man wiederum mit den jährlichen 
Betriebskosten einer Pipeline von 10 Millionen Euro pro J ahr (Zahl wird nach Vorliegen der 
Machbarkeitsstudie aktualisiert) vergleichen. Dafür hat der hydraulische Versatz den Vorteil, 
dass sowohl feste als auch flüssige Rückstände unter Tage entsorgt werden können. 

Auch wenn Maßnahmen zum Untertageverbringen von Rückständen derzeit aus ökonomi- 
schen und/oder sicherheitlichen Gründen nicht machbar scheinen: Aus Sicht eines nach- 
haltigen Bergbaus, der eine Begrenzung der Halden, eine optimale Ressourcenausnutzung 
und eine dauerhafte Bergsicherheit enthalten sollte, kann der Untertageversatz eine wich- 
tige Rolle spielen. Daher wird auch in diesem Bereich weitere Forschung als dringend not- 
wendig angesehen. 


> Rückförderung von Salzabw asser an geeigneten Stellen 

Auch das in den Untergrund versenkte Abwasser wird noch auf lange Sicht zu einer Belastung 
des Grundwassers und darüber der Werra mit Salz beitragen. Eine Rückfórderung dieses Ab- 
wassers kann diese Belastungen reduzieren, indem mit leistungsfáhigen Brunnen Salzwasser 
an geeigneten Stellen gefördert wird. Die Rückförderung wird bereits heute schon praktiziert, 
kónnte aber gegebenenfalls noch erweitert werden. Würde eine umweltgerechte Entsorgungs- 
möglichkeit gefunden, z.B. über eine Fernleitung, könnten größere M engen salzhaltiger W äs- 
ser aus dem Plattendolomit zurückgefördert werden. Dies kann eine langfristige Möglichkeit 
darstellen, eine weitere Entlastung des Plattendolomits zu erreichen. Ob und wie weit auch die 
diffusen Einträge durch eine solche Maßnahme zurückgehen würden, ist noch offen. 





Prof. Dr. Ingo Stahl (t 24.12.2009) 
K4S AG 


„Der Auftrag des RUNDEN 
TISCHES war und ist sehr 
anspruchsvoll. Nur, wenn 
alle Gesichtspunkte (Ökolo- 
gie, Arbeitsplätze, regionale 
Wirtschaft) gleichermaßen in 
die zu erarbeitenden Lösungs- 
vorschläge einfließen, kann am 
Ende ein langfristig tragfähiges 
und im Wortsinn nachhaltiges 
Konzept stehen. Es geht um 
einen Interessenausgleich und 
eine Weichenstellung, wie wir 
die Zukunft unserer Gesell- 
schaft gemeinsam gestalten 
wollen. Wir sind zuversichtlich, 
dass gemeinsam nachhaltige 
Lösungen am Runden Tisch 
gefunden werden.“ 


* Eine ausführliche Erläuterung der Gründe ist in dem Gutachten „Stellungnahme zum Beitrag zur Güteverbesserung in Werra 
und Weser durch untertägigen Versatz von festen und flüssigen Rückständen aus der Kaliproduktion" von Univ.-Professor Dr.-Ing. 
Dipl.-Wirt.-Ing. P.N. M artens (RWTH Aachen) enthalten (siehe Berichts-CD). 
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Maßnahmen der überlokalen Entsorgung 


In Abhängigkeit von den Maßnahmen, die K+S 
ergreift, wird in Zukunft deutlich weniger Salz- 
abwasser anfallen. Man muss dieses Salzab- 
wasser nicht notwendigerweise direkt in die 
Werra einleiten. Ein Transport zu einer Ein- 
leitstelle weiter flussabwärts führt dazu, dass 
in der Werra und Weser eine erhebliche Ver- 
besserung der Gewässergüte erreicht werden 
kann. Um das Salzabwasser den weiten Weg 
nach Norden zu transportieren, gibt es ver- 
schiedene Möglichkeiten. Nach Meinung des 
RUNDEN TISCHES ist das geeignete Transport- 
mittel eine Fernleitung. 


Dabei gibt es grundsätzlich zwei Alternativen, 
die am RUNDEN TISCH diskutiert werden: 


> eine Fernleitung für das Salzabwasser zur 
Nordsee (Szenario III)" 


> eine Fernleitung für das unvermeidbare Salz- 
abwasser zur Weser (Szenario IT" 


Die geeignete Einleitstelle und die Trassenle- 
gung für beide Varianten sind Aspekte, die die 
vom RUNDEN TISCH beauftragte Machbar- 
keitsstudie (Gutachten J estädt & Partner sowie 
InfraServ Gendorf, siehe Berichts-CD) bereits 
konkretisiert, die aber noch weiterer Untersu- 
chungen bedürfen und demzufolge noch nicht 
abschließend festgelegt werden können. 


Um die Machbarkeit der Fernleitung zu beurtei- 
len, gilt es, folgende Fragen zu klären: 


> Isteine Fernleitung mit Einleitung in Nordsee 
oder Weser rechtlich machbar? 


> Ist die ökologische Sinnhaftigkeit einer sol- 
chen Fernleitung gegeben? 


* Niedersachsen steht einem Transport zu einer Einleitstelle 
weiter flussabwárts sowie in die Nordsee grundsátzlich ab- 
lehnend gegenüber. 

** Von den Fischereiverbänden und den Fischereigenossen- 
schaften (als Körperschaften des öffentlichen Rechts) in Nie- 
dersachsen wird die Verlagerung der direkten Einleitung in 
die Weser oder die Nordsee abgelehnt. 

*** Der BUND LV Niedersachsen sowie weitere Unterlieger- 
Vertreter stimmen einem Transport von Salzabwasser zu 
einer Einleitstelle weiter flussabwärts in die Weser nicht zu. 

**** K+S kann sich einer Empfehlung erstanschließen, sobald 
eine abschließende Prüfung unter Berücksichtigung der Kri- 
terien (vgl. Gesamtstrategie zur Verminderung von Umweltbe- 
lastungen gemäß 82 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen dem Land Hessen, dem Freistaat Thüringen und der 
K4S KALI GmbH, J uni 2009) positiv erfolgt ist (siehe auch die 
oben genannten Fragen). 


» Wie steht es um die wirtschaftliche Zumut- 
barkeit/Verhältnismäßigkeit für das Unter- 
nehmen? 


» Und nicht zuletzt: Gibtes einen gemeinsamen 
politischen Willen auf Landes- und Bundes- 
ebene, der die zügige Umsetzung einer sol- 
chen großen Infrastrukturmaßnahme sicher- 
stellt? 


Für die Beantwortung dieser Fragen konnten 
die vom RUNDEN TISCH beauftragten Gutach- 
ter bereits wertvolle Erkenntnisse beitragen. 
Das Ergebnis der ersten Prüfung am RUNDEN 
TISCH: 


Sowohl eine Fernleitung als auch die Einleitung 
von Salzabwasser in Weser oder Nordsee sind 
rechtlich grundsätzlich machbar und genehmi- 
gungsfáhig (Köck, Hofmann, Möckel 2009, siehe 
Berichts-CD). 


Auch die ókologische Sinnhaftigkeit einer Fern- 
leitung wurde im Rahmen der M achbarkeits- 
studie untersucht. Dabei gilt es, den Nutzen, 
der durch eine Fernleitung - in Abhängigkeit 
geeigneter Einleitstellen - erzielt werden kann, 
mit den zu erwartenden Beeinträchtigungen 
abzuwägen. 


Für die Ermittlung grundsätzlich geeigneter 
Einleitstellen im Bereich der Weser und der 
Nordsee haben die Gutachter und der RUNDE 
TISCH in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden Kriterienkataloge entwickelt. Den 
Suchraum im Bereich der Nordsee begrenzen 
die niederländische Grenze im Westen und die 
Elbe im Osten. Das Wattenmeer und die AWZ 
wurden aufgrund ungünstiger Rahmenbe- 
dingungen wie Empfindlichkeit des zeitweise 
trocken fallenden Wattes, eines zu geringen 
Verdünnungseffekts oder aus rechtlichen As- 
pekten direkt ausgeschlossen. Weiter verfolgt 
wurde die Möglichkeit, das Salzabwasser in 
bereits vom Salzwasser beeinflusste Flussäs- 
tuare im Bereich der Weser, der Ems oder der 
Elbe oder noch darüber hinaus im Bereich des 
Küstenmeeres""" einzuleiten. 


***** Die deutschen Gewässer in N ord- und Ostsee unterteilen 
sich in die 12 Seemeilen-Zone (das sog. Küstenmeer) und die 
Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ). Das Küstenmeer ist 
deutsches Hoheitsgebiet und unterliegt der Zuständigkeit des 
jeweiligen Bundeslandes. Als AWZ wird das Gebiet jenseits 
des Küstenmeeres bis zu einer Erstreckung von 200 Seemei- 


Erste Ergebnisse im Rahmen der Machbarkeits- 
studie weisen darauf hin, dass sich die Ästuare 
als Einleitstelle weniger gut eignen, unter an- 
derem da in den Übergangsgewässern durch 
die gezeitengesteuerten Strömungsrichtungen 
eine Aufkonzentration der eingeleiteten Sole 
möglich ist und negative Folgen für Schutzge- 
biete nicht ausgeschlossen werden können. M it 
einer Einleitung im Bereich der Ästuare sind so- 
mit vergleichsweise hohe Auflagen verbunden. 
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Die Innenjade sowie der Bereich nordöstlich 
der Ostfriesischen Inseln bis zur AWZ hinge- 
gen werden als weiter zu verfolgende mögliche 
Einleitstellen in die Nordsee vorgeschlagen, 
da sie auf Grundlage der entwickelten Krite- 
rien als vergleichsweise gut geeignet beurteilt 
wurden, bisher jedoch noch unter Ausschluss 
naturschutzfachlicher sowie wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte. 


Auch in der Weser wurden verschiedene Ein- 
leitpunkte auf Grundlage des Kriterienkataloges 
geprüft. Der Suchraum für die Weser ist der 
Bereich nördlich der Einmündung der Diemel 
bis an die tidebeeinflusste Unterweser. Berech- 
nungen anhand des Prognosemodells (Gutach- 
ten SYDRO Consult, siehe Berichts-CD) führten 


len bezeichnet, in dem der angrenzende Küstenstaat in be- 
grenztem Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse 
wahrnehmen kann. Eine Einleitung in die AWZ wird aufgrund 
des „Hohe-See-Einbringungsgesetzes“ als nicht genehmi- 
gungsfähig eingeschätzt (Gutachten Köck, Hofmann, Möckel, 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, s. Berichts-CD). 
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zu der Festlegung von drei potenziell geeigne- 
ten Einleitepunkten: jeweils unterhalb der Ein- 
mündungen von Diemel, Werre bzw. Aller. Die 
höheren Wasserführungen durch die Zuflüsse 
dieser Gewässer gewährleisten eine zuneh- 
mende Verdünnung der Salzfrachten. Wichtig 
neben der Wahl der Einleitstelle ist auch deren 
Gestaltung, welche im Rahmen weiterer Unter- 
suchungen ebenfalls zu berücksichtigen ist. 


Grundsätzlich sind mit allen untersuchten Va- 
rianten einer überlokalen Entsorgung von Salz- 
abwasser in die Nordsee oder in die Weser er- 
hebliche Aufwertungen der Gewässergüte der 
Werra und Weser zu erreichen. Offensichtlich 
ist, dass die erreichte Verbesserung in Werra 
und Weser desto höher ist, je weiter im Unter- 
lauf der Weser die Einleitung erfolgt, am höchs- 
ten also bei einer Einleitstelle in der Nordsee. 
Und bei einer Einleitung in die Weser würde die 
deutlichste Entlastung bei Einleitung unterhalb 
des Aller-Zuflusses erreicht werden. 


Durch eine Fernleitung könnten damit in großen 
Teilen der Werra Wertebereiche erzielt wer- 
den, in denen nur noch gegenüber Versalzung 
sensible Arten beeinträchtigt würden, während 
für nahezu die gesamte Weser Bedingungen 
geschaffen werden könnten, die ein Erreichen 
eines „guten ökologischen Zustands“ nach 
der WRRL ermöglichen - in Hinsicht auf die 
Salzparameter. Auch die Reduzierung anderer 
Stressoren ist erforderlich, um den "guten öko- 
logischen Zustand" zu erreichen. Weitere Erläu- 
terungen hierzu sind auch in Kapitel 5 enthalten. 


Bei der Suche nach einer geeigneten Trasse 
wurden verschiedene Grundsätze (insb. M ini- 
mierung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Wasser, Boden und Naturschutz, Bündelung 
mit planfestgestellten Trassen) berücksichtigt. 
Dies bedeutet, dass z.B. die Querung von na- 
turschutzfachlich hochwertigen Gebieten, die 
zusätzliche Zerschneidung von Waldgebieten, 
die Gefährdung von Trinkwasserschutzgebieten 
vermieden werden. Und mögliche Trassen soll- 
ten sich, dem Grundsatz der Trassenbündelung 
folgend, an bereits vorhandenen, überregiona- 
len Trassen orientieren. So erfolgte im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie eine Bündelung im 
Wesentlichen mit der M IDAL-Trasse, einer Gas- 
hochdrucktrasse der WINGAS GmbH, welche 
von Süddeutschland bis zur Nordsee verläuft. 





A 


Stefan Körzell 
Deutscher Gewerkschaftsbund 


,Am RUNDEN TISCH haben 
sich Ökonomie und Ökologie 

in einem langen Prozess an- 
genáhert. In einer sachlichen 
Debatte wurden Ergebnisse 
erzielt, die Arbeitsplätzen, 
Unternehmen und Umwelt eine 
Perspektive geben!" 


31 J adebusen, Innen- und 
Außenjade; mit Schifffahrtsrinne 
und Trennlinien zwischen den 
Wasserkórpern (Quelle: Was- 
ser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes, www.wsa-w hv.wsv. 
de/wasserstrassen/schifffahrts- 
strasse jade/index.html) 
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32 Umweltauswirkungen einer 
Trassierung bis zur Einleitstelle 
Innenjade 


In der folgenden Tabelle sind die Umweltaus- 
wirkungen einer Trassierung bis zur Einleitstelle 
in die J ade dargestellt. Es zeigt sich, dass die 
Trasse überwiegend durch für Acker und Grün- 
land genutzte Flächen verläuft. Natur- und 
Wasserschutzgebiete wáren vergleichsweise 
wenig betroffen. Dies stellt sich für die Weser- 
Trasse vergleichbar dar, aufgrund der kürzeren 
Strecke in geringerem Ausmaß. 


Bereich nordöstlich der Ostfriesischen Inseln 
bieten infolge des Salzgehaltes dort vergleichs- 
weise günstige Voraussetzungen für eine Ein- 
leitung. Die Einleitung von Salzabwasser in die 
Innenjade würde zu einleitungsbedingten Erhö- 
hungen der Salzgehalte um weniger als 1 Pro- 
zent führen. Aus wasserbaulicher Sicht ist die 
einleitungsbedingte Erhöhung ohne praktische 
Relevanz für die charakteristischen gewässer- 




































































Schutz-/Nutzungs- | Kriterien Anzahl | Durchfahrungslänge in km 
kategorie (Anteil an der Gesamtlánge in 96) 
Trassenlänge (in km) 441,1 (100) 
betroffene Hessen 115,2 (26) 
Bundesländer | Norgrhein-Westfalen 143,3 (32) 
Niedersachsen 182,6 (42) 
betroffene Landkreise 16 
Realnutzung Acker 285,2 (65) 
Grünland 122,0 (28) 
Wald 26,8 (6) 
Siedlung A 
Küstengewässer ‚0 (0) 
Naturschutz FFH-Gebiet o Al 
EU-Vogelschutzgebiet ,6 (0,7) 
Naturschutzgebiet ,2 (0,5) 
Nationalpark 0,0 (0) 
Wasserschutz Trinkw asserschutzgebiet Zone Il 2,3(0,5) 
Trinkw asserschutzgebiet Zone III 50,2 (11) 
Trinkw asserschutzgebiet Zone I II 0,0 (0) 
Heilquellenschutzgebiet III, IV +V 32,3 (7,3) 
Überschwemmungsgebiet 53(12) 
Fließgewässer (Querungen) 49 


Stellt man die Entlastungs- der Belastungsseite 
gegenüber, zeigt sich: Die Einleitung in Nordsee 
oder Weser bringt eine deutliche Entlastung 
von Werra und Weser und schafft in weiten 
Teilen hinsichtlich der Salzionen einen Zustand, 
der ein Erreichen der Ziele der Wasserrahmen- 
richtlinie („guter ökologischer Zustand") grund- 
sätzlich ermöglicht. Dabei gilt: J e weiter nórd- 
lich die Einleitung stattfindet, umso stärker die 
erreichte Entlastung. Und die Belastungsseite: 
Die Einleitung des Salzabwassers in Weseroder 
Nordsee hat möglicherweise negative Auswir- 
kungen auf die jeweiligen Lebensgemeinschaf- 
ten, wenn dann jedoch nur im unmittelbaren 
Bereich der Einleitstelle. In der Nordsee ist auf- 
grund der Anpassung der Lebensgemeinschaf- 
ten an höhere Salzgehalte mit geringen Aus- 
wirkungen zu rechnen. Die Innenjade oder der 


typischen abiotischen Systemparameter der 
Innenjade (Stellungnahme der Bundesanstalt 
für Wasserbau, siehe Berichts-CD). Eine darauf 
aufbauende Ersteinschätzung der Umwelter- 
heblichkeit führt zu der Folgerung, dass die Ein- 
leitung mit natur- und artenschutzrechtlichen 
Belangen vereinbar ist. Der Einfluss auf das 
biotische System ist allerdings noch nicht ab- 
schließend geklärt (J estaedt & Partner, siehe 
Berichts-CD). Auch eine Einleitung in die Weser 
könnte genehmigungsfähig sein, wobei noch 
Fragen zu klären wären, die u.a. mit den hyd- 
rologischen Rahmenbedingungen (z.B. Niedrig- 
wasserabflüsse) sowie der Notwendigkeit einer 
Salzlaststeuerung zusammenhängen. Zu klären 
ist dabei auch, ob eine Einleitung in die Weser 
in jedem Fall eine Salzlaststeuerung erfordert, 
unabhängig von der gewählten Einleitstelle. 


Auch die Trasse bringt Umweltauswirkungen 
mit sich: Aufgrund der größeren Länge hat 
die Nordsee-Fernleitung mehr Auswirkungen 
als eine Leitung an die Weser. Die Ergebnisse 
zeigen jedoch, dass die Betroffenheiten um- 
weltfachlicher Schutzgebietskategorien im 
Vergleich zur Trassenlänge jeweils vergleichs- 
weise gering sind. Bei konsequenter Anwen- 
dung aller Vermeidungsstrategien dürften 
genehmigungsfähige Trassierungen daher zu 
finden sein. 


Ein Fazit der Machbarkeitsstudie zum umwelt- 
fachlichen Teil einer Fernleitung: Die ökolo- 
gische Sinnhaftigkeit des Vorhabens dürfte 
grundsätzlich gegeben sein. Speziellere Unter- 
suchungen sind jedoch noch erforderlich. Und: 
Die ökobilanzielle Betrachtung im Auftrage des 
RUNDEN TISCHES zeigte, dass durch Bau und 
Betrieb einer Nordsee-Pipeline der gesamte 
Ausstoß des Unternehmens K+S an klimawirk- 
samem CO, im Durchschnitt um etwa 1,3% stei- 
gen wird‘ - im Vergleich zu den Gesamtemis- 
sionen somit zu vernachlässigen (Gutachten 
Öko-Institut e.V., siehe Berichts-CD). 


Und die Kosten und somit die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit? Im Rahmen der Machbarkeits- 
studie wurden auch die Kosten aufgrund der 
technischen Planung abgeschätzt. Die Inves- 
titionskosten lägen demzufolge, bei einem 
Vertrauensbereich von +25%, für eine Fernlei- 
tung an die Weser je nach Einleitstelle in einer 
Größenordnung von 170 bis 510 Millionen Euro 
(netto), für eine Fernleitung an die Nordsee 
zwischen 460 und 510 Millionen Euro (netto). 
Die Betriebskosten für eine Fernleitung an die 
Weser genauso wie für eine Fernleitung an die 
Nordsee liegen dieser Abschätzung zufolge in 
einer Größenordnung von 1,5 Millionen Euro 
pro J ahr.* Aufgrund der voraussichtlich erfor- 
derlichen abflussabhängigen Steuerung einer 
Einleitung in die Weser und des deshalb größe- 
ren Rohrdurchmessers wird für den Betrieb der 
Wesertrasse ein höherer Energiebedarf anfal- 
len, dies kann schon jetzt gesagt werden. Auch 


* Die Abschätzung beruht auf der Annahme eines Abschrei- 

bungszeitraumes der Pipeline von 30 J ahren. Als Vergleichs- 
jahr wurde das Jahr 2008 mit CO,-Emissionen durch das 
Unternehmen K+S in Höhe von etwa 1,26 Mio. Tonnen CO,- 
Äquivalente herangezogen. Diese Betrachtung ist im Sinne 
einer dauerhaften Bewertung (z.B. Erneuerung) durch den 
Abschreibungszeitraum unvollständig. 

** Die Kostenschätzungen basieren auf dem aktuell vorliegen- 
den Stand der Machbarkeitsstudie (Stand November 2009). 
Mit weiterem Fortschreiten der Machbarkeitsstudie werden 
sie weiter präzisiert werden und sind demzufolge als eine 
Größenordnung der entstehenden Kosten zu verstehen. 


im Bereich der technischen Planung und der 
Kosten sind noch weitere Untersuchungen nö- 
tig, ehe man eine sichere Aussage treffen kann. 
Nach aktuellem Kenntnisstand sind jedoch alle 
untersuchten Varianten technisch realisierbar. 


Klar ist: Die Fernleitung wird je nach Szenario 
unterschiedliche Transportkapazitäten und 
eine unterschiedliche Betriebsdauer aufweisen 
müssen. Während in Szenario II nur die lokal 
nicht vermeidbaren Abwassermengen trans- 
portiert werden, können in Szenario Ill nach 
Abschluss der Kaliförderung unter Umständen 
auch das langfristig anfallende Haldenwasser, 
rückgefórderte Salzabwassermengen und die 
aufgehaldeten Salzabfálle durch die Leitung ge- 
spült werden. In Szenario II ist, möglicherweise 
in Abhängigkeit der Einleitstelle, eine komplexe, 
abflussabhángige Steuerung der Einleitung 
notwendig, was dazu führt, dass die Leitung 
entsprechend größer dimensioniert werden 
muss und entsprechende Pufferkapazitäten 
zwingend erforderlich sind. 


Szenario II beinhaltet eine Fernleitung an die 
Weser, Szenario III bis zur Nordsee. Möglicher- 
weise geeignete Einleitstellen liegen in der 
Weser unterhalb größerer Zuflüsse, also unter- 
halb der Einmündung von Diemel, Werre oder 
Aller. Und in der Nordsee bieten die Innenja- 
de oder der Bereich nordöstlich der Ostfrie- 
sischen Inseln bis zur Außenw irtschaftszone 
AWZ vergleichsweise günstige Voraussetzun- 
gen. Eine genehmigungsfähige Trasse dürfte zu 
finden sein, da auf lange Strecken eine Bünde- 
lung mit vorhandenen Leitungen naheliegt und 
eine vergleichsweise geringe Zahl von Schutz- 
gebieten zu queren ist. 


Die ökologische Sinnhaftigkeit einer Fern- 
leitung scheint unter Abwägung der großen 
Güteverbesserungen für die Werra und Weser 
im Vergleich zu den vergleichsweise geringen 
Belastungen durch den Trassenbau bei allen 
Einleitungsvarianten gegeben. Und die Kosten 
liegen - einer ersten Abschätzung zufolge - 
am unteren Rande der bisher genannten Grö- 
ßenordnung.” 


Voraussetzung für Bau und Betrieb einer Fern- 
leitung bleibt der gemeinsame politische Wille 
von Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftli- 
chen Gruppen. 





*** Eine solche Festlegung kann K+S auf dem derzeitigen Stand 
der Untersuchungen nicht mittragen. Die Frage der ökologi- 
schen Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit ist aus Sicht 
des Unternehmens noch nicht geklärt. 
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J ürgen Zick 
Kreisstadt Eschwege 


„Es war ein „RUNDER TISCH“ 
mit Ecken und Kanten, an 
denen sich naturgemäß die 
unterschiedlichen Interessen 
gestoßen haben. Aber stets 
herrschte eine konstruktive 
Atmosphäre geprägt vom 
gemeinsamen Ziel, eine 
tragfähige Zukunftslösung zu 
entwickeln.“ 


= Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


33 Stellschrauben für das 
Prognosemodell 


5 





Bewertung der Szenarien 


5.1 


Modellierung von Umw eltwirkungen und 


Gewaàassergüte 


Für die Bewertung der Szenarien spielen die 
zu erwartenden Umweltwirkungen eine zen- 
trale Rolle. Um diese zu ermitteln, müssen die 
mit den einzelnen Szenarien verbundenen 
komplexen, teilweise gegenlàufigen Prozesse 
des Abwasseranfalls, der Abwassereinleitung 
und des Stofftransportes in Werra und Weser 
beschrieben und bewertet werden. Der RUNDE 
TISCH hat daher ein eigenes Prognosemodell 
für die Salzbelastung von Werra und Weser 
entwickeln lassen (Gutachten SYDRO Consult, 
siehe Berichts-CD). 


Dieses Prognosemodell berücksichtigt nicht 
nur die eingeleiteten Salzabwassermengen, 


sondern auch die Wassermengen, die an unter- 
schiedlichen Tagen in der Werra und in der We- 


ser fließen. Es bezieht mögliche Änderungen 


aufgrund des Klimawandels ein, es berücksich- 


tigt die diffusen Einträge aus dem Untergrund 


und deren Rückgang (auf Grundlage der Ab- 


schätzungen des Hessischen Landesamtes für 


Umwelt und Geologie „Einschätzung der Chlo- 


ridbelastung der Werra durch diffuse Einträge 


für das Szenario nach Einstellung der Salzab- 
wassereinleitung und der Versenkung von Salz- 


abwássern", siehe Berichts-CD) und andere 
Salzeintráge. Dadurch unterscheidet es sich 
von M odellberechnungen zur Abschätzung des 


Eingeleitetes Salzabw asser 


Salzgehaltes im Weserverlauf, die in der Ver- 
gangenheit bereits z. B. von der Flussgebietsge- 
meinschaft Weser vorgenommen wurden. 


Der erste Tauglichkeitstest des Modells: Gibt 
man die aktuellen Daten über die Wasser- 
stánde der Flüsse und über die Salzabwasser- 
einleitungen von K+S ein, so sollte es die heute 
messbaren Belastungen von Werra und Weser 
mit Chlorid, Kalium und M agnesium berechnen. 
Diesen Test besteht das Prognosemodell. 


Der RUNDE TISCH entwickelte ein Werkzeug, 
mit dem er berechnen kann, welche Gewäs- 
serqualitàt in Werra und Weser erreichbar ist- 
in Abhängigkeit davon, welche Maßnahmen 
getroffen w erden. 


Abbildung 33 führt die Eingabewerte („Stell- 
schrauben“) für das Modell auf, die man zu 
verschiedenen denkbaren Kombinationen (Va- 
rianten) zusammenstellen kann. Weiter unter 
werden die Ergebnisse dieser Berechnung von 
Varianten vorgestellt (siehe Kapitel 5.2). 


Mit dem Modell wurde berechnet, welche 
Konzentrationen (als 90-Perzentil-Wert) für 
Chlorid, Kalium und Magnesium sich unter den 
verschiedenen Szenarien im Gewässerverlauf 


Einzelmaßnahmen und technische Verfahren sowie deren Aus- 


wirkung auf die Salzfrachten. 





Einleitungsstelle des verblei- | Das Modell kann mit unterschiedlichen Einleitstellen rechnen: 


benden Salzabw assers 


einer Einleitung in die Werra, einer Einleitung in die Weser oder 


auch einer Einleitung in die Nordsee. 





Entwicklung der diffusen Ein- | Das Modell betrachtet alternativ ein Gleichbleiben der diffusen 
träge Einträge und eine allmähliche Abnahme. 





Unterschiedliche 


Abflussmenge ckene J ahre. 


Das Modell betrachtet extrem feuchte, normale und extrem tro- 


von Werra und Weser in der Zukunft einstel- 
len werden. Die errechneten Konzentrationen 
der Salzionen stellen die Bedingungen für die 
Gewässerbiologie und somit den ökologischen 
Zustand dar (siehe Kapitel 3.4 „Ziele/Ökologi- 
sche Anforderungen). Da der RUNDE TISCH die 
Salzbelastung als zentrales Problem ansieht, 
wurden andere Inhaltsstoffe des Salzabwas- 
sers, wie z.B. die Aufbereitungshilfsstoffe, nicht 
erfasst (Erláuterungen hierzu siehe Kapitel 3.1). 




















Mittelweser von NRW bis Aller (85 km) 


Werre 


Diemel 


Fulda 


Weser NRW (41 km) 


Die mit dem Prognosemodell durchgeführten 


Berechnungen und die dargestellten Bewertun- 
gen beziehen sich immer auf die einzelnen Was- 


serkórper. Die Werra ist in insgesamt acht, die 
Weser in sieben Wasserkórper unterteilt (siehe 
Abbildung 34). Diese weisen nicht immer die 
gleiche Fließlänge auf, so liegt z.B. der kürzeste 
betrachtete Wasserkörper an der Werra und ist 
nur 11 Kilometer lang (Wasserkörper „Werra/ 


Niedersachsen“), der längste betrachtete Was- 


serkörper befindetsich an der Weser und weist 


eine Fließlänge von 85 Kilometern auf (Wasser- 


körper „Mittelweser von NRW bis Aller“). 


Weser Tidebereich (45 km) 
Mittelweser von Aller bis Bremen (36 km) 


1003 Weser (68 km) 


Weser unterhalb Diemelmündung (83 km) 


Weser oberhalb Diemelmündung (43 km) 


Werra Niedersachsen (11 km) 


Werra Eschwege (58 km) 
Untere Werra bis Heldrabach (61 km) 


Werra Philippsthal (16 km) 
Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha (14 km) 


Mittlere Werra bis Tiefenort (48 km) 
Obere Werra ab Schwaba (37 km) 


Obere Werra bis Schwaba (18 km) 
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= Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


35 Frachten aus dem Salzabwas- 
ser des Werkes Werra und des 
Werkes N euhof-Ellers mit und 


ohne Maßnahmen sowie 
mit und ohne NIS 


ANN 


Frachtbilanzen 


Derzeit fallen bei der Kaliproduktion pro J ahr 
etwa 14M illionen Kubikmeter Salzabwasser mit 
4Millionen Tonnen in Wasser gelöster Salze an, 
die entsorgt werden müssen. Diese Salzfracht 
enthält etwa 2,41 Millionen Tonnen Chlorid, 
0,29 Millionen Tonnen Kalium und 0,45 M illio- 
nen Tonnen Magnesium (die genannten Zah- 
len gelten für das J ahr 2006). Es wird bis zur 
Ausschöpfung der Grenzwerte zur Schonung 
des Versenkraumes das Salzabwasser je nach 
Wasserführung möglichst in die Werra gege- 
ben. Die verbleibenden hárteren Salzabwässer 
werden der Versenkung zugeführt. Im J ahr 2006 
waren Versenk- sowie Abstofi volumen nahezu 
gleich groß. 


Die vom RUNDEN TISCH priorisierten M aßnah- 
men führen zu einer deutlichen Verringerung 
des anfallenden Salzabwassers und der darin 
gelósten Salze. Die anfallenden Chlorid- und 
Kaliummengen werden etwa um die Hálfte re- 
duziert, mit NIS würde das M agnesium um deut- 
lich mehr als die Hálfte reduziert. Somit sind die 
M engen an gelösten Salzen, die auch bei einem 
Wegfall der Versenkung in der bisherigen Form 
als Entsorgungspfad in die Werra eingeleitet 
würden, geringer als heute. 





Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Nutzung 
des Plattendolomits nicht 2011 und auch nicht 
2015 komplett eingestellt wird. Wird die Versen- 
kung bereits Ende 2011 eingestellt, wenn nur ein 
Teil der Maßnahmen umgesetzt ist, führt dies 
zu einer enormen Erhöhung des in die Werra 
eingeleiteten Salzabwassers einschließlich 
der gelösten Salze. Eine Einstellung der Nut- 
zung des Plattendolomits in 2015 (nach Um- 
setzung der vom RUNDEN TISCH priorisierten 
Maßnahmen zur Betriebsoptimierung) würde 
dazu führen, dass die in die Werra eingeleite- 
ten Chloridfrachten verringert, die Kalium- und 
Magnesiumfrachten aber erhöht werden. 


Die Belastung der Werra und auch der Weser 
hängt somit insbesondere in der Übergangszeit 
bis zur Umsetzung der Maßnahmen verstärkt 
davon ab, wie lange und in welchem Ausmaß 
eine Nutzung des Plattendolomits stattfinden 
kann. 








Chlorid Kalium Magnesium 

(im Salzabw asser (im Salzabwasser (im Salzabwasser 

gelöst) gelöst) gelöst) 

Millionen t/a Millionen t/a Millionen t/a 
IST-Zustand 2006 2,410 0,294 0,445 
Verbleibende Menge zur Ein- 1,077 0,125 0,130 


leitung oder Versenkung nach 
Umsetzung der priorisierten 
Maßnahmen - mit NIS 





Verbleibende M enge zur Ein- 1,077 0,169 0,237 


leitung oder Versenkung nach 
Umsetzung der priorisierten 
Maßnahmen - ohne NIS 








5.1.2 


RUNDER 
TISCH 


Einfluss der Versenkung in den Untergrund 


> Grundwasser 

Bereits etwa 960 Millionen Kubikmeter Salzab- 
wasser wurden seit Beginn der Kaligewinnung 
im Werra-Gebiet in den Plattendolomit versenkt. 
Der Plattendolomit enthált natürlicherweise das 
sogenannte Formationswasser, welches unter- 
schiedliche Beschaffenheiten und Gesamtsalz- 
konzentrationen aufweist. Durch hydraulische 
Barrieren ist der Plattendolomit von dem für die 
Gewinnung von Trinkwasser genutzten Grund- 
wasserleiter im Buntsandstein isoliert. In lokal 
begrenzten Gebieten, insbesondere im Bereich 
von geologischen Stórungszonen, kommt es 
jedoch zu Salzwasserübertritten in Süßwas- 
ser führende Grundwasserstockwerke: durch 
verdrängtes Formationswasser, durch soge- 
nanntes Mischwasser, also Formationsw asser 
gemischt mit versenktem Salzabwasser, sowie 
durch das versenkte Salzabwasser. Auch nach 
Einstellung der Versenkung - die Erlaubnis des 
Regierungsprásidiums Kassel zur Versenkung 
von Salzabwasser in den Plattendolomit endet 
im November 2011 - werden noch solche Salz- 
wasserübertritte stattfinden (Vortrag Rainer 
Fuchs, Hessisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie, November 2008, 7. Sitzung des RUN- 
DEN TISCHES, siehe Berichts-CD). 


Untersuchungen durch das HLUG sowie das 
Unternehmen K+S zeigen, dass der Plattendolo- 
mit zwischenzeitlich nicht mehr als gesichertes 
Speichermedium betrachtet werden kann, da 
ein erheblicher Teil des versenkten Salzabwas- 
sers in den Buntsandstein eingetragen wurde. 
Da das HLUG davon ausgeht, dass durch die 
Versenkung eine Belastung des Grundwassers 
erfolgt und zu untersuchen ist, ob die Trinkwas- 
serversorgung langfristig in Mitleidenschaft 
gezogen werden, kann eine weitere Versenker- 
laubnis nach Ablauf der geltenden Erlaubnis nur 
unter sehr restriktiven Bedingungen in Betracht 
kommen, evtl. in Form einer Übergangserlaub- 
nis. Denn der Schutz des Grundwassers hat 
Vorrang vor anderen betroffenen Rechten und 
es kommt ihm Gemeinwohlinteresse zu (Vortrag 
Wenzel Mayer, Hessisches Umweltministe- 
rium, November 2008, 7. Sitzung des RUNDEN 
TISCHES, siehe Berichts-CD; Rechtsgutachten 
zur Zulássigkeit der Versenkung von Salzab- 
wasser in den Untergrund, Böhm 2008). 


Alle drei Szenarien gehen demzufolge davon 
aus, dass die Versenkung von Salzabwasser in 
den Plattendolomit in der bisherigen Form bald 


möglichst beendet wird. Ein genauer Zeitpunkt, 
wann die Nutzung des Untergrundes vollstän- 
dig eingestellt wird, lásst sich jedoch zum jetzi- 
gen Zeitpunkt noch nicht benennen. 


Die Versenkung von Salzabw asser in den Plat- 
tendolomit führt zu einer Belastung des Grund- 
wassers. Eine weitere Versenkerlaubnis kann 
hóchstens unter sehr restriktiven Bedingungen 
und zeitlich begrenzt vergeben werden. 


» Werra und Weser - Entwicklung der diffu- 
sen Einträge 

Nicht nur die heutigen Einleitungen von Salz- 
abwasser in die Werra machen Probleme. Aus 
dem Untergrund steigt das in J ahrzehnten ver- 
senkte Salzabwasser zusammen mit dem na- 
türlicherweise vorkommenden Salzwasser in 
konzentrierter Form an die Oberfläche - nach 
den Ergebnissen aktueller aerogeophysikali- 
scher Untersuchungen‘ sind weite Bereiche 
des Werratals betroffen. Da dieses Salzwasser 
auch in die Werra eindringt, führen diese soge- 
nannten diffusen Einträge in Zeiten, in denen 
die Werra wenig Wasser führt, alleine dazu, 
den derzeit gültigen Chlorid-Grenzwert von 
2.500 M illigramm pro Liter am Pegel Gerstungen 
zu erreichen oder sogar zu überschreiten. We- 
gen dieser diffusen Einträge wird es auch nach 
Ende einer direkten Einleitung von Salzabwas- 
ser Salz in der Werra geben. Heute transpor- 
tiert die Werra neben den anderen Salzionen 
62,5 Kilogramm Chlorid je Sekunde. Ein knap- 
pes Viertel davon (14 Kilogramm Chlorid je Se- 
kunde) stammt aus den diffusen Einträgen, die 
noch über J ahrzehnte zur Belastung der Werra 
beitragen werden. Einer Abschätzung des Hes- 
sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
wurde zugrunde gelegt, dass zwischen den 
Versenkmengen und den diffusen Einträgen ein 
zeitlicher Versatz von etwa 10 J ahren besteht." 
Dabei gelangt nicht genau das eingeleitete 
Wasser mit seiner spezifischen Konzentration 
nach zehn Jahren als diffuser Eintrag in die 
Werra. 





* Im Werratal wurden im Sommer 2008 im Auftrag von K+S 
erneut aerogeophysikalische Messungen zur Erkundung der 
elektrischen Leitfähigkeit im Untergrund durch Überfliegun- 
gen mit Hubschraubern durchgeführt, um Informationen über 
die Verbreitung des Salzabwassers zu erhalten. Eine erste 
Befliegung fand 1996/1997 statt. 

** Aus: Geologische Abhandlungen Hessen, Band 105: Skow- 
ronek, F. et. al.: Die Versenkung und Ausbreitung von Salzab- 
wasser im Untergrund des Werra-Kaligebietes, 1999, 83 S., 23 
Abb., 12 Tab.). 





Wolfram Brauneis 
Hessische Gesellschaft für 
Ornithologie und Naturschutz 


,Es muss gehandelt werden! 
Die von K4S vorgelegte, 
geplante "Neue Integrierte 
Salzabwassersteuerung" kann 
nur ein erster Schritt sein. Die 
Realisierung einer Fernleitung 
in die Ästuare von Weser/Ems 
oder in die Nordsee war auf 
Machbarkeit und ökonomische 
wie ökologische Sinnhaf- 
tigkeit zu prüfen. Dieses ist 
nun insgesamt auf den Weg 
gebracht worden! Einer des 
wesentlichsten Erfolge, die der 
Arbeit des Runden Tisches zu 
verdanken sind.“ 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





36 Zeitlicher Verlauf von Versenk- 


menge an Chlorid (M illionen 
Kubikmeter pro J ahr) und diffus 
eingetragenem Chloridtransport 
(Kilogramm pro Sekunde) in 


der Werra seit Beginn der Kali- 


produktion von 1925 bis heute 
(Daten von K4S) 


Nach einem Stopp der Versenkung werden 
die diffusen Eintráge im Laufe der Zeit jedoch 
deutlich abnehmen. Nach Schätzungen des 


Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geo- 
logie wird innerhalb von zehn J ahren das der- 


zeitige Niveau von etwa 14 Kilogramm Chlorid 


je Sekunde auf Werte zwischen 7 und 10 Ki- 


logramm je Sekunde zurückgehen. Je nach 
Wassermenge in der Werra stellen sich dann 


Werte zwischen 350 und 650 mg Chlorid je Li- 


ter, in Trockenzeiten bis zu 1.000 mg je Liter ein 


(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geo- 


logie ,Einschátzung der Chloridbelastung der 
Werra durch diffuse Eintráge für das Szenario 
nach Einstellung der Salzabwassereinleitung 
und der Versenkung von Salzabwássern", siehe 
Berichts-CD). Ein Rückgang auf null ist nicht zu 


erwarten, da auch vor Beginn der Salzabwas- 


serversenkung natürliche diffuse Eintráge von 
Salzwässern in die Werra existierten und das 
nun zutretende Salzabwasser gegenüber den 


natürlichen Formationswässern stärker salz- 


haltig ist. 


== Versenkmenge in Mio. Kubikmeter pro J ahr 


Der Prognose des HLUG zufolge wird der er- 
höhte Druck im Versenkraum nach Einstellung 
der Versenktätigkeit relativ bald auf die Verhält- 
nisse vor der Versenkung zurückgehen - jeeher 
also die Versenkung eingestellt wird, desto eher 
werden voraussichtlich auch die diffusen Ein- 
tráge abnehmen. Wie sich die diffusen Eintráge 
während eines Austauschs von harten und 
weichen Wässern oder auch einer volumenent- 
lastenden Nutzung verhalten, kann aber nicht 
sicher beantwortet werden und müsste unter 
entsprechenden Vorbehalten stehen (zeitliche 
Befristungen, Monitoring). Die Entwicklung der 
diffusen Eintráge wird sich nach Auffassung 
von K+S durch die NIS mindestens ebenso stark 
verändern. 


Selbst wenn K+S komplett auf die Einleitung 


von Salzabwasser verzichtet, wird die Werra 
aufgrund der diffusen Einträge aus dem Unter- 
grund noch lange Zeit salzig sein. Dabei ist je- 
doch von einem Rückgang auszugehen, wenn 
die Versenkung vermindert oder eingestellt 
wird. 


== Diffuser Chlorideintrag in kg/s 
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Unterschiedliche Abflussjahre 


Wer an einem Fluss lebt, weiß: Die J ahre kön- 
nen sehr unterschiedlich sein. In einem J ahr 
fällt insgesamt extrem wenig Niederschlag und 
demzufolge ist auch der J ahresabfluss extrem 
gering. Ebenso können in einem J ahr mit einem 
mittleren Abfluss Zeiten auftreten, in denen ex- 
trem lange kein Niederschlag fällt, was durch 
verstärkte Niederschläge später wieder ausge- 
glichen wird. Will man die Gewässer nachhaltig 
sanieren, dann muss man auch solche Unter- 
schiede berücksichtigen. Extrem hohe Konzen- 
trationen können, auch wenn sie nur für einen 
kurzen Zeitraum auftreten, giftig für Fische und 
Kleinstlebewesen sein. Möglicherweise führt 
auch der Klimawandel dazu, dass zukünftig 
häufiger hydrologische Extremereignisse auf- 
treten. 


Abfluss in M illiarden Kubikmetern pro J ahr 


2,0 


Auf Klimaprojektionen basierende Prognosen 
des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie gehen in die Richtung, dass sich zwar 
der mittlere J ahresabfluss in der Werra und 
Oberweser nicht wesentlich verändern wird, 
jedoch werden sich die Niederschläge und da- 
mit auch die Abflüsse im Gewässer zu deutlich 
höheren Werten im Winterhalbjahr und abneh- 
menden Werten im Sommerhalbjahr ändern. 
Dies hat zur Konsequenz, dass sommerliche 
Niedrigwasserabflüsse geringer ausfallen (Pro- 
gnose bis 2050: etwa - 15%) und damit Salzver- 
dünnungsmöglichkeiten in diesen Perioden ent- 
sprechend zurückgehen. 





Dr. Karl-Ernst Schmidt 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 


„Eine nachhaltige Sicherung 
der Produktion und der Ar- 
beitsplätze hier scheint nach 
den bekannten Ergebnissen 
am RUNDEN TISCH nur über 
den Bau einer Fernleitung in 
die Nordsee erreichbar zu 
sein.“ 


37 J ahresreihe der Abflüsse am 
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Pegel Gerstungen an der Werra 
zwischen 1947 und 2007. 
Hervorgehoben sind ein extrem 
trockenes, feuchtes und ein mittle- 
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res Abflussjahr 
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— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


In den Szenarien des RUNDEN TISCHES wird 


ein normal feuchtes Abflussjahr betrachtet. 


Extrem trockene Abflussjahre sind für die drei 
Szenarien unterschiedlich relevant: zum einen 
in Hinsicht auf die Möglichkeit der Verdünnung 
des eingeleiteten Salzabwassers, zum anderen 


wegen der möglichen Konzentrationsschwan- 


kungen (siehe Kapitel 5.1.4), insbesondere bei 
Wegfall einer Einleitung. In Szenario | wird das 


Salzabwasser weiter in die Werra eingeleitet. 


Dies bedeutet, in extrem trockenen Jahren 
kann weniger eingeleitet werden, und es muss 


eine angepasste Steuerung der Einleitung statt- 


finden, um auch in diesem Szenario weiterhin 
Schwankungen auszugleichen. Konsequenz für 


Szenario | und Szenario II wäre, dass das Un- 


ternehmen entsprechenden Speicherraum zur 
Verfügung stellen muss, um auch bei niedrigen 
Abflüssen gesetzte Grenzwerte einzuhalten. 


Trockenes Abflussjahr 


Mittleres Abflussjahr 


Um Aussagen darüber treffen zu können, wel- 


che Konzentrationen bei welchen Abflüssen im 
Gewässer auftreten, betrachtet das Prognose- 
modell des RUNDEN TISCHES drei verschiede- 
ne J ahre: ein extrem trockenes (1976), in dem 
mit den höchsten Konzentrationen zu rechnen 
ist, eines mit extrem hohen Abflüssen (1987) 
und ein durchschnittliches J ahr (1999) (siehe 
Abbildung 38). 


Feuchtes Abflussjahr 


Wertebereich Chlorid 
(90-P erzentil) Diemel Diemel Diemel 
mmm Stufel: «75 mg/l 

mamam Stufe Il: 75 bis 300 mg/l 
pu Stufe Ill: 300 bis 1.000 mg/l 
mum Stufe IV: 1.000 bis 2.500 mg/l 
Rm Stufe V: 2.500 mg/l 





mm keine Angaben 


38 Gewásserqualitát (Chloridgehalt) von 
Werra und Weser für unterschiedliche Ab- 
flussjahre bei unveränderten Einleitungen der 
K4S und gleichbleibenden diffusen Eintrágen 
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RUNDER 
TISCH 


Konzentrationsschw ankungen 


im Lauf eines J ahres 


Klar ist, dass die Salzkonzentrationen in Werra 
und Weser auch im Jahresverlauf schwan- 
ken. Die Einleitungen sind nicht immer gleich, 
aus dem Untergrund kommt Salzwasser in die 
Werra und vor allem führen die Gewásser nicht 
immer gleich viel Wasser. So liegen z.B. die Ab- 
flüsse der Werra am Pegel Gerstungen im J ah- 
resverlauf zwischen 5 Kubikmeter pro Sekunde 
in Niedrigwasserphasen bis über 200 Kubikme- 
ter pro Sekunde in Hochwasserphasen (siehe 
Abbildung 39). 


Im Momentist die Belastung der Werra mit Salz 
vergleichsweise hoch, und das durchgängig. 
K4S leitet bei Niedrigwasser weniger Salzab- 
wasser ein und bei Hochwasser mehr, jeden- 
falls soweit sich die Abwassermengen in vor- 
handenen Becken „stapeln“ lassen. 


Wenn K+S die Einleitungen reduziert oder ganz 
einstellt, dann wird es bei einem geringeren 
mittleren Niveau deutlichere Schwankungen 
der Salzkonzentrationen geben. Aber mit wel- 
cher Situation kónnen die Wasserorganismen 
besser umgehen: Mit einer niedrigen Grundbe- 
lastung, die von hohen Konzentrationsspitzen 
unterbrochen wird? Oder mit einer hóheren 
Grundbelastung mit dafür weniger Konzentrati- 
onsschwankungen? Das hángt vor allem davon 
ab, wie lange die „Spitzen“ dauern und wie sie 
über das J ahr verteilt sind. Sind diese über das 


Kubikmeter pro Sekunde 
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ganze J ahr verteilt oder treten sie an mehreren 
Tagen am Stück auf? Eine Antwort darauf kann 
man am Beispiel der Ulster, einem Nebenfluss 


der Werra, finden. Dort wird ebenfalls Salzab- 


wasser eingeleitet. Aus der Erfahrung zeigte 
sich, dass eine niedrige Grundbelastung mit 


kurzzeitig hohen Schwankungen für die Ge- 


wässerorganismen besser verträglich scheint 
als eine hohe Grundbelastung mit geringeren 


Schwankungen (Zusammenfassung Fachge- 


spräch „Salzbelastung von Werra und Weser“, 
April 2009, siehe Berichts-CD). 


Der RUNDE TISCH ließ die zu erwartenden Ge- 


wässerkonzentrationen im Detail berechnen, 


um Aussagen über die Art der Konzentrations- 


schwankungen zu erhalten. Die Berechnungen 
zeigen: Die Konzentrationsschwankungen in 
den einzelnen Flussabschnitten der Werra sind 
zwar unterschiedlich, sie bewegen sich jedoch 
alle in einem begrenzten Bereich. 


Ein extremes Niedrigwasser wie im J ahr 2003 


kann zwar immer wieder auftreten, in der Re- 


gel gibt es derart trockene J ahre aber nur sehr 
selten (siehe auch Abbildung 37). M odelle des 


Fachzentrums Klimawandel im Hessischen Lan- 
desamt für Umwelt und Geologie prognostizie- 


ren jedoch, dass solche trockenen J ahre Ende 
des J ahrhunderts zum Normalzustand werden. 
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Frank Reimuth 
Hege-Gemeinschaft Werra 
Hessen-Thüringen 


,Mein Ziel ist eine bessere 
Wasserqualität, deswegen 
habe ich am RUNDEN TISCH 
mitgearbeitet. Für unsere 
Fische, für Flora und Fauna in 
der Werra und der Weser.“ 


39 J ährlicher Verlauf des 
Abflusses in der Werra am Pegel 
Gerstungen (2006) 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





40 Chloridkonzentrationen im 


Wasserkörper „Werra /Phi- 


lippsthal" in einem mittleren 
Abflussjahr bei Einleitung des 
Salzabwassers in die Werra wie 
bisher und bei Ableitung in Weser 
bzw. Nordsee und Einstellung der 
Versenkung 


Sicher ist somit, dass begrenzte Abschnitte 
der Werra noch über einen lángeren Zeitraum 


durch diffuse Eintráge belastet werden. Kon- 
zentrationsschwankungen hierdurch sind ins- 
besondere relevant in Szenario II und III, da je- 


weils eine Einleitung des Salzabwassers in die 


Werra entfállt und somit mit hóheren Schwan- 


kungen zu rechnen ist. Da neben einer erhóhten 
Häufigkeit von extremen Niedrigwássern bis 
zum Ende des J ahrhunderts auch von einem 
deutlichen Rückgang der diffusen Eintráge 
nach Einstellung der Versenkung auszugehen 
ist (Siehe Kapitel 5.1.2), ist der RUNDE TISCH 
sich der ökologischen Problematik durchaus 


bewusst und berücksichtigt sie in seinen Über- 


legungen, zieht sie aber nicht als ein Kriterium 


heran, um ein Szenario auszuschließen. Darü- 


ber hinaus ist es derzeit ungewiss, in welcher 
Form der Kalibergbau im Zeitraum von 2050 


bis zum Ende des J ahrhunderts betrieben wird. 
Wichtig ist, die Entwicklung der diffusen Ein- 


tráge und der Belastungssituation der Werra 


ebenso wie die Auswirkungen auf die biologi- 


schen Parameter durch eine entsprechende 
Überwachung (siehe auch Kapitel 6 M onitoring 


und Forschungsbedarf) zu begleiten, um ge- 


gebenenfalls notwendige Schritte einleiten zu 
können. 


Wasserkörper „Werra/Philippsthal“ 
Einleitung in die Werra wie bisher 


Chlorid in M illigramm pro Liter [mg/l] 


2000 


1500 


1000 


500 


An 191 Tagen wird der Wertebereich 
300- 1.000 mg/l erreicht. 


90-Perzentil: 1.140 mg/l 


15 16 17 18 
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Ansonsten gilt das bereits für extreme Abfluss- 
jahre Gesagte - eine Erholung der Lebensge- 
meinschaften in den Gewässern ist móglich und 
von Natur aus bereits angelegt. 


Nach einem Stopp der Einleitungen w ürde es - 
bei niedrigeren Durchschnittsbelastungen - 
stärkere Konzentrationsschwankungen als 
heute geben. Das wird sich auf längere Sicht 
reduzieren. Bis dahin gilt: In den von diffusen 
Einträgen betroffenen Gewässerabschnitten 
zwischen Tiefenort und Gerstungen werden 
stärkere Schwankungen zu spüren sein. An- 
sonsten verteilen sich die Schw ankungen über 
das J ahr. In den anderen Wasserkórpern ver- 
teilen sich die Schwankungen über das ganze 
Jahr. 


Ableitung in die Weser bzw. Nordsee 


Chlorid in M illigramm pro Liter [mg/l] 


2000 


An 206 Tagen wird der Wertebereich 
1500 4. 75- 300 mg/l erreicht. 


1000 


90-Perzentil: 540 mg/l 
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Zeitlicher Ablauf, Wirkungen und Kosten 


der Szenarien 


Wie bereits in Kapitel 4.4.2beschrieben, istnoch 
nicht ausreichend geklärt, ob alle Elemente 
der Maßnahme „Neue Integrierte Salzabwas- 
sersteuerung" (NIS) fachlich begründbar und 
rechtlich sowie technisch machbar sind. Bis 
eine Entscheidung hierzu getroffen wird, geht 
der RUNDE TISCH in seinen Szenarien jeweils 
von einer Umsetzung der NIS aus, betrachtet 
aber auch Varianten ohne NIS. M óglicherweise 
ergeben sich auch noch Varianten, in denen 
Teilelemente der NIS enthalten sein werden. 


Um die Wirksamkeit der Szenarien für den 
Zustand von Werra und Weser zu bestimmen, 
werden die in Kapitel 3.4.1 (siehe Tabelle 26) 
beschriebenen Wertebereiche der Salzbelas- 
tung für die lonen Chlorid, Kalium und M agne- 
sium herangezogen. Eine Verbesserung des 
Zustands nach Wasserrahmenrichtlinie hängt 
nicht alleine von den Salzionen im Gewásser 
ab, sondern auch von anderen Stressoren wie 
anderen stofflichen Belastungen z.B. aus Klär- 
anlagen oder der Landwirtschaft, oder mor- 
phologischen Beeinträchtigungen. (siehe auch 
Kapitel 3). Die Salzionen stellen aber eine Vo- 
raussetzung dafür dar. Im Zusammenhang mit 
den Szenarien werden nur die Salzionen ange- 
sprochen, da die anderen Gewässerbelastun- 
gen nicht Bestandteil der Betrachtungen des 
RUNDEN TISCHES sind. 


Der Einfluss von Konzentrationsschwankungen 
auf die Gewässerbiologie wurde in den in die- 
sem Kapitel dargestellten Bewertungen nicht 
berücksichtigt. Um darüber eine belastbare 
Beurteilung treffen zu kónnen, sind weitere For- 
schungen sowie eine entsprechende Gewás- 
serüberwachung vorzusehen (siehe Kapitel 6 
M onitoring und Forschungsbedarf). 


In den Karten sind Ergebnisse dargestellt, die 
mit dem Prognosemodell des RUNDEN TISCHES 
errechnet wurden: Es geht darum, wie sich die 
Konzentrationen von Chlorid, Kalium und Ma- 
gnesium in den verschiedenen Szenarien im 
gesamten Flusslauf von Werra und Weser ent- 
wickeln. Die Konzentrationen für die relevanten 
Salzionen sind dabei nicht im gesamten jewei- 
ligen Wasserkörper gleich, sondern wurden 
nach bestimmten Regeln (Gutachten SYDRO 
Consult, siehe Berichts-CD) auf die einzelnen 
Wasserkórper übertragen. Dargestellt ist hier- 
bei jeweils der 90-Perzentil-Wert; nicht dar- 
gestellt sind somit einzelne Spitzenwerte, die 
sich eventuell im Tagesverlauf ergeben. Dies 
ist insbesondere in den Szenarien ohne die NIS 
relevant, da in diesen die Pufferwirkung durch 
die Möglichkeit der Zwischenspeicherung im 
Untergrund nicht gegeben ist. 


Die Ergebnisse für Szenario Il „Vermeidung, Op- 
timierung und Einleitung in die Weser“ wurden 
für eine Einleitstelle unterhalb des Diemelzu- 
flusses dargestellt. Diskutiert werden bislang 
drei Einleitstellen im Bereich der Weser (siehe 
Kapitel 4.4.3). Die dargestellte Einleitstelle ist 
die mit der mindestens zu erwartenden Verbes- 
serung. 


Für die Darstellung des „Ist-Zustands“ wurde 
kein bestimmtes J ahr herangezogen, sondern 
es ist ein mittlerer Zustand mehrerer J ahre ge- 
meint, quasi ein „Normaljahr“, was bedeutet, 
dass auch noch die durch die Versenkung zur 
Verfügung stehenden Pufferkapazitäten genutzt 
werden. 


Und es wurde die Annahme zugrunde gelegt, 
dass die diffuse Emission zurückgehen wird. 


Gewässerschutz 


Werra/Weser 
und Kaliproduktion 








? 


Friedrich Krauser 
Wartburg-Kreis 


„Zur Verringerung der durch 
die Salzgewinnung verursach- 
ten Umweltbelastungen sind 
technisch-wirtschaftliche 
Lösungen erforderlich, die über 
den Gewinnungszeitraum hin- 
ausgehen. Der RUNDE TISCH 
hat Möglichkeiten aufgezeigt, 
die Wasserqualität der Werra 
langfristig zu verbessern, ohne 
dass ein Wirtschaftszweig mit 
über 5.000 Arbeitsplätzen in 
der Region kurzfristig wegfal- 
len muss. Er hat damit seine 
Aufgabe erfüllt.“ 


= Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





Zur Ansicht der Abbildungen 
bitte rechte Seite aufklappen 


41 Zeitstrahl Ablauf Szenario la 


42 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - IST-Zustand 


43 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - 2015, 2020 


44 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - 2027 


Szenario | 


„Vermeidung, Optimierung und Einleitung in die Werra“ 


Variante la: 
Szenario | mit Umsetzung der „Neuen Integrier- 
ten Salzabw assersteuerung“ NIS 


> Agenda der Umsetzung: 

In Szenario la wird die Versenkung bis 2011 
fortgesetzt, bis 2015 erfolgt die Umsetzung der 
vorgesehenen Optimierungsmaßnahmen ein- 
schließlich der dauerhaften Inbetriebnahme 
der NIS. 


> Wirkung: 
> Werra/Weser: 
Die Frachten der in die Werra eingeleiteten 
gelösten Salze sind im Vergleich zum heuti- 
gen Zustand verringert. Ab 2015 können da- 
durch am Pegel Gerstungen die folgenden 
Grenzwerte eingehalten werden: 1.700 mg/l 
Chlorid und 65 °dH (jeweils ca. 70% des jet- 
zigen Grenzwertes) sowie 150 mg/l Kalium. 
Mit einem Rückgang der diffusen Einträge 
ist frühestens 10 Jahre nach Einstellung 
der bisherigen Versenkung zu rechnen, also 
ca. ab dem J ahr 2027. Dies würde nochmals 
zu einer Verbesserung in der Werra führen. 
Insbesondere Kalium und Magnesium lie- 
gen dennoch auf weiten Strecken in einer 
Konzentration vor, die zu einer Einstufung in 
untere Wertebereiche nach der Klassifika- 
tion des RUNDEN TISCHES führt. In diesen 
Abschnitten ist somit davon auszugehen, 
dass sensible und in einigen Abschnitten 
auch robustere Süßwasserarten bzw. Le- 
bensgemeinschaften auch nach Umsetzung 
der Maßnahmen und einem Rückgang der 
diffusen Einträge nicht vorzufinden sein 
werden. 
Für die Weser wird in diesem Szenario eine 
deutliche Verbesserung für Chlorid - bis in 
den Wertebereich zum Erreichen der Ziele 
nach Wasserrahmenrichtlinie - auf einer 
Strecke von etwa 120 Kilometer erzielt. Ka- 
lium und Magnesium liegen in der Weser 
nach der Umsetzung der vom RUNDEN TISCH 
empfohlenen Maßnahmen in Konzentratio- 
nen vor, die zu einem Zustand führen, in dem 
nur noch salzempfindliche Süßwasserarten 
beeinträchtigt werden. 
Unabhängig davon, ob die diffusen Einträge 
zurückgehen werden, wird in diesem Szena- 
rio ein Zustand erreicht, der zunächst eine 
„Fristverlängerung“ und ab 2027 die Festset- 
zung „weniger strenger Umweltziele" für 


Teile von Werra und Weser erfordern würde. 


> Grundwasser: 

Eine Beendigung der Nutzung des Unter- 
grunds mit den möglichen Auswirkungen auf 
das Grundwasser istin diesem Szenario noch 
nicht absehbar. Nach 2015 soll der Unter- 
grund „volumenentlastend“ und „frachtneu- 
tral“ bewirtschaftet werden. Dies bedeutet, 
dass auch zukünftig in Wasser gelöstes Ka- 
lium und Magnesium in den Untergrund ver- 
senkt werden, wenn auch deutlich weniger 
als bisher. Wie sich diese Nutzung auf das 
Grundwasser auswirkt, kann derzeit noch 
nicht beantwortet werden. 


> Nebenwirkungen: 

Die Errichtung einer weiteren ESTA®-Anlage 
führt zu einer Erhöhung der Aufhaldungsmenge 
in der Größenordnung von ca. 1 Million Tonnen 
pro J ahr. Die Abkühlung oder Eindampfung von 
Salzlósungen hat einen erheblichen Energie- 
bedarf. Die vorgesehene Vergleichmäßigung 
der Chloridkonzentrationen in der Werra führt 
zeitweise zu einer Erhóhung des Chloridtrans- 
portes. 


» Kosten: 

Für die Umsetzung der Optimierungsmaßnah- 
men einschließlich der NIS werden Investiti- 
onskosten in Höhe von rund 360 Millionen Euro 
geschätzt. Für die Betriebskosten liegen bisher 
keine Angaben vor, diese müssen noch ermittelt 
werden. 


In Szenario la würde eine Verbesserung in 
Werra und Weser erreicht, die jedoch auf 
weiten Strecken nicht zum Erreichen der Ziele 
nach WRRL ausreichen würde. Der Untergrund 
würde jedoch weiter genutzt werden - ein 
Ende steht noch nicht fest, und die Auswirkun- 
gen auf das Grundw asser können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. 


Variante Ib: 

Szenario | ohne Umsetzung der „Neuen Inte- 
grierten Salzabwassersteuerung“ NIS, Über- 
gangsregelung für die Versenkung bis 2015 


> Agenda der Umsetzung: 
In diesem Szenario wird die Versenkung in den 


Versenkung fortgesetzt Bisherige Versenkung beendet, aber NIS 
EE I mn In a =>) Werra: Grenzwerte am Pegel Gerstungen verringert 
Umsetzung NIS 
=m 
Ist 

2011 un Ne Gei 
* Maßnahmen umgesetzt, mit NIS * Diffuse Eintráge unverándert * Rückgang diffuser Eintráge 
* Diffuse Einträge unverändert * NIS * NIS 
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EH Empfehlung des RUNDEN TISCHES 





Zur Ansicht der Abbildungen 
bitte rechte Seite aufklappen 


45 Zeitstrahl Ablauf Szenario Ib 


46 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - IST-Zustand 


47 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - 2015, 2020 


48 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - 2027 


Szenario | 


„Vermeidung, Optimierung und Einleitung in die Werra“ 


Plattendolomit bis 2015 fortgesetzt, bis zu dem 
Zeitpunkt, ab dem auch die Optimierungsmaß- 
nahmen vollständig umgesetzt sind, abgesehen 
von der NIS. Ab 2015 wird die Versenkung dann 


vollständig eingestellt. Das Szenario setzt eine 





> Wirkung: 
> Werra/Weser: 
Bei fortgesetzter Einleitung in die Werra erhö- 
hen sich die Kalium- und M agnesiumfrachten 
durch die Einstellung der Versenkung ab 2015 
geringfügig gegenüber dem Ist-Zustand. Da- 
durch würde eine Erhöhung der Kalium- und 
Magnesiumkonzentrationen gegenüber dem 
heutigen Zustand in der Werra und zum Teil in 
der Weser eintreten, insbesondere in Zeiten 
mit niedriger Wasserführung'. Die Erhöhung 
führt in Abschnitten von Werra und Weser zu 
der Einstufung in einen schlechteren Werte- 
bereich. Für Chlorid wird - im Mittel - eine 
Reduzierung der Konzentrationen erreicht. 
Mit einem Rückgang der diffusen Einträge - 
wie durch das HLUG prognostiziert - istetwa 
10) ahre nach Einstellung der Versenkung zu 
rechnen, also ab dem J ahr 2027. Zu diesem 
Zeitpunkt werden in etwa wieder die glei- 
chen Wertebereiche wie heute erreicht, mit 
Ausnahme des Chlorids, für das in Teilen von 
Werra und Weser eine Verbesserung eintritt. 
In diesem Szenario werden analog zu Sze- 
nario la voraussichtlich „weniger strenge 
Umweltziele" nach 2027 in Werra und Weser 
erforderlich, evtl. jedoch auch die Begrün- 
dung einer Verschlechterung des Zustands 
nach 2015. 


* Zu den Szenarien ohne die „Neue Integrierte Salzabwas- 
sersteuerung" (NIS): Ohne die NIS - aber nach Umsetzung 
aller anderen vom RUNDEN TISCH priorisierten Maßnah- 
men - sind die in die Werra eingeleiteten M engen an gelósten 
Salzen ebenso wie das resultierende Niveau der Gewässer- 
härte und der Kaliumkonzentration im Vergleich zum heutigen 
Zustand im Mittel nur leicht erhöht. In Zeiten mit niedrigen 
Abflüssen in der Werra istjedoch aufgrund des wegfallenden 
Speicherraums (Plattendolomit), der sich durch oberfläch- 
liche Speicherbecken nicht vollständig ersetzen lässt, von 
zeitweise deutlichen Konzentrationserhöhungen auszugehen. 


> Grundwasser: 

Die Versenkung von Salzabwasser in den Un- 
tergrund wird ab 2015 beendet. Somit findet 
keine weitere Beeinträchtigung des Grund- 
wassers durch die Versenkung mehr statt. Es 
wird davon ausgegangen, dass hierdurch auf 
längere Sicht eine Entlastung des Grundwas- 
sers erreicht wird. 


> Nebenwirkungen: 

Die Errichtung einer weiteren ESTA®-Anlage 
führt zu einer Erhöhung der Aufhaldungsmenge 
in der Größenordnung von ca. 1 Million Tonnen 
pro J ahr. Die Abkühlung oder Eindampfung von 
Salzlösungen haben einen erheblichen Energie- 
bedarf. 


> Kosten: 

Für die Umsetzung der Optimierungsmaßnah- 
men - ohne die Neue Integrierte Salzabwasser- 
steuerung NIS - werden Investitionskosten in 
Höhe von rund 320M illionen Euro geschätzt. Für 
die Betriebskosten liegen bisher keine Angaben 
vor, diese müssen noch ermittelt werden. 


Szenario Ib führt langfristig zu einer Verbesse- 
rung in Werra und Weser, die wiederum nicht 
zum Erreichen der Ziele nach WRRL genügen 
würde. Kurzzeitig wäre mit einer Verschlech- 
terung zu rechnen und demzufolge das Ver- 
schlechterungsverbot nach WRRL zu prüfen, 
Dafür würde ab 2015 der Untergrund nicht mehr 
genutzt. 


CI Konz. (im Mittel) verringert, K + Mg Konz. erhöht 


————À 
Versenkung fortgesetzt Versenkung beendet 
Ist 
2011 2015 2020 2027 


* Maßnahmen umgesetzt, ohne NIS * Diffuse Einträge unverändert * Rückgang diffuser Eintráge 
* Versenkung beendet 
* Diffuse Einträge unverändert 
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„Vermeidung, Optimierung und Einleitung in die Wera“ 


Variante Ib: 
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Szenario | 
„Vermeidung, Optimierung und Einleitung in die Werra“ 


Zur Ansicht der Abbildungen 
bitte rechte Seite aufklappen 


49 Zeitstrahl Ablauf Szenario Ic Variante Ic: 
Szenario | ohne Umsetzung der „Neuen Integ- 
rierten Salzabwassersteuerung" NIS. Beendi- 
gung der Versenkung in 2011 


» Agenda der Umsetzung: 

Die Versenkung von Salzabwasser in den Plat- 
tendolomit wird mit Auslaufen der Genehmigung 
im November 2011 beendet. Die Optimierungs- 
maßnahmen werden bis 2015 umgesetzt, mit 
Ausnahme der NIS. 





> Grundwasser: 
> Wirkung: Das Grundwasser wird in diesem Szenario 
> Werra/Weser: maximal entlastet, da die Nutzung des Unter- 
grunds bereits in 2011 vollständig eingestellt 
wird und somit ab diesem Zeitpunkt eine 
,Null-Versenkung" erreicht ist. 


» Nebenwirkungen: 
wie Szenario Ib 


» Kosten: 
wie Szenario Ib 


Die Umsetzung von Szenario Ic würde bedeu- 
ten, dass kurzfristig mit einer deutlichen Ver- 
schlechterung in Werra und Weser zu rechnen 
wäre. Langfristig würde die gleiche Verbesse- 
rung erreicht wie in Szenario Ib. Dafür würde 
bereits ab 2011 der Untergrund nicht mehr ge- 
nutzt. 


50 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - IST-Zustand 
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53 90-Perzentilwerte in den Was- 
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Erhöhte Einleitung 
in die Werra CI Konz. (im Mittel) verringert, K + Mg Konz. erhöht 


Versenkung beendet 


Ist 
Sei an an 2027 
* Versenkung beendet * Maßnahmen * Rückgang diffuser 
* Einleitung in die Werra umgesetzt, ohne NIS Eintráge 
„verdoppelt“ * Diffuse Einträge 
* Diffuse Eintráge unverándert unverándert 
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Zur Ansicht der Abbildungen 
bitte rechte Seite aufklappen 
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56 90-Perzentilwerte in den Was- 
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57 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
im Längsverlauf - 2020 


58 90-Perzentilwerte in den Was- 
serkörpern von Werra und Weser 
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* Belastbare Einschätzungen, wie lange 
es dauern wird, die Einleitstelle an die 
Weser zu verlegen, gibt es noch nicht. 
Die Realisierung einer Transportmög- 
lichkeit für das Salzabwasser ist tech- 
nisch in einem überschaubaren Zeitraum 
möglich. Geschwindigkeitsbestimmend 
sind voraussichtlich die Raumordnung 
sowie die Verfahren zur Erlangung der 
erforderlichen naturschutz- und was- 
serrechtlichen Genehmigungen. Dabei 
kommt es (nach Hofmann 2009, siehe 
Berichts-CD) insbesondere auf die „Ko- 
operationswilligkeit" der Beteiligten und 
auf das Planfeststellungsverfahren an, 
dessen Dauer sich mit der Länge der 
Leitung erhóht. 


Eine Einleitstelle wurde bislang noch 
nicht festgelegt. Innerhalb der Mach- 
barkeitsstudie werden drei potenzielle 
Einleitstellen betrachtet: unterhalb der 
Diemel-, der Werre- sowie der Allerein- 
mündung. Die Darstellungen innerhalb 
dieses Kapitels beziehen sich auf die am 
RUNDEN TISCH zunáchst betrachtete 
Einleitstelle unterhalb des Diemelzuflus- 
ses. Die Wahl der Einleitstelle hat direk- 
ten Einfluss auf die erreichte Verbesse- 
rung des Gewässerzustands. 





Szenario I! 


,Vermeidung, Optimierung und Einleitung in die Weser" 


» Agenda der Umsetzung: 

In Szenario II wird (analog zu Szenario la) die 
Versenkung bis 2011 fortgesetzt, anschließend 
erfolgt bis 2015 die Umsetzung der Optimie- 
rungsmaßnahmen einschließlich der Inbetrieb- 
nahme der NIS. Die Weser-Fernleitung kann ab 
2015 in Betrieb genommen werden.’ 


Möglicherweise würden in diesem Szenario 
auch Teile der NIS ausreichen, um eine Ent- 
lastung der Werra ohne zusätzliche Belastung 
der Weser zu erzielen. Um dies zu beurteilen, 
liegen jedoch noch nicht ausreichend Kennt- 
nisse vor. Sollte sich dieses Szenario konkreti- 
sieren, müssten hierzu weitere Betrachtungen 
erfolgen. 


> Wirkung: 

> Werra/Weser: 

Durch dieses Szenario wird die Werra frei 
von der Einleitung von Salzabwasser. Dies 
führt dazu, dass gegenüber Szenario | noch- 
mals eine deutliche Verbesserung für die 
Werra erreicht wird. Es wird jedoch auch 
deutlich, dass in der Werra selbst bei kom- 
plettem Entfallen der Salzabwassereinleitung 
das Erfüllen der Anforderungen der Wasser- 
rahmenrichtlinie bezüglich der Salzbelastung 
aufgrund der diffusen Einträge in den nächs- 
ten mindestens 20) ahren noch nicht möglich 
sein wird. Mit einem Rückgang in der prog- 
nostizierten Größenordnung ist frühestens in 
2027 zu rechnen. 


Aufgrund der wegfallenden Einleitung und 
damit der Möglichkeit der Vergleichmäßi- 
gung der Konzentrationen kommt es zu ver- 
Stärkten Konzentrationsschwankungen in der 
Werra, allerdings insgesamt auf einem nied- 
rigeren Niveau. 


Für die Weser gilt: Neben dem Ziel, einen 
„guten Zustand“ zu erreichen, ist auch die 
Einhaltung des „Verschlechterungsverbotes“ 
zu beachten. Dies ist für die Weser auch bei 
Einleitung des Salzabwassers voraussicht- 
lich realisierbar, da sich die eingeleiteten 
Frachten und die resultierenden Konzentrati- 
onen gegenüber einem Zustand, der erreicht 
wird, wenn nur das M aßnahmenpaket umge- 
setzt wird, aber weiter eine Einleitung in die 
Werra stattfindet (Szenario la), nicht ändern 
und demzufolge geringer sind als heute. Aus- 
wirkungen auf die Weser sind grundsätzlich 
in dem Bereich der ,Durchmischungszone" 


bei der Einleitungsstelle zu erwarten, wo 
eine hóhere Konzentration auftritt, ehe eine 
Verdünnung stattfindet. Diese sind durch die 
Wahl der Einleitstelle und eine geeignete 
Einleittechnik (möglicherweise Einleitung an 
verschiedenen Stellen) zu minimieren. Insge- 
samt wird für die Weser auch mit diesem Sze- 
nario eine Verbesserung erreicht, kurzfristig 
in dem Abschnitt oberhalb der Einleitstelle, 
langfristig auch in weiteren Abschnitten. 
Wertebereiche zum Erreichen des ,guten 
Zustands“ nach WRRL werden in größeren 
Abschnitten in diesem Szenario jedoch nur 
hinsichtlich des Chlorids erreicht. 


» Grundwasser: 
wie Szenario la 


» Nebenwirkungen: 

Zusátzlich zu den Nebenwirkungen, die sich 
durch die Umsetzung der Optimierungsmaß- 
nahmen ergeben (analog Szenario la), führt 
der Transport des Salzabwassers zu weiteren 
Umweltauswirkungen, u.a. durch das Schaf- 
fen entsprechender Infrastrukturen, energeti- 
schen Aufwand, Konflikte aufgrund Querung 
von Schutzgebieten usw. Untersuchungen im 
Rahmen der vom RUNDEN TISCH beauftragten 
M achbarkeitsstudie führen zu der Einschätzung, 
dass diese von untergeordneter Bedeutung 
sind (siehe dazu Kapitel 4.4.3). Sicher kónnen 
diese jedoch erst abgeschátzt werden, wenn 
die Trassenführung feststeht. 


» Kosten: 

Zusätzlich zu den für die Umsetzung der Opti- 
mierungsmafinahmen anfallenden Investitions- 
kosten in Hóhe von rund 360 M illionen Euro (Be- 
triebskosten noch offen) entstehen Kosten für 
den Transport des Salzabwassers an die Weser. 
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden 
die Kosten für eine Fernleitung ermittelt (siehe 
hierzu auch Kapitel 4.4.3). Alle Kostenangaben 
beziehen sich demzufolge auf den aktuell vor- 
liegenden Stand (Oktober 2009) und sind noch 
weiter zu verfestigen. Die Investitionskosten für 
eine Fernleitung bis zur Einleitstelle unterhalb 
des Diemel-Zuflusses liegen demzufolge in ei- 
ner Größenordnung von 125 bis 155 Millionen 
Euro netto (bei einem Vertrauensbereich von 
+25%). Aufgrund der abflussabhängigen Steu- 
erung einer Einleitung in die Weser und der grö- 
ßeren benötigten Rohrdurchmesser sind diese 
höher als bei einer Einleitung in die Nordsee. J e 
weiter oberhalb die Einleitstelle an der Weser 
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liegt, desto höher werden die Kosten: Die Einleitstelle unterhalb des Werre-Zuflusses verursacht 
geschätzte Investitionskosten in Höhe von 330 bis 355 M illionen Euro netto, die Einleitstelle unter- 
halb des Aller-Zuflusses Investitionskosten von 450 bis 510 M illionen Euro netto. In beiden Fällen 
liegen die Betriebskosten in einer Größenordnung von 1,5 Millionen Euro pro J ahr. Auch die Be- 
triebskosten sind in weiteren Ermittlungen noch zu konkretisieren. 


fell: 20 bis 30 mg/l 
fe Ill: 30 bis 100 mg/l 
fe IV: 100 bis 180 mg/l 
fe V: > 180 mg/l 
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(90-Perzentil) 
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Gegenüber Szenario I wird eine weitere, deutliche Verbesserung in der Werra erreicht, die jedoch 
aufgrund der diffusen Einträge in den nächsten mindestens 20 J ahren noch nicht ausreicht, dass 
der „gute Zustand" nach WRRL erreicht werden kann. Auch in der Weser wird in Abschnitten 
eine Verbesserung erzielt. Der Untergrund wird analog zu Szenario la mit einem weitergehenden 
Grundw assermonitoring versehen und im Rahmen der NIS weiter genutzt. 


ll: 5 bis 20 mg/l 
It: 20 bis 80 mg/l 
IV: 80 bis 150 mg/l 


V: > 150 mg/l 
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Zur Ansicht der Abbildungen 
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Szenario lll 


„Vermeidung, Optimierung und Einleitung Richtung Nordsee“ 


Variante Illa: 


Szenario Ill mit Umsetzung der „Neuen Integ- 
rierten Salzabwassersteuerung" NIS wie ge- 


plant (bis 2020) 


» Agenda der Umsetzung: 


Analog zu Szenario la und Il wird die bishe- 


rige Versenkung bis 2011 fortgesetzt, bis 2015 


erfolgt die Umsetzung der Optimierungsmaß- 


nahmen einschlie&lich der Inbetriebnahme 


der NIS. Diese kann zum Zeitpunkt der Inbe- 
triebnahme im J ahr 2020 der Nordseefernlei- 


tung wieder beendet werden." 


» Wirkung: 
» Werra/Weser: 


Die Einleitung der verbleibenden Salzabwas- 


sermengen in die Nordsee bedeutet für die 
Werra keine Veránderung gegenüber einer 


Einleitung in die Weser (Szenario II). Die We- 


ser wird durch diese Variante ebenfalls frei 


von Salzabwassereinleitungen aus der Kali- 
industrie. Bis zur Inbetriebnahme der Nord- 


see-Fernleitung gilt für Werra und Weser das 
in Szenario la Dargestellte. 
Nach Inbetriebnahme der Fernleitung und 


Einleitung des Salzabwassers in die Nord- 
see und dem Rückgang der diffusen Ein- 


tráge, also frühestens im J ahr 2027, wird in 
der Weser für alle drei Salzionen ein Zustand 
erreicht werden, der sich im Bereich der 
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie 


befindet (Wertebereich für Lebensbedingun- 


gen naturnaher Lebensgemeinschaften), mit 
Ausnahme des M agnesiums, welches in dem 
ersten, ca. 40 Kilometer langen Abschnitt 
nach dem Zusammenfluss von Werra und 
Fulda noch in einem Wertebereich liegt, in 
dem sensiblere Arten beeinträchtigt werden 
kónnten. Insgesamt wird für die Weser durch 
die Ableitung des Salzwassers zur Nordsee 


auf über 300 Kilometer eine deutliche Verbes- 


serung des Zustands erreicht. 


* Belastbare Einschätzungen, wie lange es dauern wird, die 


Einleitstelle an die Nordsee zu verlegen, gibt es noch nicht. 
Die Realisierung einer Transportmöglichkeit für das Salz- 


abwasser ist technisch in einem überschaubaren Zeitraum 
möglich. Geschwindigkeitsbestimmend sind voraussichtlich 
die Raumordnung sowie die Verfahren zur Erlangung der 


erforderlichen naturschutz- und wasserrechtlichen Ge- 


nehmigungen. Dabei kommt es (nach Hofmann 2009, siehe 


Berichts-CD) insbesondere auf die „Kooperationsw illigkeit“ 
der Beteiligten und auf das Planfeststellungsverfahren an, 


dessen Dauer sich mit der Lánge der Leitung erhóht. 


» Nordsee: 

Die ökologische Auswirkung einer Einleitung 
des Salzabwassers in die Nordsee wird auf- 
grund der dort herrschenden Salzgehalts- 
verhältnisse und der im Verhältnis geringen 
Mengen an Salzabwasser als von eher un- 
tergeordneter Bedeutung eingeschätzt. Im 
Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden 
zwei Einleitstellen - die Innenjade sowie 
der Bereich nordöstlich der Ostfriesischen 
Inseln bis zur Außenwirtschaftszone (AWZ) 
ermittelt, die auf Basis erster Einschätzungen 
günstige Voraussetzungen für die Geneh- 
migung einer Einleitung bieten (siehe hierzu 
Kapitel 4.4.3). 


> Grundwasser: 

Die Nutzung des Plattendolomits wird bis zur 
Inbetriebnahme der Fernleitung, also 2020, 
fortgesetzt, kann dann jedoch vollständig 
eingestellt werden, ohne dass negative Aus- 
wirkungen auf Werra und Weser zu erwar- 
ten sind. Bis dahin wird - wie in Szenario la 
und II - weiterhin der Plattendolomit im Rah- 
men der NIS genutzt. 


> Nebenwirkungen: 
Zusätzlich zu den Nebenwirkungen, die sich 
durch die Umsetzung der Optimierungs- und 
Verminderungsmaßnahmen ergeben (analog 
Szenario la), führt der Transport des Salzab- 
wassers zu weiteren Umweltauswirkungen, 
u.a. durch das Schaffen entsprechender In- 
frastrukturen, energetischen Aufwand, Kon- 
flikte aufgrund Querung von Schutzgebieten 
usw. Erste Untersuchungen führen zu der 
Einschátzung, dass diese von eher unterge- 
ordneter Bedeutung sind (siehe hierzu Kapi- 
tel 4.4.3). Abschlie&end kónnen diese jedoch 
erst eingeschätzt werden, wenn die Trassen- 
führung feststeht. 


> Kosten: 

Zusätzlich zu den für die Umsetzung der Opti- 
mierungsmaßnahmen anfallenden Investiti- 
onskosten in Höhe von rund 360 Millionen Euro 
entstehen Kosten für den Transport des Salzab- 
wassers an die Nordsee. Im Rahmen der vom 
RUNDEN TISCH beauftragten Machbarkeits- 
studie wurden die Kosten für eine Fernleitung 
ermittelt (siehe hierzu auch Kapitel 4.4.3). Alle 
Kostenangaben beziehen sich demzufolge auf 
den aktuell vorliegenden Stand (Oktober 2009) 


Bisherige Versenkung Versenkung / NIS beendet 
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und sind noch weiter zu verfestigen. Dieser Quelle zufolge liegen die Investitionskosten für eine 
Fernleitung bis zu einer Einleitstelle in der Nordsee in einer Größenordnung von 460 bis 510 M illio- 
nen Euro netto (bei einem Vertrauensbereich von +25%). Die Betriebskosten betragen etwa 1,5 M il- 
lionen Euro pro J ahr. 


fell: 20 bis 30 mg/l 
fe IIl: 30 bis 100 mg/l 
fe IV: 100 bis 180 mg/l 
fe V: > 180 mg/l 


ine Angaben 


Wertebereich Magnesium 


(90-Perzentil) 
Stufe | 


Mit diesem Szenario wird neben der Verbesserung in der Werra eine Verbesserung auf weiten 
Strecken der Weser erreicht. Nahezu vollständig werden Bedingungen zum Erreichen des „guten 
Zustands" nach WRRL geschaffen. Um die Auswirkungen auf die Nordsee zu minimieren, ist eine 
geeignete Einleitstelle zu ermitteln. Erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie w eisen darauf hin, 
dass dies im Bereich der) ade sein könnte, und zwarin der Innenjade oder im Bereich nordöstlich 
der Ostfriesischen Inseln bis zur Außenw irtschaftszone. Und das Grundw asser: Der Untergrund 
wird noch bis maximal 2020 im Rahmen der NIS genutzt, danach wird die Nutzung vollständig 
eingestellt. 
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ll: 5 bis 20 mg/l 
It: 20 bis 80 mg/l 
IV: 80 bis 150 mg/l 


V: > 150 mg/l 


ZS SS SS s 
222323233 


Wertebereich Kalium 
(90-Perzentil) 
I 


75 mg/l 
H: 75 bis 300 mg/l 
V: > 2.500 mg/l 


ZS SS SS S 
22323232233 


um 
Wertebereich Chlorid 
(90-Perzentil) 
I 


und Einleitung Richtung Nordsee“ 


mienung 
Szenario Ill mit Unsetzung der „Neuen Integrierten Salzabwassersteuerung' ^ NIS (wie geplant 


bis 2020) 


io Ill 
„Vermeidung, Opti 


Variante Illa: 


1105 mg/l 
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Zur Ansicht der Abbildungen 
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Szenario Ill 


Variante IIb: 

Szenario Ill ohne Umsetzung der „Neuen Inte- 
grierten Salzabw assersteuerung", Übergangs- 
regelung für die Versenkung bis 2015 


» Agenda der Umsetzung: 
Die Optimierungsmaßnahmen werden mit 
Ausnahme der NIS bis 2015 umgesetzt. Die 
Versenkung wird ab diesem Zeitpunkt voll- 


ständig beendet. Das Szenario sett eine 





ImJ ahr 2020 wird die Nordsee-Fernleitung in 
Betrieb genommen. 


> Wirkung: 

> Werra/Weser: 

Bis in 2020 die Nordsee-Fernleitung in Betrieb 
genommen wird und Werra und Weser ana- 
log zu Szenario Illa frei von Salzabwasser- 
einleitungen sind, entspricht dieses Szenario 
dem weiter oben beschriebenen Szenario Ib. 
Für den Zeitraum zwischen 2015 und 2020 ist 
somit mit einer Erhöhung der Salzkonzentra- 
tionen, insbesondere Kalium und M agnesium, 
die in schlechtere Wertebereiche führt, in 
Werra und Weser zu rechnen. 


» Nordsee: 
2015 - 2020: wie Szenario Ib 
ab 2020: wie Szenario Illa 


» Grundwasser: 
2015 - 2020: wie Szenario Ib 
ab 2020: wie Szenario Illa 


» Nebenwirkungen: 
2015 - 2020: wie Szenario Ib 
ab 2020: wie Szenario Illa 


„Optimierung und Einleitung Richtung Nordsee" 


» Kosten: 

Zusátzlich zu den für die Umsetzung der Opti- 
mierungsmaßnahmen ohne die NIS anfallen- 
den Investitionskosten in Hóhe von rund 320 
Millionen Euro (Betriebskosten noch offen) 
entstehen Kosten für den Transport des Salz- 
abwassers an die Nordsee (siehe dazu Kos- 
ten Szenario Illa). 


Szenario Illb unterscheidet sich von Szenario 
Illa in der Inanspruchnahme des Untergrundes 
für die NIS. Insofern wäre hier kurzfristig mit 
einer Verschlechterung in Werra und Weser 
zu rechnen. Dafür wird die Nutzung des Unter- 
grundes früher beendet. Langfristig unterschei- 
det es sich nicht von Szenario Illa. 


CI Konz. (im Mittel) verringert, 
K + Mg Konz. erhöht Werra und Weser frei von Einleitungen 


Versenkung beendet 


Versenkung fortgesetzt 
Ist 
2011 > 2020 i sd 
Maßnahmen umgesetzt, ohne NIS * Nordsee-Fernleitung in Betrieb * Rückgang diffuser Eintráge 
* Diffuse Einträge unverändert 


* Versenkung beendet 
Diffuse Eintráge unverándert 
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55:5: Empfehlung des RUNDEN TISCHES 


5.3 





Zusammenfassende Bew ertung der Szenarien 


Szenario | 
„Vermeidung, 
Werra“: 

Die Umsetzung der vom RUNDEN TISCH prio- 
risierten Verminderungsmaßnahmen führt zu 
einer deutlichen Verringerung der Salzmengen 
und somit auch des Salzabwassers. 


Optimierung und Einleitung 


Die in Szenario la erzielte Verringerung der ein- 
zuleitenden Salzabwassermengen führt - vor 
dem Hintergrund des Auslaufens der Versenk- 
genehmigung - zwar dazu, dass deutliche öko- 
logische Verbesserungen in Werra und Weser 
erzielt werden, aber auf großen Streckenantei- 
len liegen noch Konzentrationen vor, die zu ei- 
ner Einstufung in untere Wertebereiche führen, 
also in Bereiche, in denen die Salzbelastungen 
zunehmend biologisch wirksam sind. Zwar 
wäre zunächst nicht von einem Verstoß gegen 
die Wasserrahmenrichtlinie auszugehen, da 
eine Fristverlängerung zum Erreichen des „gu- 
ten Zustands“ in Anspruch genommen werden 
könnte (vgl. auch Kapitel 3). Bei Nichtumset- 
zung der „Neuen Integrierten Salzabwasser- 
steuerung“ (Ib und Ic) käme es aber zu einer 


deutlichen Erhöhung der Konzentrationen der 
Salzionen in der Werra und auch in der Weser, 









tration zu koppeln. Hier wäre das Verschlech- 


terungsverbot nach Wasserrahmenrichtlinie 
zu beachten. Dem gegenüber steht der Vorteil, 
dass die Inanspruchnahme des Plattendolomits 
in absehbarer Zeit (2011 oder 2015) beendet und 
somit das Grundwasser vor weiterer Beeinflus- 
sung durch die Versenktätigkeit geschützt wird. 


Eine deutliche Entlastung von Werra und Weser, 
wie mit der Fernleitung machbar, wird alleine 
durch Verminderungsmaßnahmen nach dem 
Stand der Technik ebenfalls nicht erreicht. J e- 
doch werden bei K+S weitere Untersuchungen 
durchgeführt, die evtl. in naher Zukunft weitere 
Reduktionspotenziale erschließen können. Und 
Teile der kurz- bis mittelfristig umsetzbaren 
Maßnahmen - z.B. die Nachkühlung des Salz- 
abwassers - könnten im Falle einer erfolgrei- 
chen Realisierung möglicherweise auch an 
anderen Standorten umgesetzt werden. 


Szenario Il 
„Vermeidung, 
Weser": 
Durch den Transport des nach Umsetzung von 
Szenario | verbleibenden Salzabwassers zur 
Weser würde eine signifikante Güteverbesse- 
rung des Gewässerökosystems Werra erreicht, 
die jedoch aufgrund der noch über einen lan- 
gen Zeitraum zu erwartenden diffusen Einträge 
noch nicht den „guten Zustand“ nach Wasser- 
rahmenrichtlinie erreicht. Für die Weser unter- 
halb der Einleitstelle würde dieses Szenario 
weder zu einer Verschlechterung noch zu einer 
nennenswerten Verbesserung des Zustands (im 
Vergleich zu Szenario la) führen. Grundlagen für 
das Erreichen des „guten Zustands“ würden 
bei Umsetzung von Szenario Il aufgrund der zu 
erwartenden Salzkonzentrationen in mehr oder 
weniger großen Teilen der Weser erreicht wer- 
den - in Abhängigkeit davon, wieweit nördlich 
die Einleitstelle gewählt wird. Die Einleitung des 
Salzabwassers in die Weser muss in Abhängig- 
keit des Gewässerabflusses gesteuert werden, 
wobei zu prüfen ist, ob dies an allen drei unter- 
suchten Einleitstellen erforderlich wäre. Eine 
solche Steuerung erfordert einen entsprechend 
großen Durchmesser der Leitung und voraus- 
sichtlich die Anlage von Speicherbecken zur 
Zwischenspeicherung. 


Optimierung und Einleitung 


In Hinsicht auf die Inanspruchnahme des Plat- 
tendolomits sowie langfristige Entsorgungs- 
konzepte gilt (analog zu Szenario |), dass ent- 
weder eine Nutzung des Plattendolomits auf 
unbestimmte Zeit stattfinden wird, wobei die 
juristische Prüfung der Genehmigungsfähigkeit 
dieser Nutzung noch erfolgen muss, oder Ver- 
schlechterungen des Zustands der Weser zu 
befürchten sind. Möglicherweise könnte durch 
die Umsetzung von Teilen der NIS eine Lösung 
für eine geringere Inanspruchnahme des Plat- 
tendolomits und somit des Grundwassers ge- 
funden werden. 


Szenario Ill 

„Vermeidung, Optimierung und Einleitung Nord- 
see“: 

Durch den Transport des nach Umsetzung von 
Szenario | verbleibenden Salzabwassers zur 
Nordsee würde - gegenüber der Einleitung des 
Salzabwassers in die Weser - zusätzlich zu der 
in der Werra erzielten Güteverbesserung eine 
deutliche Verbesserung der Weser auf über 300 
km Fließstrecke erreicht. Einzig in diesem Sze- 
nario können auf nahezu der gesamten Fließ- 
strecke der Weser hinsichtlich der relevanten 
Salzionen Wertebereiche erreicht werden, die 
den „guten Zustand“ nach Wasserrahmenricht- 
linie in Bezug auf die Salzbelastung ermögli- 
chen. Um letztlich einen "guten Zustand" oder 
deutliche Verbesserungen dahingehend zu er- 
reichen, ist es notwendig, auch die Belastung 
durch andere Stressoren zu reduzieren. Die 
Nordsee-Fernleitung kann kontinuierlich mit 
dem anfallenden Salzabwasser beaufschlagt 
werden, da keine abflussabhängige Steuerung 
der Einleitung notwendig ist. Nur in diesem Sze- 
nario kann die Nutzung des Plattendolomits als 
temporärer Speicher und als lonenpuffer mit 
der Inbetriebnahme der Pipeline beendet wer- 
den, ohne dass dies zu einer erhóhten Belas- 
tung von Werra und Weser führt. J e nachdem, 
ob die Versenkung in 2015 oder erst nach Inbe- 
triebnahme der Fernleitung eingestellt wird, ist 
bei fortgesetzter Einleitung des Salzabwassers 
mit einer kurzfristigen Erhöhung der Salzkon- 
zentrationen in Werra und Weser zu rechnen. 


Im Vergleich zu den beiden ersten Szenarien 
führt dieses somit zu einer umfangreichen und 
dauerhaften Entlastung von Werra und Weser 
und des Grundwassers. Zudem besteht eventu- 
ell die Möglichkeit der langfristigen Entsorgung 
von Halden/Haldenwasser und einer weiteren 
beschleunigten Reduzierung der diffusen Ein- 
tráge durch Rückfórderung und Ableitung von 
in der Vergangenheit versenktem Salzabwas- 
ser. Diese Option bedarf jedoch noch weiterer 
umfangreicher Untersuchungen. 
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Zu den Szenarien mit Fernleitung: 


Die gutachterliche Prüfung führte zu dem Er- 


gebnis, dass keine Rechtsvorschriftersichtlich 
ist, die eine Ableitung des Salzwassers in die 
Weser und die Nordsee prinzipiell untersagt, 
auch wenn es noch viele Detailfragen zu kon- 
kretisieren gilt (Gutachten Köck, Hofmann, Mó- 
ckel, Helmholtz-Zentrum für Umw eltforschung, 
siehe Berichts-CD) - wie z.B. ökologische 
Prüfpunkte, Spannungen zu weiteren Nutzun- 
gen, den benötigten Zeitraum bis zur Umset- 
zung, entstehende Kosten, die geeignete Tras- 
senführung und Einleitstelle etc. 





Dr. Hans-Peter Weigel 
Behörde des Senators für Um- 
welt, Bau, Verkehr und Europa, 
Bremen 


„Seit 30) ahren beschäftige ich 
mich mit der Problematik. Nun 
liegtendlich ein nachhaltiges 
Konzept vor, von demich hoffe, 
dass es auch realisiert wird.“ 
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6 
Monitoring und Forschungsbedarf 


Die gemeinsame Arbeit am RUNDEN TISCH hat 
wesentlich dazu beigetragen, die öffentliche 
Diskussion über Gewässerschutz und Kalipro- 
duktion zu versachlichen, die fachlichen Grund- 
lagen der Öffentlichkeit zu verdeutlichen und 
die Voraussetzungen und Folgen unterschied- 
licher Handlungsoptionen transparenter zu ma- 
chen. Das Mandat des RUNDEN TISCHES endet 
mit der Vorlage seiner Empfehlung. Der RUNDE 
TISCH empfiehlt, den durch seine Arbeit we- 
sentlich beförderten und auf neue Grundlagen 
gestellten Dialog zwischen Politik, Verwaltung 
und Unternehmen, Betroffenen und der Öffent- 





lichkeit nicht abreißen zu lassen, sondern den Hubertus Backhaus 
Prozess der Umsetzung der Empfehlung durch Weserbund e. V. 
ein Gremium mit einem entsprechenden Man- 
dat zu begleiten und transparent zu halten. ,Die konsequente Einbeziehung 
unabhängiger Wissenschaftler 
Der RUNDE TISCH empfiehlt in diesem Zu- und Experten zu den verschie- 
sammenhang, den Prozess der Umsetzung der densten Sachfragen und die 
Empfehlung durch gezieltes angemessenes an der Lösung orientierte 
Monitoring und empirische Untersuchungen zu Vorgehensweise hat mir 
begleiten. Dies sollte umfassen: besonders gut gefallen. Die 
hier angewandte M ethodik des 
> die Gewässerentwicklung an Werra und We- Runden Tisches empfiehlt sich 
ser sowie im Bereich der zukünftigen Einleit- als Vorbild auch für andere 
stelle und Problemlösungen.“ 


> den Stand der Technik im Bereich der Kali- 
produktion und der Nachsorge für die Folgen 
des Bergbaus. 


"rr Empfehlung des RUNDEN TISCHES 
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Monitoring der Entwicklung der Oberflächen- 
gew ásser und des Grundw assers 


Der RUNDE TISCH hält ein für die Öffentlichkeit 
transparentes Monitoring der von der Salzbe- 
lastung betroffenen Gewässer für notwendig. 
Die Überwachung der Werra, im Bereich einer 
möglicherweise neuen Einleitstelle in der We- 
ser oder der Nordsee sowie des Grundwassers 
ist notwendig, um eine genauere Kenntnis und 
Dokumentation der eingeleiteten Stoffe und 
ihrer Wirkungen sowie die Einhaltung der fest- 
zulegenden Grenzwerte sicherzustellen. Dabei 
wird es nicht nur darauf ankommen, den ak- 
tuellen Zustand zu erheben, sondern die sich 
einstellenden Entwicklungen und diese mit den 
Prognosen zu vergleichen. 


Derzeit werden bereits zahlreiche Messungen 
an den Oberflächen- und Grundwasserkörpern 
im Werra-Kaligebiet durchgeführt: sowohl im 
Rahmen der Gewässerüberwachung gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie als auch im Rahmen 
der behördlichen Zulassung der Einleitung 
beziehungsweise der Versenkung des Salzab- 
wassers. Messungen führen das Unternehmen 
K+S (Eigenüberwachung) und das Hessische 
Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) so- 
wie die Genehmigungsbehörde im Rahmen der 
staatlichen Überwachung durch. 


Sowohl in den Oberflächengewässern als auch 
im Grundwasser existiert somit ein umfangrei- 
ches Messnetz, um die Auswirkungen der Ein- 
leitung bzw. der Versenkung zu kontrollieren. 
Dieses sollte im Zuge der Umsetzung der Emp- 
fehlung des RUNDEN TISCHES angepasst und 
möglicherweise ausgeweitet werden, um 


> die Entwicklung des Gewässerzustands 
(Konzentrationen der Salzionen und anderer 
relevanter Stoffe, biologische Parameter) bei 
geänderten Einleitbedingungen, 


> die Veränderungen in den Grundwasserkör- 
pern nach der Einstellung der Versenkung, 
also die Entwicklung des Grundwasserzu- 
stands, und die Auswirkungen der bisherigen 
Versenkung, 


> die Entwicklung der diffusen Einträge sowie 


> Frachten und Art der eingeleiteten Stoffe 


fortlaufend zu erfassen und die Ergebnisse in 
einer verständlichen Form der Öffentlichkeit zu- 
gänglich zu machen. 


Durch das Hessische Landesamt für Umwelt 
und Geologie wurde bereits ein Vorschlag erar- 
beitet, welche Parameter in der Weser im Falle 
einer Einleitung mindestens gemessen werden 
Sollten (Vortrag Dr. Schmid, Hessisches Lan- 
desamt für Umwelt und Geologie, November 
2008, 7. Sitzung des RUNDEN TISCHES, siehe 
Berichts-CD). Dieser beinhaltet neben den Stan- 
dardgrößen und den relevanten Salzparametern 
auch Zusatzstoffe, Schwermetalle und weitere 
Parameter sowie die Giftigkeit für Gewässeror- 
ganismen. Im Fall der Einleitung in die Nordsee 
sind die Parameter entsprechend anzupassen. 


Bei der Gewässerüberwachung ist zu beachten, 
dass es sich bei bisherigen Abschätzungen des 
RUNDEN TISCHES um Quantifizierungen der 
sich einstellenden Salzkonzentrationen in den 
Gewässern in mittleren Abflussjahren handelt, 
wobei auftretende Extremwerte und mögliche 
Spitzen im Tagesverlauf bisher nicht ausführlich 
behandelt wurden. Die bei einem Wechsel der 
Einleitstelle auftretenden Wirkungen der Stoff- 
konzentrationen, der lonenverháltnisse und auch 
möglicher Konzentrationsschwankungen auf die 
unterschiedlichen Lebensgemeinschaften müs- 
sen kontrolliert werden. Die Gewässerüberwa- 
chung sollte daher die oben erwáhnten stoffli- 
chen Größen neben den nach geltendem Recht 
zu überwachenden biologischen Komponenten, 
nämlich die Fischfauna, das M akrozoobenthos 
sowie die Gewásserflora, mit einbeziehen. 


Das Monitoring sollte mit dem Gewässergü- 
temodell für die Werra und Weser verknüpft 
werden kónnen. Umgekehrt sollten die vorlie- 
genden Ergebnisse des Gütemodells verwendet 
werden, um aussagekráftige Probestellen und 
sinnvolle Probenahmeintervalle festzulegen. 


Sollte die , Neue Integrierte Salzabwassersteu- 
erung (NIS)" ganz oder in Teilen, mittel- oder 
langfristig, umgesetzt werden, bedürfen die 
damit einhergehenden Wirkungen in den zu 
bewirtschaftenden unterirdischen Speichern 
sowie die Volumen- und Frachtstróme einer be- 
sonderen Überwachung. 


6.2 


RUNDER 
TISCH 


Forschung zur Auswirkung von Salzabw asser 


im Gewässer 


Auch wenn schon jetzt viele Aussagen zu den 
ökologischen Folgen der Salzbelastung ge- 
macht werden können, besteht noch Bedarf 
an gezielten Untersuchungen, um vorhandene 
Wissenslücken um die Wirkung von Salzionen 
und lonen-Verháltnissen auf das Fließgewäs- 
serökosystem im Gewässer zu beurteilen. In 
der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche 
Untersuchungen an der Werra durchgeführt, 
um die Wirkung der Salzbelastung auf die Ge- 
wässer bzw. im Gewässer lebenden Organis- 
men abzuschätzen. Diese beziehen sich häufig 
jedoch nur auf ausgewählte Gewässerorga- 
nismen (z.B. Süßwasserkrebse, Wasserflöhe 
und Fische sowie Wasserpflanzen) sowie auf 
einzelne lonen - insbesondere Chlorid - und 
weniger auf die lonenverhältnisse. Insbeson- 
dere der lonenhaushalt der Werra und hier das 
Verhältnis der Calciumkonzentrationen zu den 
Kalium- und Magnesiumkonzentrationen sind 
von ausschlaggebender Bedeutung für die Wir- 
bellosenfauna. Kalium und Magnesium üben in 
bestimmten Konzentrationen eine direkte Gift- 
wirkung auf Wirbellose und Fische aus (siehe 
Gutachten der Firma EcoRing') Auch hohe 
Schwankungen der Salzkonzentrationen scha- 
den der Gewässerbiologie - auch hier besteht 
weiterer Forschungsbedarf, um mögliche Aus- 
wirkungen beurteilen zu können. 





Ein Vorschlag des Hessischen Landesamtes für 
Umwelt und Geologie zur experimentellen Her- 
leitung von Schwellenwerten liegtebenfalls vor: 
Es sollen Untersuchungen zur Wirksamkeit von 
Kalium- und Phosphorkonzentrationen auf Kie- 
selalgen durchgeführt werden, zum Krankheits- 
zustand von Fischen in Werra und Weser, zur 
Wirksamkeit von Kalium- und M agnesiumionen 
auf das Makrozoobenthos sowie zu Folgen 
der Konzentrationsschwankungen von Chlorid 
(Zusammenfassung Fachgesprách „Salzbelas- 
tung von Werra und Weser", April 2009, siehe 
Berichts-CD). 


* EcoRing, 2008. Biologisch-ökologische Untersuchungen 
zur Abschätzung von Auswirkungen veränderter Salzeinlei- 
tungen auf die aquatische Flora und Fauna der Werra - Er- 
gebnisse der Untersuchungen 2004-2007. Hardegsen, Uslar, 
September 2008. 


Eine gute Grundlage bieten auch Beobach- 
tungen, die an der Oberweser, der Ulster oder 
auch der Wipper bei zurückgehenden Salzbe- 
lastungen gemacht wurden, ebenso wie aus 
den Übergangsbereichen von salzbelasteten zu 
weniger salzbelasteten Strecken an der Werra. 
Hieraus ergibt sich auch die Möglichkeit, Re- 
aktionen zu beurteilen, die nicht nur auf einem 
kurzzeitigen Effekt beruhen, sondern sich aus 
einer längeren Belastung ergeben. Weiterhin 
können modellgestützte Auswertungen vorhan- 
dener Daten zu einer besseren Einschätzung 
der Situation beitragen, insbesondere für die 
Übergangszeit bis zur Wirksamkeit der Fernlei- 
tung und für die nachfolgende Entwicklung der 
diffusen Einträge. 


Eine konkrete Festlegung der durchzuführen- 
den Untersuchungen kann jedoch nicht an 
dieser Stelle, sondern wird im Rahmen der was- 
serrechtlichen Erlaubnis stattfinden. Das M oni- 
toringprogramm hängt eng mit dem vorgesehe- 
nen Maßnahmenkonzept zusammen. 





Almut Kottw itz 
Niedersáchsisches M iniste- 
rium für Umw elt und Klima- 
Schutz 


,Der RUNDE TISCH war für 

mich eine völlig neue Heran- 
gehensweise, die aber sehr 
spannend war." 
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Entwicklung innovativer technischer Verfahren 
zur Vermeidung und Verminderung 


Die Empfehlung des RUNDEN TISCHES geht 
davon aus, dass derzeit neben den in Szenario 


| bis Ill berücksichtigten keine weiteren tech- 


nischen Verfahren zur effektiven Verminderung 
der Salzrückstánde quantitativ bedeutender 
Salz- oder Abwasserfrachten verfügbar sind 
(siehe auch Kapitel 4.1, Potenziale der Technik). 


K4S sieht in seiner Gesamtstrategie ver- 


Schiedene Forschungsschwerpunkte vor, und 
zwar im Bereich der Steinsalzvorabtrennung 
(„ESTA® unter Tage"), Eindampfung weiterer 
magnesiumchloridreicher Lösungen sowie 
Verbringung dieser unter Tage, Verwertung von 
Haldenrückständen in der Nachbetriebsphase, 


in der weiteren Optimierung der Salzlaststeu- 


erung sowie in der Haldenwasserminimierung 
(siehe „Gesamtstrategie zur Verminderung von 
Umweltbelastungen“, K+S °). 


* Gesamtstrategie zur Verminderung von Umweltbelastun- 
gen - gemäß $2 der óffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen dem Land Hessen, dem Freistaat Thüringen und der 
K4S KALI GmbH. M ai 2009. 


Der RUNDE TISCH sieht neben den genannten 
Punkten weiteren Forschungsbedarf besonders 
in Hinsicht auf Möglichkeiten einer verstärkten 
Rückfórderung des bisher versenkten Salz- 
abwassers sowie in Hinsicht auf den Versatz 
von festen und flüssigen, ggf. mit Bindemitteln 
vermischten Rückstánden unter Tage: Auch 
wenn derartige Maßnahmen derzeit nicht zur 
Umsetzung empfohlen werden kónnen (siehe 
Kapitel 4.4 Maßnahmen im Detail), könnten sie 
doch zukünftig in Hinsicht auf eine Begrenzung 
der Halden sowie eine optimale Nutzung der 
Ressourcen eine wichtige Rolle spielen. Die 
weltweite Entwicklung innovativer technischer 
Potenziale zur Vermeidung und Verwertung 
flüssigen und festen Abfalls aus der Kalipro- 
duktion sollte in angemessenen Zeitabständen 
in einem transparenten Verfahren diskutiert 
und öffentlich zugänglich dokumentiert werden. 
Gleiches sollte für die Beherrschung der lang- 
fristigen Folgen des Bergbaus - die Halden, das 
versenkte Salzabwasser und die untertägig ent- 
standenen Hohlräume - gelten". 





** K4S weist darauf hin, dass eine öffentliche Diskussion nur 
soweit móglich ist, als dass die Veröffentlichung betrieblicher 
Weiterentwicklungen und Forschungsergebnissen nicht die 
Position des Unternehmens im Wettbewerb gefährdet. 


Anhang 


Mitglieder des RUNDEN TISCHES 


Berufenes M itglied (alphabetisch) 


Berufene/r Abw esenheitsvertreter/in 
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Institution 





Dr. Ruprecht Bardt 
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer 


Ulrich Spengler 


Industrie- und Handelskammer Kassel 





Wolfram Brauneis 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz, stellvertretender Vorsitzender 


J örg Althoff 
Bund für Umwelt- und Naturschutz, 
Landesverband Hessen 


Umwelt- und Naturschutzverbände (Hessen) 





Bürgermeister Klaus Burhenne 
Stadt Hann. Münden 


Bürgermeister Hartmut Koch 
Flecken Bodenfelde 


Anlieger-Gemeinden (Niedersachsen) 





Bürgermeister Roland Ernst 
Gemeinde Unterbreizbach 


Bürgermeister Ralf Orth 
Marktgemeinde Philippsthal 


Kali-Standort-Gemeinden 





Stephan Gunkel 

Bund für Umwelt- und Naturschutz e.V., 
Thüringen, Leiter Gewässerpolitik beim Bun- 
desverband des BUND 


Thomas Wey 


Büro am Fluss, Geschäftsführer des Kreisver- 


bandes Schmalkalden-M einingen, BUND 


Bernd Rether (bis zur 14. Sitzung) 
Naturschutzzentrum Alte Warth 


Umwelt- und Naturschutzverbände (Thüringen) 





Bürgermeister Werner Hartung 


Gemeinde Gerstungen 


Am 10.02.2009 hat Bürgermeister Hartung sein 
Mandat niedergelegt 


Bürgermeister Christian Haase 
Stadt Beverungen 


Anlieger-Gemeinden (Thüringen, Nordrhein- 
Westfalen) 





Bürgermeister Alexander Heppe 
Kreisstadt Eschwege 
Bürgermeister a D J ürgen Zick 
(bis zur 15. Sitzung) 

Kreisstadt Eschwege 


Bürgermeisterin Angela Fischer 
Gemeinde Witzenhausen 


Anlieger-Gemeinden (Hessen) 








Rechtsanw alt Frank Hix Prof. Dr.-Ing. Klaas Rathke Bürgerinitiativen 
Bürgerinitiative , Rettet die Werra e. V.", Bürgerinitiative „Büro am Fluss - 

Vorsitzender (sowie Bürgermeister Bad Lebendige Weser e. V." 

Sooden-Allendorf) 

Dr. Fritz Holzwarth Rolf-Dieter Dörr Bund 


Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Unterabteilungsleiter 
Ref. WA | 1 und Deutscher Wasserdirektor 


Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 





Stefan Körzell 
Vorsitzender des Landesbezirks Hessen- 
Thüringen 


MargritSchulze 


Deutscher Gew erkschaftsbund 





Almut Kottw itz 

Niedersächsisches M inisterium für Umwelt 
und Klimaschutz, Leiterin der Abteilung Was- 
serwirtschaft und Bodenschutz 


Kay Nitsche 

Niedersáchsisches M inisterium für Umwelt 
und Klimaschutz, Leiter des Referats Grund- 
satzangelegenheiten der Wasserwirtschaft 
und des Bodenschutzes 


Land Niedersachsen 





Friedrich Krauser 
Wartburg-Kreis, Erster Beigeordneter 


Klaus Schmidt 
Wartburgkreis, Umweltamt 


Landkreise (Thüringen) 





Wenzel Mayer 

Hessisches M inisterium für Umwelt, ländli- 
chen Raum und Verbraucherschutz, Leiter der 
Abteilung Wasser und Boden 


Edgar Freund 

Hessisches M inisterium für Umwelt, ländli- 
chen Raum und Verbraucherschutz, Leiter 
der Abteilung Abfallwirtschaft, Bergbau, 
Immissionsschutz 


Land Hessen 





Elke Meier 
Fachbereichsleiterin Naturschutz, Natur- 
Schutzbund (NABU) Niedersachsen 





Moritz Busse 
Bund für Umwelt- und Naturschutz e.V., 
Niedersachsen 


Gerd Wach (bis zur 10. Sitzung) 
Wassernetz Niedersachsen/Bremen 


Umwelt- und Naturschutzverbände (Nieder- 
sachsen) 





Bericht 


Berufenes M itglied (alphabetisch) 


Dr. Viktor Mertsch 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Land- 


wirtschaft und Verbraucherschutz, Leiter des 


Referats Abwasserbeseitigung 


Berufene/r Abw esenheitsvertreter/in 


Bert Schumacher 
Bezirksregierung Detmold 


Christof M ainz (bis zur 14. Sitzung) 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Land- 
wirtschaft und Verbraucherschutz 


Institution 
Land Nordrhein-Westfalen 








Klaus Möhle 

Thüringer M inisterium für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Leiter 
der Abteilung Umw elt, Wasserwirtschaft, 
Bergbau 


Dr. Eckart Bergmann 

Thüringer M inisterium für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Leiter des 
Referats Bergbau, Strahlenschutz 


Land Thüringen 





Friedrich Nothhelfer 


Industriegewerkschaft Bau, Chemie und Ener- 


gie, Leiter des Bezirks Kassel 


Michael Diegmüller 
Gesamtbetriebsrat Kali GmbH 


IG Bergbau, Chemie und Energie 





Frank Reimuth 


Hege-Gemeinschaft Werra Hessen-Thüringen, 


Vorsitzender 


Gert Wenderoth 
Verband Hessischer Fischer 


Fischereiverbände (Hessen) 





Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 


Landrat Stefan G. Reuß 
Landkreis Werra-M eif ner 


Landkreise (Hessen) 





Henry Thiele 
Werratal Touristik e.V., Vorstand 


Bürgermeister Alexander Fischer 
Stadt Hóxter 

Bürgermeister a.D. Hermann Hecker 
(bis zur 13. Sitzung) 

Stadt Hóxter 


Freizeit und Tourismus 





Dr. Ludger Waldmann 
Leiter K+S Forschungsinstitut 


Professor Dr. Ingo Stahl (bis zur 15. Sitzung) 


Leiter Forschung und Entwicklung 


Dr. Martin Eichholtz 

Leiter Umwelt und Genehmigungen Werk 
Werra 

Dr. Ludger Waldmann (bis zur 15. Sitzung) 
Leiter K4S Forschungsinstitut 


K+S AG, Kassel 





Dr. h.c. Klaus Wedemeier 
Vorstandsvorsitzender 


Landrat a.D. Hubertus Backhaus 
Vorstand 


Weserbund e.V. 





Dr. Hans-Peter Weigel 
Referatsleiter Oberfláchenwasserschutz und 


Abwasser, Behörde des Senators für Umwelt, 


Bau, Verkehr und Europa, Bremen 


Bernd Schneider 
Behórde des Senators für Umwelt, Bau, 
Verkehr und Europa, Bremen 


Land Bremen 





Christel Wemheuer 
Landkreis Göttingen, Kreisrätin 


Landrat Walter Waske 
Landkreis Holzminden 


Landkreise (Niedersachsen) 





Lothar Wolters 
Landesfischereiverband Niedersachsen, 


Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft 


in Hameln 


Prof. Dr. Hans Brinckmann 
Leitung des RUNDEN TISCHES 





Dr. Sabine Fleischauer-Rössing 
Landessportfischerverband Niedersachsen 


Fischereiverbände (Niedersachsen) 





Prof. Dr. Dietrich Borchardt 


Wissenschaftliche Begleitung des RUNDEN TISCHES 


Helmholtz-Zentrum für Umw eltforschung (UFZ), 
Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanaly- 
se und Management 





Dr. Sandra Richter 


Wissenschaftliche Begleitung des RUNDEN TISCHES 


Helmholtz-Zentrum für Umw eltforschung (UFZ), 
Department Aquatische Ökosystemanalyse und 
Management 





Dr. Christoph Ewen 


Beratung des Leiters und Pressesprecher des RUNDEN TISCHES 


team ewen, Konflikt- und Prozessmanagement 





Dr. Martin Bober 
Gescháftsstelle des RUNDEN TISCHES 


Roberts Marken & Kommunikation GmbH 


RUNDER 
TISCH 


Als Beobachter am Runden Tisch beteiligte Behörden (alphabetisch) 


Regierungspräsidium Kassel 





Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 





Thüringer Landesverwaltungsamt 





Thüringer Landesbergamt 





Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Betriebsstelle Süd 


(bis zur 11. Sitzung) 


Gutachter des RUNDEN TISCHES 


Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Per Nicolai 
Martens, J ürgen Choné 

Institut für Bergbaukunde I, RWTH Aachen. 
Stellungnahme zum Beitrag zur Güteverbesse- 
rung in Werra und Weser durch untertägigen 
Versatz von festen und flüssigen Rückständen 
aus der Kaliproduktion. 


Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel, Dr.-Ing. 
Dirk Weichgrebe, Dr.-Ing. Linh-Con Phan 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hanno- 
ver; Institut für Siedlungswasserwirtschaft und 
Abfalltechnik. 

Überblick über die Eignung von Entsalzungsver- 
fahren für die Behandlung von Abwässern der 
Kaliproduktion. 


PD Dr. Ekkehard Hofmann, Prof. Dr. iur. Wolf- 
gang Köck, Dr. Stefan Möckel 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ), Department Umwelt- und Planungs- 
recht, Leipzig. 

Rechtliche Anforderungen an die Errichtung 
und Nutzung einer Rohrfernleitung zur Einlei- 
tung von Salzabwässern in Gewässer. 


Andreas J estaedt + Partner 

Büro für Raum und Umweltplanung, Mainz. 
Orientierende umweltfachliche Untersuchung 
zur überregionalen Entsorgung von Salzabwas- 
ser aus der Kaliproduktion mittels Rohrfernlei- 
tungsanlagen zur Weser oder Nordsee. 


Umweltfachlicher Planungsbeitrag zur Mach- 
barkeitsstudie für die überregionale Entsor- 
gung von Salzabwasser aus der Kaliproduktion 
mittels Rohrfernleitungsanlage zur Weser oder 
Nordsee. 


Ersteinschätzung der Umwelterheblichkeit der 
Einleitung von Salzabwasser der Kaliproduktion 
in die Innenjade. 


Prof. Dr. Bernd Hansjürgens 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ), Department Ökonomie, und Universität 
Halle-Wittenberg 

Prof. Dr. Thomas Döring 

Fachhochschule Kärnten und ISMA 

PD Dr. Lorenz Blume 

Universität Kassel und Philipps-Universität 
Marburg. 

Wirtschaftliche Bedeutung der Kaliproduktion 
im Werratal und Folgekosten der Abwasserent- 
sorgung der Kaliindustrie. 


Wulf Hombergsmeier 

InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG. 
Technischer Planungsbeitrag und Investitions- 
kostenschátzung zur Machbarkeitsstudie für 
die überregionale Entsorgung von Salzabwas- 
ser aus der Kaliproduktion mittels Rohrfernlei- 
tungsanlage zur Weser oder Nordsee. 


Martin Móller, Martin Hendel 

Óko-Institut e. V. Freiburg. 

Ökobilanzielle Untersuchung einer Fernleitung 
für Salzabwasser der Kaliproduktion. 


Holger Rahlf 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Hamburg. 
Einleitung von Salzabwasser aus der Kalipro- 
duktion in die Innenjade. 


Dr. Hubert Lohr, Markus Funke 

SYDRO Consult, Ingenieurgesellschaft für 
Systemhydrologie, Wasserwirtschaft und Infor- 
mationssysteme. 

Bilanzierungs- und Prognosemodell zur Salzbe- 
lastung von Werra und Weser. 


Prof. Dr. Martin Sauter, PD Dr. Ekkehard Holz- 
becher 

Geowissenschaftliches Zentrum der Universi- 
tät Göttingen, Abteilung Angewandte Geologie. 
Potenziale und Risiken der von K+S Kali GmbH 
vorgeschlagenen Neuen Integrierten Salzab- 
wassersteuerung (NIS). 


— Empfehlung des RUNDEN TISCHES 
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